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Exmo.  Sr.  Secretário  da  Viação 
e  Obras  Públicas. 

Em  cumprimenio  dos  disposiíivos  regulamentares  cabe- 
me  apresentar  a  V.  Exa.  o  relatório  dos  serviços  da  Estrada 
de  Ferro  de  Nazaré  relativo  ao  ano  de  1937.  A-peser-de,  só  a 
'1.9  de  Abril  do  corrente  ano  haver  assumido  o  exercício  da 
Superintendência  desta  ferrovia — é  entretanto,  com  a  nióxima 
satisfação  que  me  enSre(o  a  esta  tarefa,  assim  porque  me 
é  dado  minuciar  os  magníficos  resultados  colhidos  no  exer- 
cício, com.o,  e  principalmente,  pcrque  a  V.  E\fi.  coube  iniciar 
essa  formidável  obra  de  restauração  técnica,  material  e  fi- 
nanceira da  Estrada  e  cuja  ultimação  quass  integral  se 
processou  ainda  na  gestão  de  V  Exa-,  110  defluir  do  exercicio 
ora  relatado. 

Apresentando  porfaiito,  a  V.  Exa,  o  transunlo  da  obra 
que  tão  superiormente  soube  realizar,  peço  vénia  para  con- 
signar nesta  página,  como  singéla  homenagem  aos  muitos 
méritos  de  V.  Exa. —  a  expressão  muito  viva  da  minha  irrestrita 
admiração. 

CONSIDERAÇÕES  GERAIS 

Estudados  cuidadosamente  es  nossos  problemas  que 
esiavam  a  exigir  uma  solução  imediata,  uma  \ez  que  não 
eram  mais  susceptíveis  de  adiamento  —  elaborou-se  um  plano 
de  realizações  a  ser  executado  por  etapas  sucessivas  e 
breves. 
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Apresenlavam.se  como  obras  inadiáveis  o  aparelhamenío 
do  material  rodante,  a  reconstrução  do  ramal  e  mais  50  quilómetros 
na  linha  tronco  e  a  condrução  do  prolongamento  Nazaré— S.  Roque. 
A  justificação  dêsse  plane  já  foi  larga  e  abundantemenie  feila 
nos  relatórios  anteriores,  razão  peia  qual  julgamos  ocioso 
renová=la  aqui. 

Trataremos  portanto,  de    cada   uma  dessas  obras  em 
capítulo  especial,  começando  peio 

APARl^LHAMENTO  DO  MATERIAL  Í20DANTE 

Tendo  em  visla  o  considerável  desenvolvimento  cres- 
cente do  nosso  tráfego  e  dada  a  insuficiência  do  nosso 
material  rodanie,  notadamente  de  vagões,— tivemos  que  arcar 
com  seríssimas  dificuldades  para  evitarmos  o  congestiona» 
mento  das  safras  avultadas  nos  nossos  depósitos. 

Essa  crise  de  transportes  recrudesceu  em  1936,  tanto, 
que  para  a  dominar  tivemos  que  lançar  mão  do  recurso  único 
que  era  exigir,  de  todos,  trabalho  dobrado  enquanto  durou  a 
safra.  Essa  situação  não  podia  portanto,  persistir.  A  aquisição 
de  vagões  se  impunha  como  medida  de  urgência. 

E  foi  o  que  se  fez.  Graças  aos  esforços  e  á  tenacidade!'  ^» 
do  então  Superintendente,  engenheiro  Delsuc  Moscoso  a 
transação  com  os  Ateliers  de  Godarville  se  ultimou  em  10  de 
Novembro  de  1936  com  a  aquisição  de  30  vagões  fechados, 
de  20  toneladas  coda  um,  excluída  a  parle  de  madeira  (em- 
panadas) que  foi  preparada  nas  nL>.s:iii3  oficinas. 

Os  estrados  e  a  ossatura  são  melálicos,  os  coberturas 
de  frechais  de  aço  com  folhas  corrugad.-jS  e  galvanizadas; 
os  trucks  são  de  tipo  Standard  Diamante  é  os  engates  de  tipo 
Henricot  com  dispositivos  de  freios  manuais  e  de  ar  com- 
primido Westínghouse;  as  caixas  de  óleo  são  de  aço  fundido 
com  o  seu  calço  e  a  sua  tampa  hermética  também  de  aço 
fundido,  providas  de  bronzes  da  composição  presente  pelo 
caderno  de  encargo  da  E,  F.  C.  B.;  es  ròdas  têm  o 
diâmetro  de  O,  737.  Encarecer  das  vantagens  dessa  aquisição 
é  ocioso,  pois  basta  lembrar  que  a  Estrada  possuía  apenas 
61  vagões   para  transporte   de  mercadorias,  que  rodavam 


ininierrupfamsnie  e  não  correspondiam  ás  cresceriies  neces- 
sidades do  tráfego. 

Com  esta  equisiçâo  despendeu  a  Estrada  Rb.  772:554$500, 


essim  discriminados: 

Custo  em  moéda  Brasileira   598;248$!00 

Direitos  alfandegários   46:ô58$700 

Comissão  ao  Banco  do  Brasil,  despesas  de  te- 
legramas e  correspondência  p/  Bruxelas  25;687,'S800 

Transporte  para  Nazaré   24"000$000 

Seguro  para  Nazaré   7:544$000 

Descarga  em  Nazaré   6:815$501 

Montagem,  inclusive  material   (empanadas).  65:220$450 


Total   772:354$551 


Dando  o  preço  de  25:74o$100  para  cada  vogão. 

RECONSTRUÇÃO  DA  LINHA 

O  segundo  ponto  nevrálgico  da  Estrada  pra  n  nossa 
linha.  Um  ramal  imprestável  e  grande  trecho  da  lintia  tronco 
(Muluipe-J.  Marcelino)  quase  intrafegavel.  iom-se  remedi- 
ando as  deficiências  por  meio  de  um  emprêgo  mais  intenso 
de  dormentes  e  só  desse  modo  conseguia=se  que  o  tráfego 
de  todo  não  cessasse,  tissa  siluai;ão  porém,  a  breve  trecho, 
seria  insuslenlavel. 

Foi  compreendendo  isso  que  se  resolveu  atacar  o  p:o= 
blema  de  frente,  adquirindu-se  o  material  indispensável  para 
a  substituição  dos  trechos  mais  deteriorados. 

Assim  é  que,  com  a  grande  firma  japonêsa  Mitsui  & 
Cia.,  de  Tóquio,  coniratou-.se  o  fornecimento  de  80  quiló- 
metros de  trilhos  e  accessórios,  dos  quai.s  30  seriam  empre- 
■gados  no  prolongamento  Nazaré-S.  Roque. 

Esse  material  começou  a  chegar,  parceladamenie,  a 
partir  de  julho,  achando-se  todo  em  Nazaré,  ao  findar  o 
exercício.  As  naturais  demortis  com  o  retardamento  de  des= 
pachos,  isenções,  ele,  não  nos  permitiu  atacar  o  serviço 
coni  a  presteza  que  desejávamos  e  que  a  situação  e-Nigia, 
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mas  não  obstante,  sempre  conseguimos  reconstruir  8  qui- 
lómetros na  linha  tronco  ( kis.  114  a  122)  com  os  novos  trilhos 
de25  quilos  por  meíro,  despendendo-se  com  o  assentamento 
«  importância  de  Cs.  17ô:477$53ô. 

Na  reconstrução  do  Ramal  que  foi  feita  com  o  apro- 
veifomenfo  dos  melhores  trilhos  retirados  da  linha  tronco 
e  serragem  das  extremidades  para  a  adaptação  de  novas 
Jalas  de  junção — ficaram  preparados  mais4.870,m00  de  linha, 
despendendo»se  com  êsses  trabalhos  a  importância  de  Rs. 
47:504$ôl9,  ficando  desfarle,  iniei.v.menie  reconstruído  todo 
éle,  o  que  representa  grande  melhoria  para  os  nossos 
serviços. 

CONSTRUÇÃO  DO  PROLONGAMENTO 
NAZARÉ'  -  S.  ROOUE 


A  despeito  de  impaludismo  que  assolou,  de  maneira 
epidêmica,  devido  não  só  ás  condições,  natureza  da  zona,' 
agravada  com  a  abertura  de  cortes— «terra  removida  epide» 
mia  aparecida»  —  como  á  presença  de  trabalhadores  che- 
gados de  várias  procedências,  já  infectadas  —  correram  com 
toda  regularidade  e  animador  aproveitamento  êstes  serviços, 
mesmo  na  quadra  invernosa,  em  que  não  sofreram  solução' 
de  continuidade,  embora  menor  fosse  seu  coeficiente  de 
produção. 


TERRAPLENAGEM 


ou  sejam 


Foi  o  seguinte  o  movimento  de  ierraplcnagem  durante 
o  ano  relalado; 

Terra    ....  75793-M3 

Molêdo.   .    .    .  9348Ô.M3 

Massapé  .    .   .  96272-M3 

Pedra  solta  .    .  9573-M5 

Rocha  branda  .  65947=M3 

Rocha  compacte  7064=M3 


34Ô157 


21,78  % 
26,85  % 
27,65  % 
2,74  % 
18,95  % 
2,03  % 

100,00  % 
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O  quadro  seguinlo  nos  moslio  a  disínbuiçèo  pelas  re= 
sidências  das  sei?  medições  feilas  dunsnl-"  o  fino  relblfldo  : 


Classifica- 
ção 

1'°  Residência 

2.'  Residência 

3.'  Residência 

Total  das  três 
residências 

Volum. 

Perc. 

Volum. 

Perc. 

Volum. 

Perc. 

Volum. 

Perc. 

Molêdo  .... 
Massapé  •  .  • 
Pedra  solta. . . 
R.  Branda.  .  . 
R.  Compacta  - 

33929 
20276 
31563 

'  7695 
6072 

34,09 
20,37 
31,72 

'  7,72 
6,10 

23739 
43084 
238Í6 
93U4 
37751 

17,26 
31,33 
17,18 
6,77 
27,46 

18125 
30129 
41U82 

269 
20501 

992 

16,32 
27,12 
36,98 

0,24 
18,45 

0,89 

75793 
93488 
96272 

9573 
65947 

7064 

21,78 
26,85 
27,65 

2,74 
18,99 

2,93 

Totais  .... 

99535 

100,00 

137504 

100,00 

111098 

100,00 

348179 

100,00 

Adicionando-se  o  resultiidw  da  L^"  medição  dos  serviços 
execuledos  no  último  trimestre  Hd  ano  anterior,  temos  o  se- 
guinte resulindo  para  o  tola!  .i  serviços  executados  alé  Z] 
de  Dezembro  de  1957: 

Terra.  .    .    .        94914=M3  ou    seiam     23,54  % 

Molêdo  .    .    .      116084. M3  »       »         28,60  % 

Massapé.  .    .      104595=M3  .       »         25,90  % 

Pedra  solla  .        10064=  M3  »        .          2  50  % 

Rocha  branda       69279=M3  »        .  17,18% 

R,   compacta        8395-N3  .        .  2,08 

403151  100,00  % 

Distribuição  de  todo  serviço,  desde  o  início  até  51/12 
1957,  pelas  residências: 


Classipica- 

1.  Residência 

2.  Residência 

3.  Residência 

Total 

çÃò 

Volu. 

Perc. 

Volu. 

Perc. 

Volu. 

Ptrc. 

Volu. 

Perc. 

Terra  .  .  . 
Molêdo.  .  . 
Massapé  .  . 
P.  solta  .  . 
R.  branda  . 
B.  compacta 

47421 
29848 
33854 

8523 
7403 

37,33 

23.50 
26,65 

6,70 
5,82 

25625 
50708 
27257 
9795 
40107 

16,70 
33,03 
17,76 

6,38 
26,12 

21868 
35528 
43284 

269 
20649 

992 

17,84 
28,99 
35,30 

0,22 
16,85 

0,80 

1  94D14 
116084 
104395 
10064 
69279 
8395 

23,64' 

28,m 

25,90 
2,5» 

17,lí 
2,(6 

Totais  .  . 

127049 

100.00 

153492 

100,00 

122590 

100,00 

403131 

100,00 

Designeção  dos  serviços: 


1."  RESID&NCIA 


Classificação 

CÓKTES 

Empréstimo 

Deeivação 

DE  RIOS, 
VALETAS  BTC 

Total 

33643-M3 

1273S-M3 

1040-M3 

'Í7-.'21-M3 

Molêdo  

23i:29-M3 

5524-Ma 

109Ó-M3 

2BÓ48-M3 

28301 -M3 

4764-M3 

789-M3 

33954-M3 

Pedra  Solta  .  .  . 

Rocha  Branda  .  . 

8Õ22-M3 

1-M3 

8523-M3 

II.  Compacta  .  .  . 

7375-M3 

28-M3 

7403-M3 

Total  

101070-M3 

23026-M3 

2953-M3 

127C49-M3 

Ésies  serviços  produziram  563:692$565  inclusive  trans- 
poria horizontal  na  impoitancia  de  Ô2:444$206  e  vertical  na 
imp>orfancia  de  5:566$928,  donde  o  transporte  médio  de  doze 
(12)  decnmetrcs  e  a  percentagem  de  14,69%  de  custo  da  esca= 
vaçèo  para  o  transporte.  Foram  feitos  3.291m2  de  desloca-  ' 
mento  na  importância  de  3:715$539.  O  custo  da  unidade  do 
material  escavado,  inclusive  fransporte  foi  de  4$4I6.  A  pro- 
dução média  por  homem=dia,  foi  de  2,36. 


2.»  RESIDÊNCIA 

Classificação 

Cortes 

EmpRB  TI- 
MOS 

Dehiv.vç.ão 
nB  rios,  va- 

LÊTAS,  ETC. 

Total 

Molêdo  

Pedra  Solta  

Kocha  Branda  .... 
&.  Compacta  

18014-M3 
40844-M3 
22670-M3 
5967-M3 
40I07-M3 

7356-M3 
9864-M3 
4463-M3 
3683-M3 

255-M3 

124-M3 
145.M3 

25625  -  M3 
5U708  -  M3 
27257  -  Ris 
9795  -  M3 
40107  -.M3 

Total  

127602-M3 

25366-M3 

524-M3  1 

153492  -  M3 
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Pfodulo  das  medições:  751:369^^261  inGlu=:ive  transporte 
horizontal  na  imporfância  de  47:376$ô29.  donde  o  transporte 
médio  de  5,72  decâmetros  e  a  percentagem  de  6,29%  do 
custo  da  escavação  para  transporte.  Foram  feitos  1528=m2  du 
destocamenio  na  importância  de  l:725$112.  Pre.;o  da  unidade 
do  material  extraído  foi  de  4$884  i.icluiiive  IrnnsDurte.  A  pro- 
dução média  por  homem-dia  foi  de  2,83. 

3.»  RESIDÊNCIA 


Clíssifigação 

CÓRTES 

Emprêsti-  Derivação 
MOS                    -  A- 

■  LETAS,  ETC. 

Total 

Pedra  solta  

13298-M3 
29273  M3 
35330-M3 

269-M3 
20649-M3 

9^2-M3 

7733-M3 
6237.M3 
7954- M3 

837-M3 
18-M3 

2188S  M3 
35528  M3 
43284-M3 

269-M3 
2C649-M3 

992-M3 

9981 1-M3 

2Í924-M3 

855-M3 

12259Q-IvI3 

Produto  das  medições:  547:236$039  inclusive  transporte 
horizontal  na  importância  de  73.'069$820  e  vertical  na  impor- 
tância de  752$0ni0  doiide  o  transporte  médio  de  11,057  decâ- 
metros e  a  percentagem  de  13,30  %  do  custo  da  escavação 
para  transporte.  Foram  feitos  3631m2  de  destocamento  na 
importância  de  Rs  4:099$399.  O  preço  médio  de  ImS.OOOde 
material  escavado  foi  de  4$475  inclusive  transporte.  A  pro 
dução  média  por  homem-dia  foi  de  2,85. 

NAS  TRÊS  (5)  RESIDÊNCIAS 


Classificação 

CÓRTBS 

Emprésti- 
mos 

Derivação 
de  rios,  va- 
lêtas  etc. 

TOTAI, 

64955-M3 

27827-M3 

2132-M3 

94914-114 

93346- M3 

2I625-M3 

1U3-M3 

116084-M3 

85301-M3 

17181-M3 

915-M3 

104395-M3 

S333-MÍ 

3683-M3 

123  M3 

10064- M3 

69278-M3 

I-M3 

69279-M3 

8367  M3 

28-  3 

8395  M3 

328224- M3 

70316-M3 

4332-M3 

403I31-M3 
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Produlo  das  Irês  residências:  1 662;522$965  inclusive 
202:890$Ô57  de  transporte  tiorizonlal  e  4:4471539  cJc  Iransporle 
vertical,  donde  o  iransporle  médio  de  9,32  dccfiuelros  e  n 
Rercentagem  de  10,8Çi  %  do  custo  da  escavação  para  o  trans- 
porte. Foram  feitos  7  650m2  de  destocamento  na  importância 
de  8:862$550.  O  preço  da  unidade  do  materíH'  ^do  in- 

clusive transporte  foi  de  4$624.  O  produlo  médio  p'  -  !i')niem= 
dia  foi  de  266, 


Produlo  médio  por  tiomem-dia  dos  serviços  cxt;  alados 
duranie  o  eno  relatado: 


Residên- 
cias 

Redução  do 
mat.esc  a  uma 
mesma  espécie 
{lerraincl.  o 
destocamento 

HOMENS-DIAS 

Produlo  mé- 
dio por  ho. 
mem-dia 

1 

Média  diária 
dos  trabalhos 
no  -lerviço  de 
tert  nplenagem 

l.>  Residência  . 

2006I2-M3 
340933-113 
237134-M3 

86495-M3 
125280 
82620 

2,32 
2,72 
2,87 

240 
349 

229  ' 

778979- M3 

294425 

2,64 

818 

Produto  médio  por  tiomem^^dia  d 
o  inicio  até  51  de  Dezembro  de  1937: 

e  todo  serviço,  de.sde 

Residên- 
cias 

Redução  do 
mat.  esc.auma 
mesma  espécie 
(terra)  incl.  o 

destocamento 

Ho.MENS-DIAS 



Produto  médio 
por  homem- 

Média  diária 
dos  trabalhos 
no  serviço  iln 
tarraplenagetn 

1.  Residência 

2.  > 

3.  » 

245065-M3 
'  372262-M3 
252292-M3 
869639-M3 

103732 
I349fi7 
88573 
327272 

2,36 
2,83 
2.85 
2,66 

23o 
300 
210 
740 

Coeficiente  de  equivalência  para  redução  dos  diversos 


materiais  a  terra: 

Terra   .   ,  1 

Molêdo   1,2  . 

Massapé    .    ,  ,    .  ]]5 

Pedra  solta   3,38 

Rocha  branda   .  5,19 

Rocha  compacta.     ........  8,55 

Destocamento   0,599 


OBRAS   DE  Al^Th;  EXECUTADAS 

Durante  o  ano  relatado  foram  executadas  as  seguintes  obras 
d'ortes:  —  1.»  RESIDÊNCIA 

DESIGNAÇÃO  ESTACAS  PRODUTOS 


Boeiro  aberto  de  0,60^1,45  de  alv.  de  pe- 
dra c/  arg.  cimento  e  areia  

Boeiro  aberto  de  0,30x0,30  ae  alv.  de  pe- 
dra c/  arg.  de  cimento  e  areia  

Ponte  em  arco  de  cimento  armado  fie  20m, 
de  vão  sobre  o  rio  Copióba,  sôbre  esta- 
cas de  concreto  armado  

Passi-gtm  inf.  de  3ni,00  de  vão  de  alven. 
de  pedra  c/  arg.  cimento  e  areia,  lastro 

de  concreto  armado  

Boeiro  simples  capeado  de  1,00x1,40  de  alv. 
de  pedra  c/  arg.  cimento  e  areia  e  ca- 
peamento de  cone.  arma  lo  

Boeiro  simples  capeado  de  0,50x0,60  de  alv. 
de  pertra  c/  arg.  cimento  e  areia  e  ca- 
peamento de   cone.  armado  

Boeiro  simples  capeado  de  0,80x1,10  de  alv. 
de  pedra  c/  arg.  cimento  e  areia  e  ca- 
peamento de  cone.  armado  

Boeiro  simples  capeado  de  1,0  xl,  40  de  alv. 
de  pedra  c/  arg.  de  cimento  e  areia  e 

capeamento  de  cone.  armado  

Boeiro  em  arco  de  1,20  de  diâmetro  assentado 
sObre  brados  de  alv.  de  Pedra  c/  arg. 
cim.  e  areia  e  alas  da  mesma  alv.  .  . 
Ponte  de  3m,00  de  vão  c/  lastro  de  cone. 
armado,  elev.  em  alv.  de  pertra  c/  íivíí- 
cim.  e  areia  e  íund.  de  cimento  mol- 
dado   

Boeiro  simples  capeado  de  0,80x1,10  de  alv 
de  pedra  c/  arg.  cim.  eareia  e  capea-; 

mento  de  cone.  armado  

Boeiro  simples  em  arco  de  0,45  assentado 
sôbre  braços  de  alv.  e   alas  da  mesma 

alvenaria  

Boeiro  em  arco  de  cimento  armado  sobre 
estacas  do  mesmo  material  (riacho  do 

Pimentél)  

Boeiro  simples  em  arco  de  0,60  de  diâmetro 
e  alas  de  alv.  de  pedra  /  arg.  de  cimento 

e  areia  ■ 

Boeiro  simples  em  arco  de  cone  armado 
de  1,20  de  diâmetro,  sôbre  estacas  do 
mesmo  materiai  (  Macaco  )  


12 
45t2 

200tl0 

210 

224tI0 
242tl7,2 
254 
287 

312tl0 

341tl0 

35817,38 

368110 

393 

402tl0 

427 


4585$444 

391$840 

153.597$571 
24:096$926 
13:6325220 
5.Í13S965 
13:401  $739 
5:153.-842 
1 0:3895728 

4:772$433 
3:452$700 
1.561$48a 
10;330$143 
2.062$051 
n.305$690 
279i847$880 
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Boeiro  simples  capeado  ile  0.70x0,90  de  alv. 
lie  pedra  c/  arg.  de  cimenlo  areia  e  ca- 
peamento de  concrelo  armado  

Boeiío  simples  em  arco  de  0,60  de  diâmetro 
e/  alas  alv.  de  pedra  c/  arg.  cimento  e 
areia   

Ponte  lie  20m,00,  de  vão  sóbre  o  Rio  Gran- 
de, em  arco  de  cimento  armado  e  esta- 
cas lio  mesmo  material  


493tl0 


3:889$818 

2:849$231 

145-"!7S693 
432;084$532 


AlêJi  destas  obras  foram  executadas,  nesta  residência,  no  último  tri- 
iuestre  do  ano  anterior,  mais  as  seguintes.' 


DESIGNAÇÃO  ESTACAS  PRODUTOS 


Ponte  de  3m,00  vão  c/  lastro  de  cone.  ar- 
mado, elev.  de  alv.  de  pedra  c/  arp. 
cim.  areia  e  fund.  de  cimento  moldado 
( K.  Uuche  )  

Ponte  de  5m,00  vão  e/  lastro  de  cim. armado, 
elev.  de  alv.  de  pedra  c/  arg.  cim  areia 
e  fund.  concreto  moldado  ...... 

Ponte  de  3m,00  vão  em  lastro  de  cim.  arm., 
elev.  alv.  de  pedra  c/  arg.  cim.  e  areia 
e  fund.  de  cone.  armado  

Ponte  de  2m,50  ( 2m,50 )  vão  c/  lastro  de  ci- 
mento arm.,  elev.  alv.  de  pedra  c/  arg. 
cim.  e  areia  e  fund.  de  cone.  mol- 
dado   

Boeiro  simples  capeado  de  0,60x0,80  de  alv. 
de  pedra  c/  arg.  cim.  areia  e  capea- 
mento de  concreto  armado  

Boeiro  armco  de  0.60  de  (liam.  c/ alae  de 
pedra  c/  arg.  cim.  e  areia  

Uoeiro  simples  capeado  de  0,80x1,10  de  alv. 
de  pedra  c/  arg.  cimento  areia  e  capea- 
mento de  concreto  armado  

Boeiro  armco  de  0,60  de  diâmetro  c/  alas 
de  alv.    de  pedra  c/  arg.  cim.  e  areia  . 

Ponte  dè  lm,50  de  vão  c/  lastro  de  cimento 
arm.,  elev.  de  pedra  c/arg.  de  cim.  e 
areia  e  fund.  de  concreto  

Boeiro  aberto  de  0,60x1,30  de  alvenaria  de 
pedra  c/  arg.  cim.  e  areia  

Boeiro  armco  de  0,60  de  diâmetro  com  alas 
de  alv.  de  pedra  c/  arg.  cim.  e  areia  . 

Boeiro  simples  capeado  de  0,80x1,10  de  alv. 
de  pedra  c/  arg.  cim.  areia  e  capeamen- 
to de  concreto  armado  


1175 
SOflO 
57tl0' 

7«t.j 

SOflO 
92t8,7 

106 

126tl2,7 

Í43tl,60 

I58t8,2 

16713,4 

184 


I2:956$958' 
32:6375235^ 
12MI6$445, 

15:431$655- 

4:826$391 
3:3^5$025' 

I6:n7í8I9 
3.356$720 

.5;502$712 
2:1S1$072 
2.795$514 

5:420$863 


1I6:668$409 
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2."  RESIDÊNCIA 


DESIGNAÇÃO 


ESTACAS 


PRODUTOS 


Pontê  de  10m,00  sôbre  o  rio  Tijuca  em  arco 
de  cone.  armado,  sôbre  estacas  do  mes- 
mo material  

Boeiro  armco  de  0,60  

>  1,20  

>  0,60  

.  0,60   

.  0,90  

»        »  0.45  

.  1,20  

.  0,90  

=.  1,20  

.  0,90  

.        .  0,7õ  

.  0.60  

.  0,60  

>  0,60  

.  0,90  

,        >        .  0,60  

0,60  . 


0.60 
0,60 
0,60. 
0,60 
0,90 
0,60 
0,60 
0,60 
1,20 
0,60 


542 

551tl0 
.Õ84t8,5 
õ95t9,7 
602tl4,85 
633tU,85 
658115 
673111 
70413 
739f9 
757t-3,5 
762f2 
767fl0 
lf-J4 

UT14 

I9fl5 

26fl5 
812 


0,60  ■  •  •  815fl3,5 


827fl2,5 

831f7 

836f2 

Sõ9f8 

872fl6 

876tl8 

887^8 

897f9 

915fl8 

928 


0,60  •  935f860 

0,90   9-^0H5,5 

090    949fl6,50 

1,20   9^5;° 

1,20  

0,60  


96:6õ'J5121 
2:095i861 
13:502.^359 
4.98S$475 
l:98'í.viifi3 
10:75nS159 
2;979$153 
18..^87pl5 
16;512,Í428 
21:816.Ç397 
12:588$020 
5:366$778 
4:880$233 
4:475$753 
4.282$762 
10.767$529 
4:610$092 
4.075S737 
3:442$25tt 

244:3801294 

5:982$614 
.5.693$516 
5:602$644 
4:2525070 


983f 13 
997íl5 


4.801^399 
6:475Í863 
3.198$84a 
18  164$895 
5:692$230 
6.837$013 
10:921  $629 
11:154$085 
15:592$808 
12;349$827 
3:465$612 

373:3985720 
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3."  RESIDÊNCIA 


DESIGNAÇÃO 

ESTACAS 

PRODUTO 

Boeiro    Simples    Capeari"  de 

0,(^0x1,10  . 

!00Tt',9 

1°.":S6$193 

0,60x0,90  . 

107õtl5 

5;73fí$633 

0,50x0,70  . 

llOOflO 

"7545025 

0,60x0,90  . 

1120 

4;458$865 

0,50x0,60  . 

1153 

3:3575699 

0,80x1,10  . 

iifiqfio 

10;064,Ç733 

0,50x0,70  . 

1202tl0 

4:62J?767 

0,80x1,10  . 

1212tl4,5 

Í6:i-...;i28 

Aberto  de  0,60x0.90  .  . 

1297 

1.945Í938 

Pont.  de  5m,00  de  vão  no  rio  Ap 

uó  de  Cima 

1327f5 

C5.2l'7v375 

»     "  Sm.OO  de  vão  no  rio  Apuó  de  Baixo 

1343tl3,5 

74:66Q.'S967 

Boeiro    Simples    Capeado  de 

0,50x0.70  . 

1402 

0,50x0,70  . 

1420 

2;  167  .-199 

0.60x0,90  . 

1446 

5:2465916 

0,80x1,40  . 

1472 

10:189$038 

0,80x,l,40  . 

1478 

9:965S990 

Aberto  de  0,60x1,10 

1492 

1:708*52.1 

240:81 8$540 

blspecificação  dos  serviços 

de  obras 

d'erte  execui 

ades  até  51 

de  Dezembro  de  1937 

OBRAS  ESPECIAIS 
Pontes:  Copióba  —  Rio  Grande-.  Tijuca  —  Apuó  de  Cima  e  Apuó 


de  Baixo 

1575,00 

709,037 
329.00 
19')  .000 
855,000 
179,00 
418,000 
533,00 
872,00 

1083,000 
501 .000 
237,000 
603,000 
57,622  k 

  15.66 

Transporte  dos  materiais   29  105Í758 

Custo  das  pontes  sem  transporte           498:470 


Estacas  de  cimento  armado  (cravailr.s)  

Cavas  para  fundação  em  teira  47!),54!i  

"  "  "        "  massapé  229,488  

Escoramento  

Apiloamento  

Alvenaria  de  pedra  c/ argamassa  cimento  e  areia..  , 

Concreto  moldado  

tloncreto  armado  (inclusive  as  estacas)  

Chapa  de  cimento  c/  arg^amassa  de  cimento  e  areia. 
Retoque  6  acabamento  de  paramento  incl.  caiação.. 

MATERIAL  EMPREGADO 

Pedra  matacão  

Pedra  britada  [ 

Cimento  

Areia  

Ferro  para  cimento  armado    

Tábuas  


5255761567 
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OBRAS  CORRENTES 
Especiíicação  dos  serviços  executados. 


Cavas  para  fundação:  Terra   

Molêdo  

Massapé  . . . 
Pedra  solta. 


mS 
940,000 
411.000 
743,000 

29,000 


Estacas  de  cimento  armado   

Alvenaria  de  pedras  sêcas  

Alvenaria  de  pedra  c/  argamassa  do  cimento  e  areia. 

Concreto  moldado  

Concreto  armado  

Rejuntamento  c/  argamassa  de  cimento  e  areia  

Chapa  de  cimento  

Apiloamento  

MATERIAL  EMPREGADO 

Pedra  matacão  

Pedra  biitada  

Cimento  

Areia  

Trilhos  usados  

Vergalhões  

Tábuas  

Tubos  armcos  

Cintas  para  os  tubos  era  armcos  

Cal  


Transporte  dos  materiais  

RESUMO  DE  TODO  SERVIÇO 
Espcificação  dos  serviços: 

Cavas  para  fundo ção  em  terra   

Molêdo  

Massapé  

Pedra  solta  


1420,000 
411,000 
972,(00 

20,000 


Estacas  de  cimonto  armado  

Apiloamento  

Escoramento  

Alvenaria  de  pedras  sfiocas  ; 

Alvenaria  de  pedra  c/  argamassa  de  cimento  o  areia 

Concreto  moldado  

Concreto  «,rmado  >  

Chapas  

Rejuntamento  

MATERl.M-  EMPREGADO 

Pêdra  matac&o  

Pedra  britada  

Cmiento  

Areia  

Cal  

VergaVhõea  

Trilhos  usados  

Tábuas  •  

Tubos  armco»  ,  

Cintas  


2123,000 

121,000 
22,000 
1623,000 
141,000 
106,000 
526,000 
341,00o 
349,000 


2051,000 
299,000 
214,000 
831,000 
1290,000 
2351  kg. 
739,00 
973,000 
267  000 
iO.OCO 

63.002$663 


2832,000 

1696,000 
544,0C0 

329,00 
22,000 

2478,000 
320.000 

524,000 

874,00 

526,00 


3134,000 
800,000 
451,000 

14J4,00O 
10.000 

59,97»  k. 

1290,000 

2305,00 
973,000 
267,000 
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Transporte  dos  materiais   92;l08$42f 

Resumo  do  produto  de  lodo  serviço  execulado  até  51  de  Der 
zembro  de  1957 
l.«  RESIDÊNCIA 

Boçagem   ^-lOT 

Caminho  de  serviço   T^fisSm 

Cêrca  de  arame   t. 

Linha  telegráfica  .  .  .  .  .   ^oiltt^l 

Destocamento  ,  

Terraplenagem   n  llf « 

Transporte  do  material  escavado   Si  co5i 

Obras  d  arte,  inclusive  transporte  dos  materiais   048:7525941 

1.145:2735316 

2,  a  Resioéncia 

Koçagem   8;505$000 

Caminho  de  Serviço   25.636$831 

Destocamento   '■^?'^fli^ 

Terraplenagem  •   702:287$430 

Transporte  de  materiais  de  escavação   47;376§829 

Obras  d'arte,  inclusive  transporte  de  materiais   373.3985780 

1.158.929$972 

3.  »  Residência 

Eoçagem   6.534$00p 

Caminho  de  Serviço   3:199$690 

Destocamento   4:0995399 

Terraplenagem   4e9:334$H39 

Transporte  de  materiais  de  escavação   73:801. $820 

Obras  d'arte,  inclusive  transporte  de  materiais....   240.8185540 

1.797:7875808 

SOMA  GERAL  DAS  TRÊS  RESIDÊNCIAS  ' 

Roçagem   22:162$200 

Caminho  de  serviço   37:80!|531 

Cêrca  de  arame   4.5S6S200 

Linha  telegráfica   12:1485400 

Destocamento   9;5405C60 

terraplenagem   1.64.5-5905609 

Transporte  de  material  eíícavado   207:191  $735 

Qbras  d'arte,  inclusive  transporte  de  materiais   1.162:9705261 

3.101.-9915098 

CAMINHO  DE  SERVIÇO 
Dada  a  dificuldade  de  pedras,  que  só  são  encontradas  afastadas  do  leito, 
tivemos  que  fazer  um  Caminho  de  Serviço  com  alguma  perfeição  para  su- 
portar o  tráfego  de  caminhão  de  Nazaré  para  São  Roque,  e  ramais,  haven- 
do necessidade  de  se  fazer  algum  movimento  de  terra  além  de  diversas 
provisórias. 

Foram  executados    o»  seguintes  serviços: 
I.»  Residência 

Abertura  de  Caminho  de  Serviço   31190,00   4:709$690 

Movimento  de  terra   509,000    962$010, 

S:671|70Q 
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2.'  Residência 


Abertura  c!e  Caminlios  de  SeiTiço 

Destocamento  

Movimento  de  terra  


44084,00. 
7814.00.. 
3000,000. 


3.'  Eesidíncia 

Abertura  de  Caminho  de   Serviço   21190,00. 

Soma  total  das  três  residências  


6.656$684 
8.822S0C6 
5:6703000 

21:148$690 


3.199$690 
30:020Í080 

Adifionando-se  os  servidos  e.xecutados  no  último  trimestre  de  1936, 
temos;  33723,000  de  Caminho  de  Serviço,  sendo,  21810,000  na  I.»  residência 
e  11913,000  na  2.a  residência,  produzindo  respectivamente  3:2935310  e 
1;/98S863  correspoudénta'  a  2382,000  de  destocamento  que  produziram  as- 
sim 2:6694278  para  todo  êste  serviço  . 

Abertura  de  Caminho  de  Serviço   130187,00...  19:658$237 

Movimento  de  terra   3509,000   6:632|010 

Destocamento   10196,00....  11:511$284 


37;S01$531 

■rviu  fio,  de 
ÕT:049S202 


I:!01.'5400. 


íulTi;  ,1a 


Com  êstes  serviços  íoram  despendidos,  inclusive  a  cons 
Setembro  de  1935  até  31  de  Dezembro  de  1937  a  quaTitia  de  Rs 

Ckrca  de  .\nAafE: 
Foram  construídos  430,000  na  importância  de  Rs 

Assentamento  da  Via-Permanente: 
Foi  iniciado  o  assentamento  da  Via  Permanente  í 
<lendo-se  êste  serviço  depois  de  tíGs  (3)  i|uilômetros  por  í 
des",  por  não  terem  sido  desembaraçados  da  Alfandega. 

Linha  Telegráfica: 
Foram  construídos  déz  quilõuistros  om  linha  dupla  na  importância 
de  Rs.   12:148$400,  aproveitando-se,  de  aeõrdo  com   a  Direioria  Regional 
dos  Correios  e  Telégrafos,  a  mesma  posteação. 

Despès«s: 

As  despesas  durante  o  ano  relatado,  atingiram  a  Rs.  2.289.602$638 
sendo:  pessoal  1.670:092.?433,  material  õ31,044$265,  transporte  de  materiais 
para  as  obras  d'arte  45:372S690  e   despesas  diversas  43:093|2õ0. 

A  despesa  pessoal  foi  distribuída  pelas  seguintes  verbas: 

Administração  

Obras  d'afte  correntes  

Terraplenagem  

Assentamento  da  linha  

Trem  de  lastro  

Linha  telegráfica  

Conlpressôra  

Caminhões  das  trés  residências  


180:945$650 
61:720$254 
I.371:500Í179 
14.9025000 
I;l08$3l8 
(!:708$000 


23:4991232 
1.670.092Í433 
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A  despesa  material  foi  distribuída  do  seguinte  modo! 

Administração   14.252$656 

Obras  d'arte  correntes   311.769$320 

Terraplenagem   135.900$786 

Assentamento  de  linha                            '   '  ;78(}$872 

Trem  de  lastro   682f371 

Linha  telegráfica   17:977*553 

Cêrca  de  arame   985S922 

Compressôra   16:7161400 

Caminhão  das  três  residências   29.548$910 

Almoxarifado  e  trilhos   1:429$475 


53I:044$265 

As  despêsas  diversas  foram  assim  distribiiidas. 

Administração   26;261Í350 

Terraplenagem   16:721  >300 

Compressôra   54$000 

Caminhão   56$600 


43:093  250 

No  último  trimestre  de  1936  (início  da  Cmistrução ), 
foram  despendidos  nos  diveisos  serviços  Rs.  451.351Í665 
assim  descriminados: 

Pessoal   254:949*758 

Material   1 68.9245633 

Transporte  de  materiais  para  obras  d'arte   7:563$570 

Despêsas  diversas   19:9138704  , 

45 1:351  $665 

A  verba  pessoal  teve  a  seguinte  distribuição: 

Administração   46:894.030 

Obraa  d'arte   51.476S700 

Terraplenagem   15j.8q9S0o2 

Oaminho  da  1.    residência   2:373$946 

Compressora  :   39GS00O 


254:949$758 

A  verba  material  teve  a  seguinte  discriminação: 

Administração   8:653$  142 

Obras  d'arte   57:412$308 

Terraplenagem                            ;   99.004Í304 

Cêrca  de  arame   666Í500 

Caminho  da  1.  residência  ;   2.154$33* 

Compressôra   517J8G4 

Feitio  de  galeotas   516$241 


168.g24S633 

\ 


b.  F. 

RECEITA  e  DESPÊZA 


7  000'-OOOS 


6.000:000:* 


5.000 :00o  A 


4.ooo:ooo* 


3.000  :OOOA    A  -— 


i.©oo:ooo> 


-  S 


f933          «934        1935         <936  ^837 
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A  verba,  despêsas  diverus,  foi  discriminada  da  maneira 
seguinte: 

Administração   18:600$'t0') 

Obras  d'arte   199$5C6 

T  erraplenagem   1 : 1 1 3$804 


19:913J704 


SERVIÇOS  MEDICO 

Este  serviço  esteve  a  car^o  do  dr.  Arquimedes  Marques, 
auxiliado  por  dois  enfermeiros  do  serviço  da  Malária  que  fa- 
ziam a  quininaçâo  do  pessoal  conseguindo^se  melhorar  ex- 
traordinariamente, o  estado  sanitário  que  a  principio  linha 
Cfiraler  endémico.  Para  a  maior  eficiência  do  serviço,  dividi- 
mos o  trêcho  em  dois  sectores  de  15  quilómetros  cada,  loca- 
lizando um  guarda  em  cada  um  dêles  vigiando  e  distribuindo 
quinino,  aplicando  injeções,  etc,  enquanto  o  médico  atendia 
aqui,  acolá,  onde  havia  doentes. 

FINANÇAS 

Graças  às  acertadas  medidas  postas  em  prática;  graças, 
mormente,  à  salutar  política  financeira  adofada  desde  que  o 
governo  do  Estado  houve  por  bem  levar  a  efeito  a  rescisão  do 
contrato  de  arrendamento  da  nossa  ferrovia;  mercê,  por  outro 
lado,  do  inegável  crescente  desenvolvimento  da  zona,  d«  sen- 
sível melhoria  das  condições  técnicas  da  linha  e  do  material 
rodante;  graças,  sobretudo,  a  uma  atuação  mais  segura  no 
sector  administrativo  —  podemos  hoje  congratular-nos  oom  a 
magnífica  situação  financeira  da  Estrada  de  Ferro  de  Nazaré, 
bem  caracterizada  pela  intensa  afividade  desenvolvidti  neste 
último  quinquénio. 

Essa  esplêndida  situação  permitiu^lhe  realizar  importante 
operação  de  crédito  destinada  ao  seu  aparelhamento  e  mais 
serviços  dos  quais  tanto  carecia  e  que  hoje  contribuem  pode- 
rosamente para  lhe  assegurarem  a  prosperidade  crescente 

E'  de  relevar,  sobretudo,  que  o  refortalecimento  dos  nos- 
sas fontes  de  receita  se  processou  com  obsoluta  normalidade, 
sem  abalos  ou  choques  de  qualquer  espécie,  tal  o  espírito  de 
equidade,  o  senso  e,  mais  que  tudo,  o  cuidado  com  que  foram 
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lançadas  as  novas  taxas,  ãinda  agora,  menos  onerosas  que  as 
de  quaisquer  oulras  ferrovias  brasileiras. 

A  escrupulosa  aplicação  de  seu  produlo  no  custeio  dos 
melhomn^-^nto"  e  obras  novas  há  muito  reclamadas  inçente- 
monio  por  ioda  a  região  servida  pela  estrada  e  mais  a  sua 
dilatada  zona  de  influência  —  sobremodo  concorreu  para  con- 
solidar a  confiança  que  o  público  nos  depositava  e  continua 
a  depositar. 

RECEITA 

Podemos,  com  satisfação,  consignar  aqui  que  a  Estrada 
de  Ferro  de  Nazaré  logrou  registar  não  só  a  maior  receita 
já  verificada  como  também  o  maior  volume  transportado  em 
um  exercício 

Esse  aumento  tem  vindo  seguro  desde  1933,  como  pas- 
samos a  discriminar: 

1933  .  '       ,  3.522.0611805 

1934   ■  .    .    .   .  4.066:467$234 

1935  .    .   .   .   ;   4  430:4443349 

1936    5.675;982$370 

1937   :  6.724:0  lô$910 

ou  seja,   uma   diferença  para    mais  que  em    1933  de  Rs. 
3.201 :937$105,  isto  é,  quase  100  %  num  quinquénio. 
Desdobrando  a  receita  global  teremos: 

Receita  ordinária   5.282:340$300 

Receita  extraordinária   .    .    .  13:044$910 

Taxa  adicional  de  10%    .    .  530:509$900 

Taxa  ad-valorem   Ô98:123$800 

Tolal   6  724:01ô$910 

A  diferença  para  mais  que  no  exercício  anterior  (1936) 
foi  portanto  de  Rs.  4Ô0:365$400.  Arrecadou  ainda  a  impor- 
lãncia  de  Rs.  116:529$600  de  taxa  de  previdência  para  a  Caixa 
dc!  Aposentadoria  e  Pensões. 

O  quadro  seguinte  discrimina   as  várias  parcelas  da 
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COMPARATIVO    DA    TAXA    DE    ADICIONAIS,   COM   a    DO  ANO 
ANTERIOR 


Discriminação 


1936 


1937 


Passageiros 


Encomendas  

Animais  

Mercadorias  

Carga  e  Descarga 
Trens  e  V.  Esp..... 


64:7028100  |  81:592$0G0 


Rendas  diversas. 


4;553S]00 
9:067í900 
1:016$900 
383:9578900 
I4:110$400 
I:235$900 
74S200 
5703100 


7:3213800 
9:640í300 
1 :034Í500 
414:1368200 
I4:608$400 
1:393$100 
I79Í600 
304S000 


Diferenças 


  479:288$S0O  580:509$900 


266$ 100 


266S100 


!6:989$900 
2:968$700 
572$400 
17^600 
30:178S5C0 
4C£§000 
1573200 
105$400 


51 :487$500 


COMPARATIVO  DA  TAXA  DE  AD-VALOREM  ARRECADADA  EM  1937 
COM  A  DO  ANO  ANTERIOR 


NOTA -A  taxa  AU-Valorem  foi  iniciada  em  Abril  d 


e  1936. 
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DESPESA 


Atingiu,  nesie  cxercicio,  a  4.605:870$495  a  despêsa  que,  com- 
parada com  a  do  exercício  anierior  (que.  foi  de  4.043 :030$064) 
deu  uma  diferença  contra  o  exercicio  relatado  de  562:840$43!. 

A  despêsa  orçada  de  3.759:000$000,  foi  insuficiente  para 
atender  ás  necessidades  dos  nossos  serviços,  pelo  que,  foi 
necessário  solicitar-se  a  abertura  de  um  crédito  supiemenlar 
na  importância  de  Ô93:000$000  às  verbas  do  Art.  5."  §  17  Ns. 
348  e  349  do  Orçamento  vigente,  crédito  ésfe  concedido  por 
Decreto  do  E,'<mo.  Sr.  Interventor  Interino,  datado  de  Nô= 
vembro  de  1937;  sendo:  363OD0$000  a  verba  n.  348  (Pessoal) 
e  550:000$000  a  verba  n.  349  (Material). 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ 


DEMONSTRATIVO  DA  DESPÊSA  PREVISTA  E  DA  REALIZADA  NO 
EXERCÍCIO  DE  1937 


DESPÊSA 

DIFERENÇAS 

DlSCBlMUfAÇÃO 

í  MEKOS 

PBEVI8TA 

REALIZADA 

i.  MAIS 

PeiÊoal 

254:4608000 

266:0538540 

11:5938540 

8 

2.'  "   

645:480$000 

856:4828988 

211:0028988 

8 

3.*  " 

789:6908000 

898:2368360 

108:3468360 

8 

4.*  " 

752:640*000 

752:8058690 

165869C 

8 

Soma  

2.442:270Í000 

2.773:5788578 

331:3088578 

8 

MnUrisl 

9:500$000 

42.-634S554 

33:1348554 

8 

2." 

55:UOOS000 

S3;iyii770 

28:1918770 

$ 

3."  " 

560:000$000 

737:6358573 

177:6358573 

8 

4>  f 

412:0005000 

471;513S889 

59:5138879 

$ 

1.036:5008000 

1:334:9758786 

298:4758786 

$  . 

Detpêiat  Divtraat 

72:810$000 

j  29:451  $031 

56.6428031 

% 

22:8008000 

34.'937S500 

12:1378500 

* 

48;000$000 

56:9765800 

8:9768800 

% 

4.*  "   

20;600SO0O 

39:9328500 

19,-332S500 

8 

—  

164:2103000 

261 :2978831 

97:0878831 

8 

Caixa.  Aposent. . . 

1 1 6:020$000 

125;013$800 

8:9938800 

Dttpêsa  Eairaard. 

C.  T.  S.  Indus,    .  , 

$ 

46:6008000 

45:6008000 

8 

% 

65:4048500 

65:4048500 

8- 

280:230$000 

$ 

Resumo  Geral 

Pessoal  

2.442:2701000 

2.773:5788578 

331:3088578 

8 

KIutei'ial ........ 

1.036:500$OUO 

1.334:9758786 

298:4758786 

8 

280:230$000 

497:3168131 

217.0868181 

8 

3.759.000$000 

4.605:8708495 

846:8708495 

8 

Crédito  Suplsment. 

363:000$000 

S 

8 

8 

630:0008000 

$ 

8 

8 

Soma  Total  

4.652:0008000 

4.605:8708495 

846:8708495 

S 

Dif.  á  menos  

45:1298505 

4.652:0008000 

4.652:0008000 

i 
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O  quadro  seguinte  niosira  a  disiribuição  da  despesa,  por 
divisões,  comparada  com  o  exercício  anterior. 


n 

l-^ISCRIMINAÇAO 

1936 

1937 

DIFERENÇA  X. 
MAIS  EM  1937 

408,-594$107 
835:560S915 
1.549:058$841 
1.131 :098$631 
118:7171570 
$ 
$ 

438:1395125 
974:6125258 
1.692:848$733 
1.264:252$;o79 
125-013$800 
65:404$500 
45:600SOOO 

26;.549$018 
13S:n5I.«343 
14o:789$892 
133:1. 535448 
6:296$230 
65:404$500 
45:600.SOOO 

2  a  " 

3.°  "   

4.*   

Dep.  S.  I.  Estado  

, 

4.C43:03CS064 

4.(305:8705495 

562:8403431 

DISCRIMINAÇÃO  DA  DtiSPESA,  POR  VERBA,  COM- 
PARADA COM  A  DO  ANO  PRECEDENTE. 


Discriminação 

1936 

1937 

DIFERENÇA  í 
MAIS  EM  1937 

2.499:907$286 

2.773;578$578 

273:6715292 

2.1 7 1:691  $465 

1.334:9758786 

163:284$321 

252:7135743 

261:297$831 

8;584,S088 

C.  A.  Pensões  

118:7175570 

125:0131800 

6:296$23o 

$ 

65:404S500 

85:404$500 

Dep.  S.  T.  Estado  

$ 

45:6003000 

45:6008000 

4.043:030$064 

4.605:8708495 

562:8408431 

DISCRIMINAÇÃO  DA  VERBA  PESSOAL,  POR  DIVI- 
SÕES, COMPARADA  COM  A  DO  ANO  ANTERIOR. 


DlSCRIMUfAÇÃO 

1936 

1937 

DIFERENÇA  Á 
MAIS  EM  1937 

244:0598707 

266053S540 

21:993$833 

3 '  " 

723:9728990 

856:4828988 

132:5098998 

3.'  "   

816:2208045 

898:2368360 

82:0168315 

4."  "   

715:6548544 

752:8058690 

37:1518146 

2.499:907í286 

2.773:5785578 

273:6718292 
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DISTRIBUIÇÃO  DA  VERBA  MATERIAL,  POR  DIVISÕES, 
COMPARADA  COM  A  DE  1936 


DiSCKIMINAÇÃO 

1936 

1937 

DiF.  i.  MAIS 

EM  1937 

25:n8?337 

42:6341554 

1  '7.r1  ííffOI  "7 
i  í  '.olO^úLÍ 

2.»  ^   

81;861$645 

83:191  $770 

1:3305125 

3..  "   

673:8285496 

737:635$573 

63:807$077 

4.5  "   

390;882$987 

471.513$889 

80:630j;902 

1.171:691$465 

1.334:915$780 

163.-224$315 

BESPESAS  DIVERSAS.  DISTRIBUÍDAS,  POR  DIVISÕES 
E  COMPARADAS  COM  AS  DO  EXERCÍCIO  DE  1936 


Discriminação 

1936 

1937 

Diferença  a  mais 
BM  1936   1   EM  1937 

139:41 6$063 

129:451$031 

9:965$032 

$ 

29:726$280 

34:937$500 

$ 

6:211  $220 

3.  "   

69:01 0$200 

56:9768800 

2:033$400 

$ 

4.»  "   

24:561$100 

39:932$500 

$ 

15:371  $400 

852:71 3Í643 

261:297$831 

11:99SÍ432 

20:582$620 

Na  despêsa  com  o  pessoal  eslão  incluídas  as  seguintes 
verbas,  na  ímporiància  de  Rs.  921:14ô$300  ou  sejann  33,21  % 


do  total: 

Férias   102:069$000 

Indenizações  de  férias  .    .    .  17:617$00O 

Liicença  c/lodos  vencimenlos  177:4ÔOSOOO 

Provisórios   104:396$000 

Extraordinários  (serviços).    .  283:568$000 

Cont.  da  Estrada  a  C  A.  P.  125:013$Ô00 

Seguro  do  pessoal    ....  65:404|500 

Dep.  S.  I.  do  Estado    .    .    .  4.5:600$000 


Total,    .......  921:14ô$300 


à 
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SECRETARIA 

A-pesar-de  copioso  o  expediente  da  Secrelaria,  aumen- 
íado,  dia  a  dia,  funcionou  esia  seção,  com  foda  normali- 
dade, iiâo  õbslanle  coular  apenas  com  dois  funcionários  que 
execularatn,  com  presteza  e  inexcedivel  zêlo,  todo  o  expedi- 
ente que  se  elevou  a  7.012  papeis  contra  6. 998  no  exercício 
precedente,  além  dos  demais  serviços  inérentes  a  secção. 

O  movimento  da  Secretaria  no  ano  relatado  foi  o  se- 
guinte: 

1«.)  CORRESPONDÊNCIA  EXPEDIDA 
a  )  Serviço  externo: 


Cartas,  oficies  e  memoranduns  865 

Telegramas    -   159 

b  )  Serviço  inferno: 

Circulares  .»  747 

Portarias  -    .    .    .  158 

Oficies,  cartas  e  memoranduns  1.029 

Telegramas   185 

Ordens  de  serviço   3 

Processados   129 

Licenças   667 

Férias   949 

Indenizaçòes  de  férias    ...  31 

Soma   4.922 

2.")  CORRESPONDÊNCIA  RECEBIDA 

a)  Serviço  externo: 

Cartas,  oficies  e  memoranduns  702 

Telegramas   60 

b )  Serviço  interno: 

Cartas,  oficios  e  memoranduns  1.086 

Telegramas   242 

Soma   2.090 
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RESUMO 


Correspondência  expedida. 
Idem,  idem,  recebida.    .  . 

Toial  gera!   .    .    .  . 


4.922 
2.090 


7.012 


PENALIDADES 


Foram  ii-npostas  65  penalidades,  sendo:  42  suspensões, 
13  muitas,  7  demissões  e  3  repreensões. 


Foram  concedidas  667  licenças,  despendendo-se  com 
as  mesmas  177:479$ôó4,  das  quais  17  por  acidente  na  impor- 
tância de  1:76I$I53,  17  por  motivo  de  gala,  em  1:177$296,  34 
por  prémio,  em  56:925$000  a  585  por  moléstia,  em  117;61ó$415 
e  14  para  tratar  de  interesses  particulares,  sem  vencimentos. 
Alêm  destas  licenças,  foram  concedidas  945  férias  com  o  •' 
dispêndio  de  102:069$400  e  31  indenizações  de  férias  na  im- 
portância de  17:617$000. 

Em  obediência  ás  leis   de  acidentes  no  trabalho,  foi 


feito  no  BPASIL  COMPANHIA  DE  SEGUROS  GERAIS  o. 


respectivo  seguro  do  pessoal,  em  9  de  Agosio  de  1937,  des  - 
pendendo-se daquêle  período  até  31  de  Dezembro  do  mesmo 
ano,  a  quantia  de  65:404$500. 

A  conlribuição  da  Estrada,  correspondente  a  1,5  de  sua 
renda  bruta  á  Caixa  de  Aposentadoria  e  Pensões,  de,  acôrdo 
com  o  decreto  n.  20.465  de  1."  de  Outubro  de  1951,  elevou- 
se  a  125".015$800,  perfazendo  todas  estas  parcelas  e  elevada 
quantia  de,  427:584$564. 

Excessivo  foi  o  número  de  licenças  concedidas  êste 
ano,  que  para  uma  corporação  de  pouco  mais  de  mil  em= 
pregados,  registaram-se  667  licenças  ou  seja  mais  de  50%,  em 
verdadeiro  constraste  com  os  anos  anteriores,  não  obstante 
fer  sido  bom  o  estado  sanitário  em  toda  a  zona,  não  se  ve- 
rificando nenhuma  epidemia.  Cumpre  lembrar  que  o  Decreto 
n.  10.108  de  31  de  Dezembro  de  1936  que  instituiu  as  licenças, 


FERIAS  E  LICENÇAS 
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por  molivo  de  moléstia,  com  todos  os  vencimentos  entrou, 
em  execução  na  Estrada  em  15  de  Maio  do  ano  relilado. 

CONTABILIDADE,  CONTADORIA,  TESOURARIA, 
ESTATÍSTICA  E  REGISTO 

Fu  ncionaram  com  toda  regularidade  estas  secções,  exe- 
cutando, com  presteza  e  zêlo,  todos  os  trabalhos  que  lhes 
estão  atétos,  não  obstante  o  considerável  aumento  de  ser- 
viço dado  o  desenvolvimento  sempre  crescente  da  nossa 
ferrovia,  e  os  novos  serviços  criados  em  consequência  das 
Leis  de  Previdência. 

ALMOXARIFADO 

Esle  importante  departamenio  da  1.»  Divisão,  manteve= 
se  aparelhado,  durante  o  ano  para  atender,  com  presteza,  as 
requisições  das  diversas  divisões,  evitando  as  demoras  decor- 
renles  da  falta  de  materiál,  nos  vários  serviços  da  Estrada. 

No  seu  «stock»  exislem  vários  arjjgos  no  valor  de  al= 
gumas  centenas  de  contos  que  não  foram  recebidos  pela 
comissão  do  govêrno  quando  do  balanço  realizado  para  a 
rescisão,  e  sem  aplicação  na  Estrada,  principalmente,  ferroe 
aço  em  barres  e  vergalhóes  de  dimensões  não  prõprias  ás 
nossas  oficinas,  e  pertencentes  à  Co.mpanhia  Mercantil. 

Mais  de  trmta  mil  talas  de  junção,  novas,  acham-se  em- 
pilhadas no  armazém  da  Estação  de  Onha,  sem  aplicação 
na  nossa  linha,  que  poderiam  ser  vendidas  ou  permutadas 
por  material  ulil  aos   nossos  serviços, 

O  balanço  fechado  em  31  de  Dezembro  acusou  a  exis- 
tência de  um  .stock'-  de  1.5?5:756$4ô2  contra  1.526:552$889 
no  exeroicio  anterior. 

Foram  adquiridos,  durante  o  ano  relatado,  1.765:7ó3$973, 
de  materiais  dos  quais  9Ô5;690.$273  de  compras  efetuadas 
direlamente  pelo  almoxarifado,  por  concorrência  adminis- 
trativa; 547:079$000  de  compras  de  dormentes  e  232:994$700 
de  compras  detenha. 

A  saída  de  materiais  para  as  diversas  divisões,  ele- 
vou=se  a  1.775:517$Ô59  contra  I.450.-Ô9Ô$200  do  ano  anterior. 


ÇDMPARATIVO  DO  MATESIAL  SAÍDO  DO  ALMOXA- 
RIFADO COM  O  ANO  DE  1936 


Discriminação 

1936 

1937 

?  'li  EIl 

PARA  MENOS 

PAKA  MAIS 

23:827S357 

40:512$821 

$ 

16.685Í464 

2.»  "   

79:966$555 

81:088J230 

$ 

1:12I$675 

3.«  "  

607.608$414 

780:8125436 

$ 

173:204í022 

4  *  " 

$ 

155:221S828 

Empregados  e  Part  

:3:676$066 

14:413?798 

$ 

V37$732 

2:566$100 

5:8675000 

í 

3:3008900 

125:3095852 

75:953í807 

49;3õ6$045 

S 

Construção  S.  Roque.. 

105:225$362 

119:691Í906 

$ 

14:466$544 

Material  estragado.... 

$ 

9:237Í539 

$ 

9.237Í539 

Soma  

1.450:898$200 

1.775:5171859 

49;356í!045 

373:9761704 

TRÁFEGO 

Correram  normalmente  os  serviços  dêste  Deparlarricnfo, 
sendo  feitos,  rigorosamente  em  dia,  os  transportes  não  só 'de 
passageiros  como  os  de  mercadorias  e  com  satisfatório 
aproveitamento  do  material.  Assim  é  que  os  carros  de 
passageiros  tiveram  uma  taxa  de  utilização  de  50,61  %  e 
vagões  de  mercadorias  70,75  %■ 

Sendo  a  taxa  de  utilização  da  lotação  oferecida  o  «coe» 
ficiente  aferiddr  de  um  bom  ou  mau  serviço  técnico  de 
tráfego  —  coeficiente  que  dá  a  justa  proporção  entre  o  mdte- 
rial  de  transporte  e  a  carga  por  êste  transportada»  infere-se 
que  o  nosso  material  foi  bem  utilizado,  com  taxas  iguais  ás 
n\elhores  das  demais  éstradas  do  país. 
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TAXA  DE  UTILIZAÇÃO   DOS  CARROS  DE  PASSAGEIROS 
NOS  ÚLTIMOS  5  ANOS 


PASSAQKIKOS  QUILÓMETROS 

LUGASES  OFBaBCIDOS 

ANO 

1.°  classe 

2,"  classe 

total 

1."  classe 

2.'  classe 

Total 

1933 

3.499.566 

2.924.140 

6.364.238 

7.207.236 

6.227.800 

13.435.036 

1934 

3.514  600 

3.083.061 

6.597.661 

7.712.928 

5.877.5S0 

13.590.488 

1935 

3.528.618 

2.977.041 

6.221.659 

7.927.806 

5.490.220 

13.417.426 

1936 

4.41 i, 987 

3.530.285 

7.042.272 

8.228.80S 

5.292.320 

13.521.128 

1937 

4.203.628 

4.381.880 

8.585.508 

9  781.660 

7.180.640 

16.962.30Ó 

TAXA  DE  UTILIZAÇÃO 

ANO 

1.°  classe 

2."  classe 

TOTAL 

1933 

47,73 

46,95 

47,37 

1934 

45,56 

52,45 

48  54 

1935 

43,24 

50,87 

46,36 

1936 

53,61 

66,70 

58,73  .. 

1937 

43,97 

61,02 

50,61 

TAXA  DE  UTILIZAÇÃO  DOS  VAGÕES  DE  MERCADORIAS 


Ano 

TON.  QnlLÔHETEOS 
TRANSP0RTAD.4.S 

TON.  QtnLÔMETROS 
OFERECIDAS 

COEFICIENTB  DB 
UTILIZAÇÃO 

1933  

9.914.865 

■  15.476.123 

63,42% 

1934  

9.989.568 

15.632:365 

63,90% 

1935  

9.709.120 

16.188.994 

59,977, 

1936  

12  698.719 

18-821.710 

67,46% 

1937  

15-179.363 

21.454.223 

70,75% 
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UNIDADE  DE  TRÁFEGO 


Ano 

1  PK-1/2TK  DE 

ENOOM.  1  TK  - 

ANIMAIS 

MERCADOBIAS 

TOTAL 

1933 

3.041.818 

372. 1 54 

102.002 

y.  /  /o.o  /y 

1934 

3.298.830 

414,059 

66;675 

9.989.568 

13.769.132 

1935 

3.110.829 

457.080 

40.948 

9.599.982 

13.208.839 

1936 

3.971.136 

503.452 

40.940 

12.633.548 

17.162.119 

1937 

4.292.754 

625.616 

39.686 

13.918.516 

18.876.572 

ANO 

KECBITA 

DESPÊSA 

SALDO 

COEFICI- 
ENTE DE 
TRÁFEGO 

1933 

3.522:081S805 

3.030:4795083 

4S1:602S722 

86,12 

1934 

4.022:3173034 

3.161:0141740 

861:3028254 

78,58 

1935 

3.980:469$554 

3.596:845Í533 

383:627$021 

90,48 

1936 

4.791:4078870 

4.043;030$064 

748:377$806 

84,37 

1937 

5.295:385$030 

4.605:870$315 

689:514$715 

86,97 

ANO 

NÚMERO  DE 
TKENS  QUILÓ- 
METROS, RÉ- 
MUNERADO 

TON.  QUILÓ- 
METROS POR 
TREM  QUILÒ 
METRO 

PRODUTO  DE 
CADA  UNIDA- 
DE DE  TRAF. 

DESPÉSA  DE 
CADA  UNIDA- 
DE DE  TRAF. 

COEFICIENTE 
DE  TRAFEGO 

1933 

193.886 

68.550 

$263 

S228 

86,12 

1934 

191.816 

71,780 

$292 

.  $229 

78,58 

1935 

183.949 

71.780 

Í301 

$272 

90,47 

1936 

202.368 

84.806 

$279 

$235 

84,38 

1937 

218.101 

86.549 

$280 

$244 

86,97 

u 

FREQUÊNCIA  ANUAL  F.— 
E 

Esta  expressão  nos  dá  n  frequência  anusl  que  rgvesie 
as  ctiracferisiicas  da  densirlade  do  Irafé^o.  Sendo  F  a  frequên= 


I 
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cia  anual,  U  o  lolal  das  unidades  de  tráfego,  E  a  exiensão 
média  do  tráfego,  e  fazendo-se  es  substituições,  efetuedas  os 
operações,  tem-se,  para  a  nossa  frequência  anual,  75,905  to- 
neladas. 

TRANSPORTAS 

As  locomotivas  rebocaram  41.925.993  toneladas=quilôme- 
tros,  sendo  1Ô.Ô62.248  de  pêso  uiil  e  22.628.485  de  pêso  morto 
ou  45,55%  do  primeiro  e  54,44  %  do  segundo,  assim  discri- 
minadas: 

PESO  UTIL 


DISCRIMINAÇÃO 


TONELADAS 
QUILÓMETROS 


eiros  ■ 

ms  

EncomeDdas  

Animais  

Mercadorias  

Lenha  

Dormentes  ^  ■  ■  ■ 

Lastro,  trilhos,  ete . . . 

Soma 


PESO  MORTO 


'  DISCRIMINAÇÃO 

TONELADAS 
QUILÓMETROS 

5.585.849 

2.723.352 

11.348.011 

1.512.077 

1.390.735 

268.461 

22.828.485 

Para  êstes  transportes  foram  oferecidas  61.733.922  lone- 
ladas-quilômefros  de  reboque,  sendo  aproveitadas.  .  .  . 
41.690.735  toneladas=quilômetros  em  todos  os  serviços  ou 
sejam  67,53%  taxa  de  aproveitamento  gera!  sem  levar  em 
oonsideração  os  «tenders». 
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Pari  os  serviços  de  trens  de  carga  foram  oferecidas 
30.952.272  loneladas-quilômetros  de  reboque  s  aprovciiadas 
26.527.374  ou  sejam  85,75  %  a  taxa  de  utilização. 

O  quadro  seguinte  nos  mostra  o  primeiro,  a  capacidade 
de  reboque  oferecida  por  locomotivas  em  todos  os  serviços, 
e  o  segundo,  a  capacidade  de  reboque  das  locomotivas  nos 
trens  de  cargas. 


LOCOS 

Elf  TODO  O  SERVIÇO 

NO  gKBVIÇO  DI  CABQA 

Média  de  ca- 
pacidade de 
reboque 

Percuno 

Capacidade 
oferecida 
de  todoB  os 
trens 

Percurso 

Capacidade 
oferecida 
aos  trens 
de  carga 

14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

155 
188 
169 
188 
188 
242 
242 
319 
319 
263 
263 
263 
263 
263 
170 

6.^1 
7.390 
18.494 
10.281 
23.778 
20.129 
23.778 
11.512 
15.058 
28.019 
16  010 
27.771 
25.967 
14.189 

1.254! 148 
1.248  910 
3.476.872 
1.932.828 
5.754.276 
4.871.218 
7.376.237 
3.672.328 
3  960.254 
7.368.997 
4.210  630 
7.303.773 
6.829.321 
2.412.130 

81 
2.243 
2.248 
3.683 
1.715 
842 
19.454 
22.547 
11.420 
862 
162 

25.222 
24.538 

12  555 
42K684 
379  912 
692.404 
322.420 
203.764 
4.707.868 
7.192.493 
3.642  980 
226.706 
42.606 

6.633.386 
6.453.494 

248.792 

61.733.922 

115.017 

30.932.272 

OCORRÊNCIAS  DIVERSAS 


Foram  registados  durante  o  ano  de  1937,  135  descarrila- 
mentos,  em  144  veicules,  sendo  9  locomotivas,  22  "lenders"  e 
113  carros  e  vagões  ou  1,06  veículos  por  descarrilamento. 

Dos  vagões  descarrilados,  5  tombaram,  e  dêstes,  o  de 
número  419  ficou  completamente  avariado  sofrendo  os  de= 
mais  pequenas  avarias  sem  prejuízo  das  mercadorias  trans- 
porladas.  Todos  os  demais  descarrilamenlos  foram  de  pequena 
iTionia,  nào  tendo  havido  ferimentos  graves,  em  funcionários 
ou  porlicuiares. 
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Veriíicaram-se  16  ecidenles  em  pessces,  sendo  11  em 
funcionários,  produzidos  por  quedas,  todos  porém,  sem  brevi- 
dade, com  excepção  do  ^uarda-freios  Manoel  Eulálio  que 
ainan  se  enrontra  fóra  do  serviço,  e  6  em  particulares, 
sendo:  5  atingidos  por  locomotivas  em  viagem  e  1  por  uma 
prancha  de  embarque,  na  estação  de  Jaguaquara,  impulsio= 
nada  pelas  classes  do  trem  P.  2  em  21  de  Junho.  Dos  elin» 
oidos  p-^las  iocomolivas,  foram  três  na  linha  tronco  e  dois  no 
Tamal;  os  da  linha  tronco  receberam  ligeiros  ferimenlos  sem 
nenhuma  gravidade,  sendo  que  os  do  ramal,  um  amputou  o 
pé  direito  e  o  outro  teve  morte  imediata.  Destes  últimos' 
ficou  constatado,  em  inquérito  policial,  a  imprudência  do 
primeiro  e  suicídio  do  segundo,  que  se  precipitou  de  cima 
de  um  corte,  na  linha,  em  (rente  do  locomotiva  que  rebo- 
cava c  M.  R.  2.  A  todos  foram  dados  socorros  médico  e 
hospitfalar,  despendeado-se  Rs.  3:119$600. 

Ainda  por  falta  de  cêrcas  em  nossas  linhas  foram  atin- 
gidos 5  animais  p«g«ndo=se  os  inderflzações  respectivas,  no 
total  de  Rs.  790$.0(X). 

PENALIDADES 

Foram  impostas  56  penalidades,  sendo  que  28  suspen-= 
sões  com  485  dias,  22  multas  com  55  dias.  5  demissões  e 
j  remoções  disciplinares. 

LICENÇAS 

Foram  concedidas  142  licenças  com  5.056  dios  sendo 
117  por  motivo  de  moléstia  com  3.495  dias,  10  por  acidentes 
com  161  dias,  3  com  274  por  interesse  particular,  6  com  1.080 
dios  em  prémio  e  6  com  48  dios  por  gala. 

Das  licenças  por  moléstia  98  com  3.139  dias  íorom  com 
vencimentos  integrais,  19  com  504  dias  com  2/3  dos  venci  = 
mentos  e  I  com  30  dias  sem  vencimentos.  A  s  por  acidenlos 
íoram  pagos  vencimentos  integrais  pela  Estrada,  bem  co.tio 
as  em  prêmiò  e  gala. 
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FERIAS 

Foram  concedidas  15  dias  de  férias  relativas  ao  eno  de 
1936,  de  acordo  com  o  Decreto  23.7ÓÔ,  a  209  funcionários  no 
tofal  de  3.155  dias, 

NOMEAÇÕES 

Foram  admitidos  21  funcionários,  sendo:  2  carregadores 
para  o  serviço  de  carja  e  descarga  na  estação  de  Nazaré, 
percebendo  empreitada  por  volumes,  3  serventes  em  caráter 
provisório  em  substituição  e  outros  em  licença  prémio  por 
180  dias,  1  dactilógrafo  em  carater  provisório  para  o  escrito^ 
rio  central  e  15  praticantes  de  telégrafo  sem  remuneração. 

PROMOÇÕES  E  EFETIVAÇÕES 

Fizeram-se  19  promoções  de  funcionários  a  diversos 
cargos  vagos  por  aposentadorias  e  falecimentos  sendo:  1  de 
fiel,  3  de  conferentes,  7  de  telegrafistas,  1  de  chefe  de  trens, 
1  de  ajudante  de  trens,  5  de  guarda-=freios  e  efetivaçào  de  9 
provisórios,  sendo  4  de  praticantes  de  telégrafo,  4  de  guarda- 
freios  e  1  de  servente. 

REMOÇÕES  E  TRANSFERENCIAS 

Foram  efeluadas,  por  conveniência  do  serviço  16  re- 
moções de  Agentes,  Fieis,  Telegrafistas  e  Serventes,  e  9 
transferencias  de  funções  de  1  Fiel,  1  Telegrafista  e  7  Vigias- 
Servenles  e  Guarda-freios. 

CORRESPONDÊNCIA 

Foram  expedidos  729  expedientes  e  circulares,  sendo: 
154  á  superintendência,  91  a  outras  Divisões  e  Secções,  419 
o  dependências  e  funcionários  da  Divisão,  32  a  particulares 
circulares  de  instruções  de  serviço. 

Foram  recebidos  421  expedientes  e  circulares  da  Supe- 
rintendência. 132  de  outras  Divisões  e  Secções,  365  das  de- 


PRICIPÂIS  PRODUTOS  TRANSPORTADOS 
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pendências  e  funcionários  da  Divisão  e  35  de  pariicuiares 
no  lofal  de  951  bem  como  expedição  de  1.266  avisos  de  ser* 
viço  e  recepção  de  1392. 

CHEFES  DA  DIVISÃO 

Durante  o  ano  relatado  exerceram  as  funções  de  Chefe 
da  Divisão  por  motivo  de  impedimento  do  seu  titular  sfetivo 
o  eng.  João  de  Carvalho  Góes  até  15  de  Julho,  o  efelivo 
eng.  Manoel  Coelho  Borges,  de  16  de  Julho  o  31  do  me^mo 
mês,  eng.  Durval  Neves  da  Rocha,  de  1."  de  Agosto  a  30  de 
Setembro,  novamente  o  titular  efetivo  de  1.'  de  Outubro  a 
22  de  Dezembro  e  o  eng.  Fernando  Carlos  Koch  de  23  de 
Dezembro  em  diante. 

DESPESA 

Despendeu  esía  Divisão  no  ano  relatado  974:612$256  ou 
sejam"  139:051$343  a  mais  que  no  ano  antecedente  ou  16,64%, 
aumento  êsle  verificado  quase  que  exclusivamente  na  verba 
pessoal,  motivado  não  só  pelo  aumento  com  provisórios  como 
também  pelos  serviços  exlraordinários*forçados  pela  inten« 
fiificação  do  tráfego. 

O  quadro  seguinte  dá  as  despesas,  comparadas  com  os 
do  ano  anterior. 


DISCRIMINAÇÃO 

1936 

1937 

Difer.  para  mais 

Pessoal,  inclusive  carga  e  descarga— 
Material...     _           _.  _ 

723:972$99r 
81:8611645 
29:726$280 

856;482$9S8 
í3:191$770 
34:937$5u0 

132;509$99S 
1:320$125 
5:211$220 

Despesas  diversas  _ 

S35:SS0$915 

974:612$258 

139:051$343 

DESPESA  DISCRIMINADA  PELAS  DIVERSAS  SECÇÕES 

Chefia  e  escritório  central   72:271$968 

Movimento   1Ô4:632$032 

Estações   5ò9:75ô$725 

Telégrafo   126:09Ô$Ô95 

Dêspesas  gerais   21:Ô50$640 


Soma   974:612»25ô 
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A  distribuição  da  Verba  pessoal  foi  a  seguinte: 


Chefia  e  escrilório  central   55:120$300 

Movimento   175:00óS400 

Esiações   515:0ò2$òôô 

Teiéorafo   107:52u«400 

Despêsos  gerais(  corite  de  outras  Divisões)  iiz/Jíp/OO 

Soma   856:482$98ô 


DISCRIMINAÇÃO  DA  VERBA  PESSOAL,  COMPARADA  UOM 

O  exercício  precedente 


DISCRIMINAÇÃO 

1936 

1937 

Difer.  para  mais 

Pessoal  ordinírio  do  quadro  

«        provisório...  .  

Serviço  Extraordinário  

Diárias  de  substituições  de  viagens 
-Serviços  de  outras  Divisões.  

590:221  $300  eogiTRSÍlfls 
,  2&An$m\  30:481*100 
70:7761800  86:839*630 
29:70615600  114:4623800 
1:8605000  9:142*800 
4:9948490  5:773$200 

19:5628158 
4:0678300 
16:OP2$?30 
84:7568200 
7:2828800 
7788710 

Soma_   

723:972*990 

S56:482$988 

132:5098998 

A  Despêsa  Material  foi  assim  discriminada: 

Telégrafo.  ,    .  17:494$395 

Soma  83:19I$770 

DISCRIMINAÇÃO   DA  DESPESA   DE  MATERIAL  COMPA- 
RADA COM   A   DO  ANO  ANTERIOR 

DISCRIMIN.\ÇAO 

1936 

1937 

Diferenças 

Moveis  e  lUensilios...  _  .  

Iluminação                          „. .    „ . 

Talões  e  Ira)>re3Sos. .  ^  „  

Materiais  e  Fi>rrainentas  para  0  te- 
légrafo   . .  ._  . . 

Contas  de  ciutras  Divisõo3_   . 

Materiais  diversos  . 

14:8228678 
9:4608540 
38:5758744 

$ 

3:122*462 
15:8808221 

19:8918091 
8:4238351 
33:957*80o 

6:3808450 
2:103$5<!0 
12:4358475 

+  5:0688413 

—  1:037*189 

—  4:6178881 

+  6:3808450 

—  1:018*922 

—  3:4448746 

81:8618645 

83:1918770 

+  1:3308125 

hJáo  obstante  o  aumento  na  verba  material  ler  KÍdo  ape- 
nas der  Í3,s.  l:53n$12S,  [ez=se,  para  esta  Divisão,  a  aquisição  de 
uma  aiáquiiia  de  escrever,  um  minúógrafo,  uma  máquina  de 
calcuiar  e  uma  bomba  para  lavagem  de  carros,  tudo  na  im- 
ponància  de  5:06ô$413 

despêsas  diversas  discriminadas  pelas  diversas  secções 


Cirifie  e  Escritório  Central  ,  $ 

Movimento    3:547$sn0 

Estação   lò:552$000 

Teleerafo   1:084$100 

Despêsas  Gerais  ;   13:973$900 


Soma   34:937$500 


despêsas  diversas  discriminadas  b  comparadas  com  as 
DO  ANO  anterior 


_ 

discriminação 

1936 

1937 

DIFERENÇAS 

30S00) 

3OS00O 

MOVIMENTO 

5008000 

1:2008000 

+ 

7008000 

3:6S4$500 

2:3478500 

1:337S00« 

ESTAÇÕES 

Alugeis  de  casas.-  .i  _  ...  _  _ 

7:-t35$000 

8:0855000 

+ 

650800)..' 

Consumo  de  Iuz_  

5:534S620 

6:9608000 

+ 

1:4258380 

Telefònio ...  „   

240$0n0 

2008000 

408000 

9378200 

1:0878000 

+ 

998800 

TELEGRAFO 

792S500 

1:0848103 

+ 

2918600 

DESPESAS  DIVERSAS 

Indenizaçòes  por  animais  mortos  

350$000 

7918000 

+ 

440800» 

Idem  por  avarias  de  mercadorias  

3:672SS0O 

808000 

3:592SS00 

Hospitalização  tratamento  e  medica- 

2:4058900 

mentos  acident.  „  . .  ^  „  „ 

4:9555:400 

2:5498500 

6348100 

5708000 

648400 

Fornecimento  de  agua_   ._ 

7208000 

7808000 

+ 

60800» 

Indenizações  de  férias  .  

S 

8:4418200 

+ 

£:4418200 

1898360 

7638200 

+ 

563S340 

BOMA    ...  .    .„    _  _ 

29:7268280 

34:9378500 

+ 

5:2118220 
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SDOBRAOAS  POR  ESÍÍ^COfiS 

DESPESAS 

DIVERSAS 

i      TOTAL  ! 

!  1 

ALUGUEIS 

ILUMINAÇÃO 

DE8PÊSAS 
DIVERSAS 

DE3PÊ3AS 
OBRAIS 

TOTAL 

TOTAL  OESAL 

$ 

17:15lSl56S 
8:07S5l32 
38:)64  037 
17:4J4S393 
2:1(13S540 

1 

1 :2CCS  00 
6.;ii8õS00O 

S 

$ 

5 
s 
s 

6:9603000 

S 
§ 

£ 
S 

2:347$500 
1:287.?000 
l:084SiOO 
S 

s 
$ 
$ 
3; 
s 

13:973$900 

s 
s 

3;547$500 
16;332$000 

1  ;084St00 
13;973$900 

26:793$  100 
45:4785868 
184:6321032 
569:7588725 
I26;098$893 
21:850$540 

83:19lS770 

9:2S5$C00 

6:960$000 

4:718$600 

13:973$900 

34:937$500 

974:61 2$258 

8:8455800 
4:708S011 

623S161 
1:IS9SI35 

628S628 
2:4IGS772 

571 S 478 
1:1)075636 

30:;S498 
2:3085274 
S 

8825621 
327Í922 . 
2-750Í2I5 
Fi83.$P96 
1:6705415 
1 :89(!?3e6 
34-SS135 
1:57!=S209 
1:9165635 
6415643 
1 :037S047 
2:647.«?33 
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MOVIMENTO 


Forom  or^etnízodos  durante  o  ano  2117  trens  que  per- 
correram 248.79?  quilómetros,  contra  2 099  com  o  percurso 
de  236.654  quilómetros  no  ano  anterior. 

Dos  trens  que  circularem  no  eno  relatado,  1.664  com  o 
percurso  de  218.101  quilómetros  forem  em  serviço  retribuído 
e  455  com  o  percurso  de  30.691  quilómetros  foram  em  ser= 
viço  da  Esirada,  sendo  de  88,39  %  a  taxa  de  utilização  dos 
percursos  das  locomotivas  no  serviço  retribuído  e  11,61  %  no 
serviço  próprio,  contra  85,40%  para  os  primeiros  e  14,60  % 
para  os  segundos  no  exercicio  passado. 

DOS  TRENS  REMUNEÍ3ADOS 

313  c/o  percurso  de  81.695  ou  37  46  %  foram  regulares  passaÇ- 

49    "        "       "  5.237  "    1.48%    "     especiais  " 

626    "        "       "  18.154  '■  8.52  %    "  mistos 

676  "        "       "  115.107  "  52.749^   "    facultativos  carga 

Í.Ò64  218.101  100.00 

DOS  TRENS   DE  SERVIÇO 

145  c/o  percurso  de  14  591  foram  em  serviço  de  lentia 

250  "         "       "  10.261     "     "       "      "  lastro 

20  "         "        "     580      "     "       "      "  pagamento 

12  "         "        '*    1.342      "     "      "       "  inspeção 

45  "  "       "  4.054      "      "      "      "  trillios  e  dormi. 

3  "         "        "■      65       "     "      "      "  lavagem  de  car 

455  30.691 

Trafegaram  em  média  diária  5,80  trens  com  o  percurso 
<ie  681ô21,00  ou  117.521  para  o  percurso  médio  de  coda  trem 

A  média  diária  dos  trens  remunerados  foi  de  4.55  com 
percurso  de  597.550,00  ou  151 526  para  o  percurso  médio 
de  cadn  trem. 
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A  dos  não  fetribuidos  foi  de  1,24  com  o  percurso  de 
84.084,00  ou  67.800,00  para  cada  Irem. 

Reduzida  á  extensão  média  256.221  circuiarom  em  Iodes 
os  serviços  869lrens  ou  sejam  2,58  por  dia,  sendo  762  em  ser- 
viço retribuído  e  107  no  da  Estrada  ou  respectivamente  2.08 
e  0,29  por  dia. 


ESPECIFICAÇÃO 


1936 


NÚIOiBO 


PEK- 
COTSO 


NÚMERO 


Trens  remunerados  

Trens  n&o  remunerados  

Média  diária  de  todos  os  trens  

Percurso  médio  dos  trens  em  geral. ... 
Percurso  médio  dos  trens  não  remune 

rados  

Média  diária  dos  três  remunerados  

Trens  reduzidos  á  extensão  média  em 

todo  o  serviço  

Trens  reduzidof  á  extensão  em  serviço 

remunerado  

Trens  reduzidos  &  extensão  média  em 

serviço  não  remunerado  

Percentagem  dos  trens  remunerados 
Percentagem  dos  trens  não  remunerados 


1.617 
482 
3,75 


1  32 
4.43 


120 
8Í.43T 
14.57 


202.368 
34.486 
648.915 
112.841 

94.482 
554.432 


1.664 
453 

5.30 


1.24 
4.55 


107 
87.66J" 
12.34 


Dos  313  trens  de  passageiros  chegaram  âs  estações  ter- 
minais no  horário  215  e  fôra  do  horário  98  ou  68%  para  c» 
certos  e  52  %  pera  os  etrazados. 

Dos  certos  125  foram  ascendentes  e  92  descendentes; 
do«  atrazados  55  foram  ascendentes  e  65  descendentes. 

O  quadro  seguinte  mostra  os  airazos  durante  o  an 
discriminadamente  por  mèses. 
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DISTRIBUIÇÃO  EM  MEDIA  DA  DESPESA  TOTAL  PE- 
LAS DIVERSAS  ESPÉCIES  DE  TPENS  COMPA- 
RADA COM  O  ANO  DE  1936. 


ESPECIFICAÇÃO 

1936 

1937 

1 .424.6551409 

I.572.-303J635 

Misto  

3Í0:373$635 

336:083$836 

1.718;834$862 

2.129;302$335 

271.459$663 

266:4 19$6S8 

g:U9$36S 

75.051  $441 

246:589?082 

189:981$234 

61:463$038 

36:748$177 

4.043:030?064 

4.605:870$315 

Esfes  trens  se  compuseram  de  18.4Ô5  carros  e  vagões 
com  o  percurso  de  2.161.542  quilómetros,  contra  17.850  com 
o  percur.so  de  1.956.405  do  ano  anterior. 

Dêstes  veículos  13.412  com  o  percurso  de  1.910.792  fo- 
ram utilizados  em  serviço  retribuído  e  5.071  com  o  percurso 
de  250.750  no  serviço  da  Estrada. 

Trafegaram  carregados  em  todos  os  serviços  14.571  car- 
ros e  vagões  com  o  percurso  de  1.Ô72.506  quilómetros  e  vazios 
3.912  com  o  percurso  de  289.036. 

Dos  retribuídos  circularam  carregados  11.816  com  o  per- 
curso 1.720.217  quilómetros  e  vazios  1.596  com  percurso  de 
190.575  quilómetros. 

Dos  não  retribuídos  trafegaram  2.755  com  o  percurso  de 
152.289  quilómetros  carregados  e  2.316  com  o  percurso  de 
98.461  vazios 
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PhlLAÇÂO  POR  CENTO  DOS  CARROS  E  VAGÕES 
CARREGADOS  E  VAZIOS,  RETRIBUÍDOS  E  NÃO 
RETRIBUÍDOS  NO  ULTIMO  TRIÉNIO. 


Carros  Vagões  -  Número 

O&rros  6 

ÍT&gões  — 

Número 

Especificação 

1935 

1936 

1937 

1935 

1936 

1937 

Serviço  rôtri— 

72,44 
27,56 

72,40 
27,60 

72,56 
27,44 

82,38 
17,61 

85,43 
14,57 

88,39 
11.61 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Carregados  em 
todos  os  ser- 

Vazios  em  todoe 
os  serviços. . . 

79,45 
20,55 

78,33 
21,67 

78,83 
21,17 

86,14 
13,86 

85,53 
14,47 

86,62 
13,38 

100,00 

100,00 

100  00 

100,00 

100,00 

100,00 

Retribuídos  car- 

Retribuidos  va- 

67,80 

87,22 

88,10 

^,58 

89,24 

90,02 

12,20 

12.78 

11,90 

9,42 

10,76 

9,98 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

NS,o  retribuídos 
carreífados  . . 
Não  retribuídos 

57,49 
■  42,51 

54,99 
45,01 

54,32 
45,68 

63,30 
36,70 

6i,55 
38,45 

60,73 
39,27 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,07 

Em  média  circularam  diariamenie  50,63  carros  e  vagões 
com  o  percurso  de  5.922  quilómetros,  sendo  o  percurso  mé- 
dio diário  de  veículos  ll6,947. 

Reduzidos  á  extensão  média  trafegaram  7.552  carros  e 
vagões,  sendo  6.675  em  serviço  retribuído  e  Ô76  em  serviço 
da  Estrada  ou  sejam  20,69  por  dia  reduzidos  a  extensão  mé^ 
dia,  das  quais  18,28  foram  em  serviço  retribuído  e  2,40  em 
serviço  da  Esirada. 
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TRANSPORTE  -  PASSAGEIROS 


Viajaram  112.6Ô4  a  qualquer  distancia  e  Ô.5Ô5.50Ô  paSí 
Saleiros  quilómetros  ou  sejam  15.551  passageiros  simples 
645.256  passageiros  quilómetros  a  mais  que  no  ano  anterior 
isto  é:  13,66%  e  8,09%  respectivamente. 

Oestes  passageiros  viajaram  pagando  109.014  com  o  per- 
curso  de  8,170.299  e  por  conta  da  Estrada  3670  com  o  per- 
cijrso  de  415.209  quilómetros  ou  sejam:  96,74%  e  3.26 2í  por» 
os  passageiros  simples  e  95,16%  e  4,84%  para  os  passagei^ 
ros  quilómetros. 

Dos  que  pagaram,  viajaram  por  conta  prapria  106.292  com 
o  percurso  de  7.635.566,  por  conta  do  Governo  Estadoal 
f.685  com  o  percurso  de  313.066  e  per  conta  do  Governo 
Federal  1.037  com  o  percurso  de  221.867  quilómetros. 

Dos  passageiros  que  viajaram  por  conta  própria  com- 
praram bilhetes  nas  estações  102.289  com  o  percurso  de 
7.433.035  quilómetros  e  nos  trens  4.003  com  o  percurso  de 
202.331  quilómetros. 

Viajaram  em  primeira  classe  49.697  com  o  percurso  de 
4  205.623  quilómetros  e  em  segunda  classe  62.987  com  o  per- 
curso de  4.381880  quilómetros. 


PASSAGEIROS  REDUZIDOS  A  EXTENSÃO  ME[)1A 


Passageiro 


em  geral .  .... 
que    pagaram   em  geral 


por  conta  do  Governo   do  Estado  . 
por  conta  do  Governo  Federal  . 
por  conta  da  Estrada    .     .     .  . 
de  primeira  classe    ,     .     .     ,  , 

de  segunda  classe  

que  compraram  bilhetes  nos  estavões 
que  compraram  bilhetes  nos  trens. 


por  conta  própria 


29.977 
28.528 
26.659 

1.094 
775 

1.449 
14.677 
15.300 
25.953 
706 
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Para  trensporlar  êsles  passageiros  (oram  organizados  5!5 
freris  regulares  com  o  percurso  de  81695  quilônietios.  49  es 
peciais  como  percurso  de  5.237  quilomelros,  626  misfos  ..om 
o  percurso  de  18.154  quilómetros. 

Sendo  em  média  18.512,9  o  custo  do  trem=>quilómetro, 
lemos  para  as  despêsas  com  êsles  1.740:342$190. 

Para  êste  calculo  só  levamos  em  conta  50%  do  per- 
curso dos  Irensmislos,  sendo  a  oulra  metade  compulado  para 
os  Irens  de  carga. 

A  receita  dos  Ireus  de  passageiros  inclusive  os  trans- 
porles  accessórios  dos  mesmos  (bagagens,  encomendns  e 
■nimais)  foi  de  1.071:449$600  dando  um 'íe/rcií  de  668;892$590, 
sendo  de  61,56%  da  rereifa  sóbre  a  despêsa. 

Foram  oferecidos  para  os  pas'=iageiros=qui'ômelros  de 
primeira  classe  9.781.660  lugares=quilômeiros  e  para  os  de 
segunda  classe  7.180,640. 

Os  primeiros  uHlizaram  4.205.628  eos  segundos  4.381880 
lugares=quiIômeiros,  .dando  e  laxa  de  "utilização  de  42.97% 
para  os  de  primeira  classe  e  61,02%  para  os  de  segunda  cla- 
se  ou  50,61  %  para  as  duas. 

O  peso  morto  dos  carros  de  passageiros  eleva-se  o 
5.585.849  toneladas  quilómetros  e  o  peso  dos  passageiros 
transportados  foi  de600985,  toneladas  quilómetros  (70quilos 
por  passageiro)  ou  seja  9  71%  de  peso  ulil,  e  90,29%  de 
peso  morto. 

Para  cada  passageiro  (70  quilos)  correspondeu  1.029  qui- 
los de  peso  morlo. 

Os  passageiros  de  primeira  classe  tiveram  um  percurso 
médio  de  84  585  quilómetros  e  os  de  segunda  classe  69,568 
quilómetros. 

Cada  passageiro  de  primeira  classe  contribuiu  ern  mé- 
dia com  10$905  e  os  de  segunda  com  4$957.  O  passageiro- 
quilômetro  de  primeira  classe  $128  e  o  de  segunda  $070. 

O  quadro  seguinte  nos  dá  o  comparativo  do  movimennio 
de  passageiros  no  último  decénio. 


COMPABATIVO  DO  MOSIMENTO  DE  PASSAOEII.OS  NO  ULTIMO  DECÉNIO 


DISdUkClNAÇAO 

I9i8 

10» 

1930 

1931 

1933 

1933 

,„„_. 

19J4 

1939 

I9J6 

1037 

r= 

l«  «00 

101  SOi 

80  832 

,      88  5<K' 

82  167 

«3.603 

89.G6I 

99-133 

112  664 

quilomeUM 

II  ttjl.4&l 

9.409.011 

:  142.80) 

0  253.7á 

a.663.412 

6  3C4  .:  J8 

C  597.061 

6.221  699 

7.H-Í  272 

8.985  9u" 

-                 .  „c  .... 

38. T« 

3S.7I13 

S4  930 

21  .M9 

29.931 

22.235 

23  008 

21.723 

27  7í» 

28.5-.Í8 

'         simpiu  quo  )»iKAraai 

14°  X» 

9H  64^ 

m  Jij 

83  25( 

79  f  õH 

91-938 

87  252 

9-,  681 

1Q9-0I4 

P„  E„„.l. 

,„j 

9.273 

:t  224 

3.3IT 

3.342 

2.5()ll 

2  069 

2.409 

3  452 

3.670 

.lullomrtio  |.«irf...di> 

1O.4&4.I0N 

9  141  41^1 

o.-fti  w: 

5  M«  901 

0.140  «5() 

6.083  636 

6.346.287 

5.952.026 

7.539  11-2 

8.170.299 

\>ot  eonu  d* 
►:«r.d.   

Í77.S15 

•-'«7.572 

3ít0  3M 

:m  299 

422.762 

280  602 

251.374 

309  633 

m  170 

415  209 

K  <)ija1i|ii*r  ditUntÍD 

n.m 

C7  091 

49  lilB 

45  421 

42.913 

40.B36 

44  520 

42.476 

46-986 

«697 

78  709 

52  24« 

44  411 

43  079 

41.931 

49  083 

47.18$ 

92.147 

02.987 

S.967.07S 

4  .4«>  «69 

3.784.179 

3  466  (Ol 

3.499  V5 

3.440.098 

3.514.600 

3  428.618 

4  411.987 

4.203.628 

sm  A» 

5  002  346 

3  358.022 

2  786.722 

3,063.846 

2.924.140 

3  003  061 

2.;»:i  041 

Í.530-28A 

4.381.880 
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BAGACCM 

Foram  iransportados  durante  o  ano  ae  1957,  15.387  vo- 
lumes com  481.792  toneladas  simples  e  69.564.000  toneledo»- 
quilometros,  pro.V.^/indo  89.-860.f000  ou  sej-^»  12  91  onra  o  preço 
de  tonelada-quilometfo. 


m    IO  2" 

CO      CN      IM  O) 


^  »f)      ^      00  ^ 


CO    »n    CO  o    o  o 

05      to      (M      CM      ^      o  o 
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05       M  Cí 


U5      o  t~ 
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ENCOMENDAS 


Foram  frunsportados  37.153  volumes  com  997.044  tone- 
ladas simples  e  86840,  ioneladas  quilómetro  que  produziram 
n5."102S400  ou  1$325  nara  o  preço  do  tonelada  quilómetro. 
O  percurso  me';\o  foi  de  87,097, 
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Dí 
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a 

2 
Cú 

O 

u 

z 

Cd 


5 


CO      to      IO  O 


^  to  ^ 


<0      IO  CD 


^  1 
a  ã 


«        «Ih  <  g 


■^0 

Forem  íransporfodos  1.741  animais  a  qiielnuer  disiancia 
co.Ti  o  percarsc  16? 722  quiI^ni-íL^i  397.9G0  ioneiadus 
simples  e  39.686  500  loneHdfiSíquilomeiros  assim  discrimi= 
nadas,  que  produziram  I3:53l$400. 


Peso 

JiON.  gUlLOU. 

356 

142.400 

4.S.253 

17.301,200 

585 

175.500 

48.689 

I4.606,7C0 

800 

80.000 

77.786 

7.778,600 

Soma  

1.741 

307.900 

169.728 

39.636.500 

MOVIMENTO  DO   TRANSPORTE  DE  ANIMAIS  NO  ULTIMO 
QUINQUÉNIO 


Designa- 
ção 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Numero 

de  animais 

2.096 

1.870 

1.645 

1.687 

1.741 

Animais 

quilómetro 

307  902 

227.786 

181.529 

168.058 

169.780 

Ton-qui- 

lometro... 

102.002,200 

66.676,000 

40.948,000 

40.940,300 

39.686,500 

Percurso 

médio  

147. 000 

121.000 

110.000 

102.968 

99.740 

TELEGRAMAS 


Foram  transmitidos  37,949  lelegrames  com  577.943  pala- 
vras que  produziram  60:Ô09$500  e  73.166  com  1.280.727  pa. 
lavras  em  serviço  da  Esfrada. 
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Cada  lciot;"'5.T!o  reinuneredo  leve  medie  15,22  palavras 
e  i$602  em  produto  médio. 

compawacao  com  o  ano  anterior 


DISCRIMINAÇÃO 

1935 

1937 

N.  do  ........ 

37.949 

M.  de  palavra,',  i  't 

582  058 

577.943 

Med-A  [:  r      '.  t- 

15  22 

tiI;379S2-"u 

60:809$500 

Procluto  niéflio  de 

15623 

1$602 

EM  SERVIÇO  DA  ESTRADA 

57.631 

73.167 

1.018.846 

1.280.726 

Méilia  por  pai.. .'í^ 

17.67 

17  õO 



mprcadorias 


Foram.  Ir^nsporlado.^í  1.509-547  volumes  com  105  109  lo- 
neladas  simples  e  15.179-365  toneiadas-quilometros  sendo 
1.442.510  volumes  com  o  pêso  de  78.137  toneladas  simples  e 
15.918.516  toneiadas-quilometros,  de  servig-o  relribuido  e67-057 
volumes  com  26.972  ioneladas  simples  1.260.847  toneladas- 
quilomelros  em  serviço  da  Estrada.  Além  dèstes  transportes 
foram  efetuados  mais  1.500.108  toneiadas-quilometros  de  le- 
nhe, 375.060  de  dormentes  e  1.010.642  de  lastro,  trilhos  etc 
O  percurso  médio  das  mercadorias  foi  de  178.129  e  o  preço 
da  lonelada=quilometru  foi  de  $399. 

Para  o  transporte  de  mercadorias  foram  organizados 
676  trens  com  o  percurso  de  115.017  quilómetros.  Estes  treris 
se  compuzeram  de  8.276  vagões  inclusive  os  carros  chefes 
com  o  percurso  de  1.179.585  quilómetros,  sendo  6.586  com 
o  percurso  de  988,468  quilómetros  carregados  e  1,690  com 
a  percurso  de  191.117  vazios. 

Foram  oferecidos  para  êstes  transportes  21,454,223  lone- 
ladas-quilomeíros    e  utilizados  15.179.363  que  nos  dá  a  taxa 


de  uiiiizaçèo  dc  70,75  °/„,  maior  adquirida  elè  hoie  pela 
estrada. 

As  mercadorias  qiie  iTjais  avultaram  nos  transportes 
foram;  Café.  Cr-^RU  Fumo  p-  Farinha  conforme  se  vè  do 
quadro  seguinte,  comparadas  com  as  trQnbporiados  no  ano 
anterior. 


T 

DESIGNAÇÃO  j 

1937 

PRODUTO 

VOLTjMBB 

TON-  snnf. 

TONEL.  EE!. 

CaCé  

304. 757 

18.535 

3.266.861 

1. 624:7 17$000 

147.741 

9.011 

2.297.224 

1 .022.1 47$000 

73  305 

5.006 

364.190 

244;402í00» 

230  709 

10.404 

1.756.515 

336:5121700 

89.543 

5.360 

1.037.279 

144.7021100 

3.372:480$800 

1936 

Café  

358.292 

21.719 

3^.418.404 

1.385:177$600 

Cacau  

152.893 

9.317 

2.376.478 

893:869í5oe 

91.240 

6.346 

460.945 

238:5725000 

133.961 

6.945 

982.107 

171:016$300 

2.688:6351400 

Como  se  vé  do  quadro  supra,  somente  a  farintia  de 
mandioca  teve  aumento  em  55,172  loneladas=quilometros, 
não  acontecendo  o  mesmo  com  o  café,  fumo  e  cacau  que 
sofreram  o  decréscimo  de  151.548,  79.254  e  %.755  tonela- 
das-quilometros  respectivamente. 

Estes  quatro  produtos  concorreram  com  47,99  •/.  da 
renda  do  trafego  e  58.06 '/o  da  renda  de  mercardorias.  Vé=se 
pelos  quadros  anteriores  que  do  produto  farinha,  no  ano  de 
Í956  transportou-se  133.961  sacos,  enquanto  no  ano  relatado 
Lbiu  a  230.709.  com  o  aumento  de  96.748  3ecos_  o  que  vem 
demonstrar  o  desenvolvimento  sens.vel  da  P-'!;;^^  ff^ 
artigo,  co!ocando-se  no  presente  ano  em  segundo  lugar  em 
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quiçn.fidade  e  lerceiro  em  rendei.  .Ii\..lci  sua  l"'  '  '  iii^J  ia. 

Digna  iombem  de  menção  è  a  seinenle  de  matrona  que  eslá 
se  tornando  mercadoria  de  resisieauifl  na  zona,  cujo  frele  é 
^„u,,j-  ~ais  L..l/>u  iioaouó  iaiiiao,  J^.'  i_-.nilii.juo  pe- 
quena renda  embora  com  grande  movimenio. 


DESIGNAÇÃO 

BBNDA  TOTAl, 
DO  TKÍFEQO 

RENE."^  DB  ÈTEB- 
CADORIAB 

Café  

24,15  7o 

ílftBau  

!5,20  7o 

ir.  ""^ 

3.63  % 

4,39  7o 

5,00  7o 

6,05  7o 

2,15  7o 

2,60  7o 

SOMA  

50,14  % 

60,66  7„ 

DaSIONAÇÃO 

VOLTTMES 

PRODUTO  TONE- 
LADA QUILÔMET. 

TONEL-  REDUZ  A 
EXTENSÃO  MEDIA 

PERCURSO 
MÉDIO 

C»fé  

304.757 

$497 

11,406 

176.244 

147. 74T 

Í444 

8,021 

254.935 

73.305 

Í671 

1,271 

72.950 

230.709 

1191 

6,133 

168.830 

89.543 

$139 

3.621 

193.497 

í 


QUADRO  DAS  TONELADAS  DAS 


MERCADORIAS  TRANSPORTADAS 


ANOS 


TONELADAS 


m\  . 

1922  . 

1923  . 
!924  , 
Í925  '. 
1926  . 
1927 

1928  '. 

1929  . 

1930  . 
19al  , 

;233  . 

1934  . 

1935  . 

1936  . 

1937  . 


32.510 
47.339 
46-796 
52.513 
51.527 
51.275 
63,320 
68.377 
57.797 
55  890 
51.341 
57  398 
57.041 
62.386 
67.160 
75. 155 
78.150 


QUADRO  DEMONSTRATIVO  Do  TRANSPORTE  DAS  MERCADORIAS 
DE  RESISTÊNCIA  NO  ULTIMÔ  DECÉNIO. 


CAFE' 

FUMO 

ANO 

TONELADAS 

PRODUTO 

TONELADAS 

PRODVTO 

1928  

17.204 

964:123*960 

10.778 

453:1381400 

1929  

12.399 

676:684Í100 

11.082 

50l:738$300 

1930  

14.694 

8o6:454í4e0 

12.249 

564:305$500 

1931  

10.099 

578:4751200 

8.770 

416:920$300 

1932  

10.697 

673:829Í800 

7.425 

329:7071600 

1933  

11.003 

663:5461500 

6.520 

304:250»7D0 

1984  

18.837 

1.134.8221000 

7.973 

358:465*700 

1935  

16.139 

872:150$188 

7.180 

342:774*660 

1936  

21.719 

1.385:177$60O 

6.346 

238:572$000 

1937  

18.536 

1 .624:717í000 

5.006 

244:402J000 
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TONELADAS 

PKODIjTO 

1928  

6.092 

560:046$950 

1929  

5.297 

49â:oao$cíOo 

1930  

5.031 

447:56l$700 

1931  

4.682 

4o7:6l3$500 

1932  

7-427 

651:199$100 

1933  

4.5uõ 

jy4:l7õ9000 

1934  

6.32* 

547;874S500 

1935  

7.180 

62C:643$560 

1936  

9.317 

893:869$500 

1937  

9.0U 

1.022a47$000 

FARINHA 

ANOS 

TONELADAS 

1  PBODUTO 

1936 

6.945 

171:016$300 

1937 

10.404 

336:512$700 

1  MAMONA 

ANOS 

TANSLADAS 

PBODDTO 

1937 

5.360 

144:702Í100 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
3.»  DIVlSÃO=LOCOMOCÃO 
(Eng.  João  de  Carvalho  Góis ) 

Sôbre  e  despêsa  desta  divisão,  no  ano  relatado,  ieiTios 
alguns  esclarecimentos  a  prestar,  com  referência  ao  aumento 
verificado  em  comparação  com  o  ano  sníerior. 

1936—  Despésa  total  1,645 :6.56$2 71 

1937—  .  .   1.850:155^343 

A  mais.   2ii,49v$072 

DESPESA  LIQUIDA 

1936   ,    .    .    .    .  1.543:Ô13$191 

1937   1.733-441$903 

A    mais   1Ô9:628$712 

PARTICULARES  E  DIVISÕES 

1936  .    ,    .    ,    ,   101:843$080 

1937   *.  124:7131440 

A  mais   22:870$360 

! 

Veriíica-se  o  aumento  de  I3s.  212:499$720,  proveniente 
de  reparos  gerais,  mnlerial  de  restauração  das  locomotivas  e 
carros,  conservação  das  locos,  vagões  e  Ioda  a  maquinaria 
fixa  das  oficirras  cujas  verbas  os  quadros  juntos  designarão: 

CHEFIA  DA  LOCOMOÇÃO 

1936    24:185$000 

1937    24.299$400 

A  mais   1141400 

ESCRITÓRIO  CENTRAL 

1936    25;635$10O 

1937    30:005$530 

A  mais   4:370$430 

Fez-se  a  aquisição  de  uma  máquina  de  escrever,  pe» 
^uena,  no  valor  de  Rs.  2:952$200  alêm  de  artigos  de  pape- 
laria e  objelos  de  escritório,  e'c.  •  '  i 
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PRODUÇÃO   DAS  OFICINAS 

Ficaram  prontas  de  reparo  geral  as  locos:  20,  22,  24,  25, 
27  e  «Pedro  Cosme»,  A  concluir  locos:  15,  16  e  21.  Reparos 
parciais;  16,  25  e  a  loco  20  de  reparo  exlraordmário,  por  ter 
descarrilado,  tombado  no  quilómetro  24  e  mais  39d  reparos 
de  conservação,  atingindo  'js  di  ersos  rcrpaios  a  i.~ípCi.ãncia 
de  Ds.  328:265$860,  despésa  essa  inferior  a  do  ano  de  1936 
como  passamos  a  demonslror: 

1936    364:7295266 

1937   32Ô:2Ô5$860 

A   menos   36:433$406 

Comparando-se  a  produrção  de  1936  e  1937,  verifica-se 
que  neste  ano  atingiram  as  reparações  ã  altura  jamais  pro= 
duzida  na  «Narazé».  Além  disto,  com  diminuição  das  des» 
pêsas  de  36:453$406. 

Seriam  estas  menores  se  as  oficinas  tivessem  máquinas 
operatrizes  em  maior  número,  para  diminuição  da  mão  de 
obra  e  pagamento  de  salários  extraordinários,  que  muito 
pesam  no  equilíbrio  da  despêsa. 

CARROS   E  VAGÕES 

1936    225:471$106 

1937    245:401$I92 

A  mais   19:930f086 

Verifica=se  o  aumento  de  Ds.  19.-930$086.  Entretanto,  na 
verba  de  reparações  estão  incluídos  35:272$292  de  rodas  e 
eixos  para  os  carros  e  vagões. 

Este  ano  foram  incorporados  ao  patrimônio  da  Estrada, 
30  carros  Série  M=651  á  680,  gastando^se  na  montagem  Rs. 
47:I98$580  de  pessoal  e  material. 

Com  a  conservação  de  máquinas,  limpeza,  ferramentas, 
força,  luz  e  combustível  despendeu-se  com  as  oficinas,  inclu= 
sive  pessoal,  a  quantia  de  Rs.  349:9291826,  importando  a  des= 
pèsa  total  das  oficinas  em  1.088:0331104. 
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TRAÇAO 

Montou  a  despesa  de  Tração,  êsle  ano,  em  591:105$660. 
combustível 

Elevou-se  o  consumo  da  lenha  K-3  S.650  ó  mais  do 
que  no  ano  anterior  na  importância  de  Rs.  36:920$36ô,  sendo 
o  cuslo  por  M-3  de  5$105,  sendo  que  a  alteração  do  percurso 
foi,  somente,  de  11.123  quilómetros. 

LUBRIFICANTES  E  ESTOPA 

Houve  economia  no  consumo  de  lubrificantes,  tendo 
as  Locomotivas  consumido  0,020  litros  por  quilómetro,  sendo 
que,  em  193ó  o  consumo  foi  de  Lts.  0,023  por  quilómetro; 
em  1937  pcrêm,  o  percurso  foi  maior,  afora  o  crescente 
aumento  de  prêços  dos  lubrificantes,  motivo  pelo  qual  há 
diferença  na  despesa  comparada. 

LUBRIFICAÇÃO   DOS  VEÍCULOS 

Consumiram-=se  Lts.  6,523  piíra  7.760.5  consumidos  em 
1936,  custando  a  importância  de  13:317|011  para  15:402$860, 
custo  do  ano  de  1936,  estando  a  estopa  á  menos  na  quan- 
tidade de  quilos  e  à  mais  na  importância. 

EMBUCHAMENTO  DAS  LOCOMOTIVAS 

Comparado  ao  ano  anterior,  verifica-se,  a  mais,  23  quilos 
de  estopa,  valor  43$352-265,5  Lis.  óleo,  valor  698$942. 

ABASTECIMENTO  DE  AGUA   ÁS  LOCOMOTIVAS 

Daspendeu-se  com  o  fornecimento  de  agua  às  Locomo- 
tivas a  quantia  de  Rs.  66:100$630,   assim  distribuída: 

Bombeiros   44:205$G00 

Reparações  e  conservação.    .    .    .  8:095$630 

Conl.  fornecimento  d'agua    .    .    .  15:800$000 

Total   66:100$630 

Comparada  com  a  do  ano  de  1936,  apresenta  uma  dife- 
rença, a  menos,  de  6-.649$650,  sendo  que   no  ano  anterior 
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a  imporlância  despendida  por  controlos    de  forneci.r.enfo 
atingiu  n  Ss.  21:500$000. 

&'  IP-'  '  '!''  |.  ê.ia  q 'J 2  fiituramenle  poderá  ser  reduzida  se 
fore-""  r-ínr'-'-='*'ir)T<^  -ri  -Ijuns  ponics  da  lihlij,  cá  quedas 
d'egua  existentes. 

O  -  ."ifí  íor  uo  a''iéx<' "^eslci  diviilo,  compleiam 

os  Iraballios  e  ocorrências  durante  o  ono  relatado. 

 ~-   I 

•     •       ^  \  !  -E  FEP.RO  DE  NAZARÉ' 

4.'  DIVISÃO  V!A=PERMANENT13 

(Erjg.  AIexan'f'^c  Lopes  Bitlencourt) 

ToJos  os  trab-jibios  ao  cargo  desla  divisão,  desenvolve- 
ram-se  com  intensidade. 

R'  insofismMvel   a   meltiorn  das  iinlias. 

Extensão  da  Linha:  —  Corilinua  inalterável  a  extensão  da 
\/Aiha. 

Toíaí:  —  286.515,00  melros.  ! 
Linha  tronco:  —  259.965,00  metros.  ■ 

fiama/;  —  2Ó.548.00  metros.  ; 

A  linha  Ironno  foi  reconsfruida,  de  maneira  eficientís- 
sima, com  frillios  de  25  quilos  por  melro,  em  ô  quilómetros, 
de  114,00  á  tabela  122,00. 

Referente  a  semelhante  e  grande  trabalho,  elucidando=o 
compõem  o  ptesente,  qUadros,  mapas'  e  gráficos  inseridos 
no  capitulo  dos  Anexos. 

Despêm: —  A  despêsa  global,  nos  vários  serviços  de  con« 
servação,  importou  na  soma' '  de  t.264:252$079,  contra  Rs. 
1.131:0981631  em  1936,  havendo  uma  diferença  para  mais  de 
i33:153$448,  assim  desdobrada:  44:487$736 com  a  verba  pessoal; 
76:866$615,  material  e  14:272$20O  diversas. 

Ainda  os  quadros  anexos,  precisam    devidamente,  os 
aumenlos  verificados.  , 

'i 
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l."  -  CHEFIA  DA  DIVISÃO  E  ESCRITÓRIO  CENTRAL 


DESPESA 

1936 

1937 

Diferônça 

Pessoal  .  „  _   

Maltiial  paiT  pt.-:ii.'rT'  

Materiais  diversos_  „  . ... 

DePr*-'^  divorens  

64:SG6S91S 

74f331 

46oS0i;u 

66;003$030 

2S4$163 

6;G)2Ç,(I0 

+  1:136$112 

■;-  239S584 
+  209$833 
+  6:149*700 

+  7:735$2S5 

CresceL.  cm  7;755$255,  porque  na   parle  deslinede  ás 
dF<í^êses  óv.rr-t'^ .  ^•('i.r-'- r:  es   ir.dc  r 'rações    dt    férias  dos 
senhores  [ingenheiros  Chefe  e  Ajudante,  além  dc  gastos 
ouiros,  cofiblònlcs  do  iituio  acima. 

2.'  —  INSPETORIAS: 

DESPESA 

193Õ 

1937 

Dift-rAnc-ii 

Matéria!  para  escritório.-  . 

Materiais  diversos  .  „  . . 

27:447$800 
610$250' 

3S47G 
S 

27:905*.  300 
'  53S$918 
$ 

850S0OO 

■i57::-3o 

—  71$332 

—  3S476 
+  85OÍ00O 

Soma  1  2S:061S52G 

20:291S118 

+  1:232$592 

O  aumento  de  despêsas,  nas  cifras  1:232$592,  justifica=se 
com  as  indenizaçòes  de  férias  e  os  extraordinários  do  pessoal. 
3.»  —  LINHA 


DESPÊSA 

1936 

1937 

Diferênça 

534:7931702 

585:944$8C0 

—  51:151$098 

55:259$591 

50;606S605 

--  4:652$986 

265.9361992 

348:6I4$4S3 

—  82:677$491 

7;987$451 

32:3595945 

—  24;372$494 

18:201  $720 

12;010$112 

—  6:191$608 

Despêaas  diversas  

1:973$200 

4:948$000 

—  2:972$800 

SOMA    

884:I52$656 

1.034:483S945 

—  150:331$289 
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Diferença  para  mais  de  150:331$2Ô9,  assim  justificada: 
As  lurmas  de  conservação  permaneceram  trabalhando,  com 
intensidade,  aos  sábados,  atendidas,  portanto,  as  necessidades 
inadiáveis  dos  vários  serviços,  maximé  o  da  substituição  de 
dormentes,  que  vale  acentuar,  foi  bastante  avultada. 

Daí  o  acréscimo  de  despêsa,  com  o  emprêgo  dêste  mate- 
rial e  dos  seus  accessórios. 

Empregamos  80.730  dormentes  em  1937,  para  76.799,  em 
1936  com  uma  diferença  de  mais  3.931.  no  ano  transacto. 

A  escôltia  de  madeira  fez-se  sob  riçor,  obedecidas  todas 
as  instruções  da  ctiefia. 

Não  incluímos  na  relação  aludida  os  empregados  na 
reconstrução.  Os  gráficos  e  demonstrativos,  adiante,  orientam 
quanto  ao  emprego  quilométrico  e  no  consoante  á  percen» 
íagem  dos  imprestáveis.  A  quantidade  dêstes  últimos  baixou 
animadoramente,  no  curso  do  ano  findo. 

POLICIAMENTO  DA  LINHA 
E'  um  serviço  satisfatório. 

Cada  turma  tem  a  cargo  de  um  trabalhador  acfivo,  de 
confiança,  a  ronda  diária  do  seu  trecho. 

Aliás,  há  abusos  que  só  desaparecerão  com  a  constru» 
çào  de  cêrcas,  como  por  exemplo,  animais  soltos  no  leito 
da  linha,  perigo  êsse  incontestável,  para  o  tráfego. 

Nào  obstante  a  linha  apresentar  condições  evidentemente 
de  melhor&,  de  segurança,  registou-se  um  número  maior 
de  descarrilamentos  do  que  no  ano  anterior.  Eles,  porém, 
em  sua  quase  totalidade,  resultaram  do  material  rodante. 

4.'  —  EDIFÍCIOS 


DESPESA 

1936 

1937 

Diferenças 

25:8798980 
26:952$537 
3:974$300 

18:9228410 
11:8988917 
9:074$700 

—  6:9848570 

—  15:0538620 

—  5:1008400 

S6-.g06$817 

39:8968027 

—  16:9108790 
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Foram  procedidas   muitas  obras   de  conaervoçâo  nos 

edifícios. 

Todavia,  a  despêsa,  no  caso  em  apreço,  baixou  de 
i6:910$790. 

O  «nexo  respeclivo  demonstra  a  atividade  despendida 

e  correspondente  ao  capituto  supra. 

6.'  —  OBKAS  D'ARTB 


DESPESA 

1936 

193/ 

Difertnça 

18:157$394 
9:1711732 
2:4661600 

959$000 
10:2368821 
4:4451300 

—  17:19S$39) 

—  1:065$0S9 

—  1:978$7I0 

Soma  

29::95.'S726 

1.5:f41S12l 

—  U:154$60i 

O  anexo  correspondente  demonstra  o  que  se  fez  no 

ícc&nie  ás  obras  d'aríe,  onde  conseguimos  despésas  menores 
de  14:154$605, 

Já  estudemos  e  iniciaremos,  sem  demora,  os  serviços 
de  boeiros  dos  quilómetros  9,  10.  12  e  15. 

Igual  atenção  voltam<js  para  os  poniilliões  do  Kamal  e 
para  a  ponte  do  quilómetro  n.  119. 

6.-  —  CAIXAS  D'AGUA 


DESPESAS 

1936 

1937 

Diferênça 

146$000 
1485220 
$ 

167S900 
740$06l 
$ 

—  2H900 

—  59II84I 

S 

294$220 

9071961 

—  613$741 

Foi  completamente  reparada  a  Caixa  d'agua  de  Joté 
Marcelino,  advindo,  de  tal  providência  (conforme  demonstra- 
tivo) um  aumento  de  despêsa  de  613$74!. 


Os  bombeiros,  atualm  ínt*",  c  irrsm  por  conta  da  Loco- 
moção e  o  controle  do  pess"(^l,  oié  h-i  dois  anos,  perlencenie 
á  Linha,  passou,  lambem,  p^ra  •  3*  l^ivisão. 

7."  —  CONSTRUgÕiSS  NOVAS 


DESPESA 

1935 

1937 

Diferença 

8:1  ,1*300 

8:8498500 

—  738$2oO 

Material . 

4:531  $003 

2;268i221 

—  2;262$782 

DespêsaB 

2:393$400 

57iínno 

—  l.-822$400 

15.O35Í703 

11:6881721 

—  3:346$982 

Construímos  uma  pnsKpgeni  de  $ado  no  quilòmeiro 
n.  241,  no  valor  de  5:545$42i. 

O  quadro  respectivo  prova  o  dispêndido,  sob  êsle  liiulo, 
exibindo  uma  diferença,  p^ira  menos,  de  3:346$9Ô2. 

8.°  LINHA  TELEGRÁFICA 


DESPÊSAS 

1936 

1937  ■ 

Diferença 

13:740S0C0 
679$572 
91  SOCO 

14:041  $000 
530S214 
$ 

—  3O1Í0OO 

—  U9$358 

—  91 SOCO 

14:5103572 

14:571  $214 

_  60$642 

A  linha  telegráfica  continua  sob  a  direção    do  Tráfego. 
9.'  OFICINAS 

DESPESAS 

1936 

1937 

Diferença 

22:51  !$450 
500$349 
402S000 

3O:012s850 
360S055 
288S800 

—  7:50l$400 

—  H0$294 

—  173$200 

23:41 3S799 

30:601  $705 

—  7:189$906 
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O  acréscimo  de  despêsa  jusiifico-se  com  os  serviços 
extraordinários  de  pessoal,  por  necessidade  de  ferranrienias 
para  a  reconsiruçèo. 

Os  vencimenlos  do  funileiro  eslão  aí  incluídos. 

10.  —  DESPESAS  DIVERSAS 


DESPESAS  1936  1937  Diferènçn 

12:797$600      13:202$000         —  404*400 

Pequeno  aumenio.  Compensaram=no    verias  despêsas 

efeiundaS- 

Lastro  e  trem  de  Lastro:— O  trabalho  de  lasiração  da  linha 
não  se  procede  como  desejamos. 

Há  muita  dificuldade  no  transporte  do  lastro,  em  inú- 
meros Irechos,  falhos. 

Apenas,  de  uma  locomotiva,  com  seis  pranchas,  podemos 
dispôr  par-í  a  Via-Permanente,  afim  de  atender  os  serviços 
p,  IS  du9S  fí-ucçòns,  para  transporte  de  dormentes,  de  trilhos, 
para  a  conserva,  e  para  a  reconstrução*  quando  somente  esta 
última  exi^e  uma  locomotiva  permanente. 

São  as  turmas  que  transportam,  a  iroUys,  o  material  de 
cobertura  de  enorme  distancia  e  para  alargamentos. 

Ur$e  necessidade  nu  aquisição  de  um  britodor  adaptá- 
vel a  uma  prancha,  para  maior  eficiência  no  sentido  do  bri= 
toniento  da  linha. 

E'  o  lastro  de  que  precisemos. 

Já  iniciado,  pouco  a  pouco. 

Escuso=me  de  encarecer  suas  vantagens,  por  isso  que, 
de  sobejo,  conhecidas. 

Executamos  alguns  empedramentos,  na  1.*  e  2*  secções. 

Casa$  de  Turmas:— Desde  1934  cogita-se  da  premente  ne- 
cessidade da  construção  dos  abarracamentos  para  os  furmas. 

O  operário  sem  o  devido  e  humano  conf6rto,  dará  um 
índice  muito  baixo  ds  produção. 

E'  imprescindível  o  realidade  de  semelhante  provi- 
dência. 


A  Divisão,  vive  onerada  além  do  mais,  com  os  alugue- 
res d/^.  casas,  para  o  pfíhoal. 

Casas  que  não  merecem,  oiquer,  classificação,  no  res- 
peilo  á  ín.ia  de  ofirií  :!  :i  ■, 

Estação  de  Tailinga:  -  O  prédio  onde  funciona  esta  es= 
taçàu,  cLiconlra-se  -sem  qa...,qucr  segurança  e  já  pode  ser 
fomado    como  prédio  ^uc  vai  desabar. 

Sem  asseio  d«=  nm^í-^nnr  «-""'érie,  sem  esDsco.  lamen- 

favel. 

Rodeiros  de  Troleys: —  Conlinuamos  em  imensos  emba- 
raços, por  deficiência  dêsle  material. 

Muilas  vezes  já  s^  lem  lutado  com  sérias  dificuldades 
para  transportar,  alè  as  ferramentas  das  turma.';,  çm  conse- 
quência da  falta  de  rod^^iros,  nos  troleys  das  respeçtivas 
turmas. 

Existem  rodeiros,  nos  depósitos,  que  parecem  aprovei- 
táveis, p^lo  que,  estamos  procedendo  o  torneamento  de  alguns 
afim  de  submetê=los  á  expcr'ên(  ia. 

Fardamento  do  Pessoal: —  E'  um  serviço  que  se  acha  em 
perfeila  ordem. 

Todo'  o  pessoal  da  conservação  continua  recebendo, 
normalmente,  seus  uniformes. 

No  aiiO  findo  íoram  distribuídos  1006  u.niformés  e  666 
chapéus. 

BALANÇO  DE  FERPAMENTA  E-  MATERIAL 
EM  DEPÓSITO 

No  ultimo  dia  de  1937,  efeluamos  o  balanço  geral  de 
todas  QS  ferramentas  da  Via-Permanente,  nos  depósitos,  nas 
lurmas,  constatando  absoluta  regularidade. 

Fichário  do  Pessoal:  —  Estamos  cogitando  da  eficiente 
moniagern  dêsle  serviço,  pelo  "Sistema  Kardex". 

Armazém  de  Ahastecimenlo:  —  Por  não  acharmos  regular  o 
processo  de  fornecimento  do  nosso  trabalhador,  estamos  es- 
tudando as  possibilidades  da  orgariização   de  ermazep«  de 


abasiecimenios,  diretamente  administrados  pela  Eílreda, 
como  se  costuma  beneficiar  o  operário  nas  demais  cslrados 
do  País. 

Rec':'nstrvção:  —  V m  serviço  altamente  necesfí-^o.  "r,i'nrrr,j, 
zado  que  esião  sendo  os  vários  tipos   de  trilhos  existentes. 

Esses  trnballios  tiveram  começo  em  1921.  Houve  ligeira 
pausa  e  continuaraiTi,  porém,  como  nos  últimos  anos,  inlen» 
SOS  e  benéficos. 

Dizem,  inequivocamente,  de  suas  vantagens  e  de  suas 
despesas,  os  anexos  correspondentes. 

Condições  Gerais  da  Linha:—  Em  que  pese  o  aumento  do 
tráfego,  este  foi  normal,  sem   acidentes  de  vulto. 

Náo  houve  queda  de  barreiras,  não  se  registou  nenhum 
desmoronamento  de  terras. 

Os  aparelhos  de  mud'inça  da  via,  quase  todos  britados, 
apresentam  aspecto    agradável  e  de  segurança. 

Terminada  a  reconstrução  do  trecho  compreendido  entre 
os  quilómetros  107,.  342  e  114,00,  iniciamos  a  reconstrução 
que  parlindo  dêsig  ú'lii-no  irá  até  o»quilômelro  160,  obede= 
cendn  á  técnica  mioderna. 

Não  deixamos  de  continuar  o  empedramento  nos  cortes 
alagadiços. 

Procede-se,  com  afinco,  a  regularização  completa  de 
leifo  da  linha. 

O  material  existente  enfre  os  quilómetros  160  e  196,  por 
muito  antigo,  precisa,  oulrosim,  de  reconstrução,  o  que  será 
oportunamente  atacado. 

Ramal  de  Amargosa:  —  Com  a  aplicação  dos  trilhos  retira= 
dos  da  linha  tronco,  executamos  a  mudança  dos  velhos  e 
imprestáveis,  em  lodo  o  Ramal,  ficando  êsle  em  condições 
elogiáveis. 

CONCLUSÃO 
Todo  o  Pessoal  da  Via-Permanenfe  abriu  ume  coluna 
de  crédito  a  encómios,  por  isso  que  se  conduziu,  durante  o 
ano,  nos  serviços,  com  dignidade,  zelo,  dedicação  e  denfro 
da  disciplina,  demonstrando  o  maior  interesse  pelo  engran^ 
decimento  desta  Estrada. 
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DIVERSOS 

Resultado  do  «lírdao— Rs.  5 .295 :385Í210 

Pela,  retjeití.  tot»'  da  Ectrada  arreca- 
dada durante  o  exercício,  que  se 
credita  a  segunda  conta  para  en- 
cerramento das  demais: 

RECBTTA  ORDINÁRIA; 

Receita  dêste  ano   5.282:340$3o0 

RECEITA  EXTRAORDINÁRIA 

Receita  dêste  ano   13:044Í910 

RESULTADO  DO  EXERCÍCIO: 

a  Diversos:  -  Rs.  5.295:365$210 

a  Despêsas  de  Custeio: 

Pelas  despêsas  efetuadas  durante  o 
exercício  que  se  debitam  á  1.»  c/ 
para  o  encerramento  desta   4.605:870$315 

a  Tesouro  do  Estado: — c/de  Patrimônio: 

Pelo  "Superavit"  verificado  no  exercí- 
cio, que  se  credita  á  esta  c/  para 
encerramento  da  primeira   689:514$895 

BALANÇO  DE  ENCERRAMENTO: 

a  Diversos:  —  Rs.  5.109:616$03I 

Pelos  seguintes  saldos  atlvos  no  exer- 
cicio: 

a  CAIXA 

Saldo  desta  conta   82;938»746 

K  ESTADO  DA  BAÍA  c/  Traniporte: 

Saldo  desta  conta   104.819t660 

s  GOVÊRNO  FEDERAL  c/  Transporte: 

Idem   39;201$700 

>  GOVÊRNO  FEDERAL  —  Tráfego 

Mútuo: 

Idem   l:820W0O 

a  TraniporUr   2^:7801096 


5.29í:385$210 


5.295:386*210 
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Transporte    228:780$096 

a  SUPRIMENTOS 

Saldo  desta  conta   20;613$000 

a  CAUÇÕES 

Idem   649:300 

aREPARTIÇÃO  TÉCNICA  DO  CAFÉ  ^„ 

Idem   405800 

a  POÇO  TUBULAR  S.  ROSA  „  oca^  -ac 

Idem   6;204$o40 

a  DBSPÊSAS  EXTRAORDINÁRIAS 

Idem   5;^00$OUO 

a  CAIXA  ECONÓMICA  MATRIZ  „    „„  „ 

Idem   22:122$800 

a  REPOSIÇÕES 

Idem   1:386$260 

MATERIAIS  FORNECIDOS 
Idem   2:688^705 

a  BANCO  DO  BRASIL  C/C 

Saldo  desta  conta   96:340$200 

BANCO  MERCANTIL  SERGIPENSE 

Idem   7775400 

a  CAIXA  ECONÓMICA  FILIAL  C/  LI- 
MITADA. 

Idem   !:235S4C0 

a  CAIXA  ECONOM.  FILIAL  C/  COM.  ^  , , ,  „ 

Idem   2:n4$970 

a  INDENIZAÇÕES 

Idem   47S0OO 

a  PROLONGAMENTO  A  S.  ROQUE 

Idem   2.?,  19:2368798 

a  TESOURO  DO  ESTADO -FUNDO 
ESPECIAL 

Idem   375;754$100 

a  ALMOXARIFADO  STOCK 

Idem   1.525.-756$482 

a  CONTAS  A  RECEBER 

Idem   163:6361580 

a  RECEITA   A  ARRECADAR 

Idem   44;274$l00 

a  TRILHOS  E  ACESSÓRIOS 

Idem   288:5798440 

a  CAIXA  DE  APOSENTADORIA  A 
ARRECADAR 

  ^^178$200  5.109:616í03l 
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DIVERSOS 

Balanço  de  encerramento— Rs  

5.109:616$031 

Pelos  seguintes  saldos   passivos  no 
exorcicio: 

a  DEPOSITO  -  FIANÇA 

Saldo  desta  conta   S:000$000 

»  RETENSÃO  SALÁRIOS 

Idem  :   fi8$100 

a  CIA.  VIAÇÃO  SUDOESTE  DA  BAIA 
C/  LTD. 

Saldo  desta  conta   395.064$892 

a  CAUÇÃO  DE  CHAPAS 

Idem   l=14O$00O 

8  OBRIGAÇÕES  A  PAGAR 

Idem   101:693$200 

a  CAIXA  APOSENTADORIA-C/C  • 

Saldo  desta  conta   83:086$835 

a  FRETES  COBRADOS  A  MAIOR 

Idem   ^=2465050 

a  TESOURO  DO  ESTADO  C/  PATRI- 
Mv  NIO 

Idem   2.645:124$7(M 

-  a  DESPESAS  A  LIQUIDAR 

Idem   108:633*800 

a  FUNDO  ESPECIAL  • 

Idem   707:6901500 

a  FUNDO  DE  MELHORAMENTO 

Idem   995:005$750 

a  CONTAS  A  PAGAR 

59:872$200 

Idem  


5  lOOíeiCttSt 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 

DEMONSTRATIVO  DA  CONTA  DE  FUNDO  DE  MELHO- 
RAMENTO DO  exercício  DE  1937 


DISCRIMINAÇÃO 


ABHECADADO 


SALDO  DO  KXERCICIO  DE  1936 


Importância  que  estava  creditada  á 
c/  de  Reconstrução  que  passou  esta  c, 


Saldo  do  Fundo  Especial . 

Janeiro  

F»Tereiro  

Março  

Abril  

Maio  

Junho  :  

Julho  

Agosto  : . 

Sttembro  

Outubro  

Novembro  

Deidmbro  


Soma . . . 
Balanfo. 


R/S/C. 


472:266$083 

29:2511374 
719:470íl50 
í 
$ 
$ 
$ 
S 
$ 
í 


1.220:9871607 


1.220:987$607 


A.  L.  Cêticeição 
Chefe  da  ConUAilidade, 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 

DEMONSTRATIVO  DA  CONTA  DE  FUNDO  ESPECIAL 
DECCETO  N  5!  DE  23  DE  JULHO  DE  1955 


DISCBIinNAÇÃO 

ARRECADADO 

Saldo  de 

1936  

640:268í900 

ARRECADAÇÃO 

145:000$000 

Fevereiro 

107:016$300 

127;797$400 

99:305$800 

104:404$400 

105:!90$000 

134.956S0Õ0 

140:9g6$200 

l 

Setembro 

130:161S!00 

122:303$100 

Novembro 

115:371$700 

Dezembro 

Creditado 

a: 

Tesouro  do  Estado  -  c/  Patrimônio . . 

639:890$900 

719:470$13O 

1.359;S6IS050 

707:6901500 

2.067:051  $550 

2. 067.051 $550 

R/S/C 

A.  L.  Conceição 
Chefe  da  Contabilidade 
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c  ^íuA   .■':Ãu  DO  MOViMLjiNiro  de  carros  e 

\/'xr;òG;s  DO   AN'^    RELATADO  COM   O  AN= 

1  L;;<iOR. 


1 

1936 

1937 

DEFERENÇAS 

A  mais    1  ^  A  menos 

CaiT^    -  vi,o-ões  em 
tones  os  sefviços. 

17 .85o 

18.483 

633 

Z  IDl  .04.1 

2o5.137 

Carros  e  vagões  em 
SPrviço  retribuído 

12.923 

13.412 

489 

Perci:rso  

1.694  329 

1.910.792 

11.326 

Ca; .   i  CTCU'  es  em 
Servil,-!'  '1:'  Estra- 

4.927 

5.o71 

591 

262.076 

25o.75o 

190. lo4 

Carrose  vagões  oar- 
regaflos  em  todos 
03  serviços  

13.98o 

14.571* 

545 

Percurso  

1 .673.402 

1.872.5o6 

2o8.1o5 

Carros  e  vagões 
carregados     e  m 
serviço  retribuído 

11.271 

11.816 

42 

Percurso  

1,512.112 

1 .72o  217 

6.033 

Carros  e  vagões  va- 
sios  em  todos  os 

3.87o 

3.912 

46 

1  ereu  a 

283.003 

289.036 

"Vagões  carregados 
em  serviço  da  Es- 

2  7o9 

2.755 

98 

161.290 

152.289 

9.00I 

Vagões  vasios  em 
serviço  da  Estra- 

2.218 

2.316 

100.786 

98.461 

2.325 

o  CC  ^  ^  CO 

o>'oo  '— òo  ^ 


Oi  to  00  Oi  C; 


^  M  GO  o 


o  Co  00  CO  00 
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COMPOSIÇÃO  MEDIA  DOS  TRENS  QUILÓMETROS  COM- 
PARADA COM  O  ANO  ANTERIOR 


COMPOSIÇÃO 

1936 

1937 

Kei;ul?."6s  passageiros  

7,57 

8.28 

4.83 

5.57 

3.85 

4.04 

10.14 

10.25 

Õ.51 

5.02 

COMPARAÇÃO  DIÁRIA  DOS  CARROS  E  VAGÕES  QUE  CIR- 
CULARAM NESTE  ANO  COM  O  ANO  ANTERIOR 


DESIGNAÇÃO  " 

Carros  e  ragxies  em  toclos  os  serviços 
por  dia  

Percurso  diário  dos  carros  e  vagões 

Pt-rcurso  médio  diário  por  veiculo  de 
transporte  

Carros  e  vagões  reduzidos  á  extensão 
média  

Carros  e  vagões  em  serviço  retrib  .. 

Carros  e  vagões  em  serviço  não  re- 
tnbuido  

Carros  e  vagões  reduzidos  á  exteiisãc 
média  por  dia  

Carros  e  vagões  reduzidos  á  extensão 
média  por  serviço  retribuído  | 

Carros  e  vagões  reduzidos  á  extensão 
média  por  serviço  niio  retribuído 
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SERVIÇOS  EFETUADOS  PELOS  MAQUINISTAS  DU- 


D^MTR    O  ANO  DE 

~í=:T^r:;r==._=:^:^:r=r=^^   _____ 

1937 

1  NOMES 

TRENS 

NUM. 

! 

PEKC. 

1 

Praxedes  Bispo  

112 

28.201 

2 

Manoel  Lourenço  de  Jesus  

113 

28.024 

3 

Marcelino  Souza  

107 

24.489 

4 

José  Pinto  

129 

24.472 

5 

118 

22.594 

6 

Vicente  Gonzaga  

93 

19.335 

' 

Alencar  Moura  

274 

17  974 

S 

103 

17.179 

9 

62 

13.919 

10 

263 

13.809 

11 

42S 

13.518 

12 

Manoel  Vitório  

150 

11.133 

13 

138 

10.959 

14 

19 

1.706 

15 

18 

1.480 

2.117 

248.792 

I 


Orn»  d*  2.*  olaHc 


Cmnct  d»  in«rt*âortw.. 

Ckm»  de  ulniaii 

CuTo»  d«  lutro.. 
Curut  M|i»elalB.  . 
Ctrros  dlv«rio«  . 


175. M9 
9.?72 


81.693 
83S.767 
38.881 


1.372  254.067  j 
175. Wl 


81 .«93 
844.130 
38.939 


I  596    19o  575  Z.755  1 


80.071 
10.804 
SQ  4.3C7 

14,571  t.h72.506 


0.188 
1.865 


1.234|  IM.291 
22.338 


299  22.071 
1.968  72.936 


1.4^  260.255 

1.073  179.516 

338  i  10  312 

I 

1.982,  212.638 
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RECEITA  E  DE3PESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  NAZARÉ' 

Esppríal: 

HECenTA 

Mercndorias — freie  

Mercadorias — carga  e  descarga  .  $ 

Pace.-.-  ■•ires   içj-goof^no 

Bagagem  '  .  3h972$500 

Encooiendns       .    .....  52:096$5n0 

Animais     .    .......  l:865$3no 

Telegramas   31:742$750 

Trens  e  veículos  especiais    .    .  5:925$000 

Rendas  diversas   $ 

Adicionais  10%   28:4201500 

Adwalores   15:99ô$300  344:011$I.^0 


DESPESA 


Pessoal 


ga  e  deS(;argã.    .  . 
Material  de  escritório  . 
«        »    serviço  .  . 
»        »  iluminação 
Despesas  diversas — luz. 

»  »    — alugueis 

»  »    — diversos 


Saldo 


87:672$800 
13.7511500 


8;058$750 
2001650 
2:( 


1:552$500  115:241$800 
228769$5'5Õ 


MOVIMENTO 


DESCRIMINAÇÃO 

Numero 

Tonel.  íimp. 

Palavras 

Encomentlas  

18.353 
4.569 
7.993 

43.551 
240 

1.284,710 
142,580 
208,365 

59,900 

579.141 
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[3h'CElTA  E  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DR  NAZARÉ' 

Depósito: 

RECEITA 


M<-ror:Juri.-7S— f''»!^  

»  — carga  e  rlesoerga. 

Passageiros  

Bagaçeríí  

En-.íii:r,de3  

Ani, ,101=  

Telftgiointis  

Trens  e  veículos  eppt^ciois  . 

tíendas  diversas  

Armazéns  

Adicionaes  10  % 


1.372:504$!00 
58.255S700 


2:6711500 
153$100 
144:976$100 


Ad= 


lorcm   2Ô7:0!Ô|100  1.865556$900 


DESPESA 


Pessoal 


Cnrça  e  debcarga 
Moveis  e  ulensilios  . 
Material  de  escritório  . 
»        »  serviço, 
>        »  iluminação 
Despesas  diversas — luz 

»             »      — alugueis 
»            »  —diversos 
Saldo  


67:996$100 
8:749$700 
74:597$550 
I2ll$000 
9451350 
5:642$66l 
$ 

277$900 
$ 
$ 


156:529$241 
1,709:027$659 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavrat 

395.191 

2'  797,809 

-  105  — 


RECEITA,  DEC-  KZA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DR  ONHA 

CL-ASSE: 

RECEITA 

Mercadorias— frf  ;f   1013600 

Merc  .dorias— (  ,     ,  e  Hescarôa  51$000 

Passageiros   2:043i':;200 

Baêrí-ps   w|3C0 

Encomendas   96§500 

Animais   17^100 

Telegramas   60S500 

Treníí  e  veículos  '"speciais .    .  % 

Rendas  diversos   2$000 

A^ma^enaêens   § 

Adicioneis  10  %   273,$900 

Ad=velorem   65$70O  2:718$600 

DESPESA 

Pessoal   5:443$900 

"     ...........  k040$000 

Carga  e  descarga  

Material  de  escrilorio  ....  523 

"        "  serviço   354$1G0 

"        "  iiluminação.    .    .    .  236$461 

Despesas  diversas — luz  ,  '.    .    .  $ 

"            "      — alugueis.    .  $ 

"            "      — diverscs.    .  41$000  7:154$60 

Deficil   4:435$461 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  timp. 

Palavras 

1.042 

72,940 

7 

0,1  C7 

86 

1.645 

933 

19.721 

5 

1.500 

254 

14,899 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  RIO  FUNDO 


RECEITA 


M^^i^cadorias — trele  

Mcíioa  1  ^rids— ccirga  e  descarga 

Passageiros   .  • 

Begag.'!,-,  

Encon.t-ndos  

An!.T:.s:-  .  ,  

Telegramas  

Trens  e  veículos  especiais.  . 

Rendas  diversas  

Arn^  "zeiuigens  

Adicionais    \0  %  

Ad=valorem  


11:613$0' O 
2.4I4S200 
7::)b4$90Q 
40^200 


124SS000 
662S100 
2501000 


2:3831600 
3:173$800 


DESPESA 


Pessoal  

"  eNira  .... 
Mu-".  e  utensílios. 
Carga  e  descarga  . 
Material  de  escritório 

"      "  serviço  . 

"  iluminação 
Despesas  diversas— luz 

"  "       — alugueis 

"  "       — diversos 


60^000 
31000 
81$100 
662$516 
385ÍS7I9 
$ 

4501000 


Classe: 


28:7628700 


Saldo 


12:7661435 
15:996$265 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavras 

3  474 

243,180 

293 

5,889 

-345 

9,355 

1  425 

19.475  . 

28 

7,100 

24.881 

1.492,542 
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Í2ECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÀQ 
DE  TAITINGA 

Classe: 

RECEITA 


MTCGdnrias— frele   l:558*occ 

Me';cadorias — carga  e  descarne.    .  452$7co 

Passageiros   3:o99$9oo 

Bagagens   62S3oo 

Er,^.,ineiidas   495$6oo 

Animíiis   112$  !oo 

Telegramas   lo2$4oo 

Trens  e  veículos  especiais  ...  $ 

Rendas  diverstis   6§9oo 

Ar(n'!zenagens  .    $ 

Adicionais  10%   666$ôoo 

Ad- valorem   549$4oo  7:oô6$!oo 


DESPESA 


Pesscal 


Carga  e  descarga  

Material  de  escritório  .... 

''  "  serviço  

"  "  iluminação  .  .  .  . 
Despesas  diversas— luz  .  .  -.  . 

"  —alugueis  . 

"  "  — diversos  , 


6:l5o$ooo 
lio74$l  oo 


300 

336$479 
252$349 
$ 

14o$ooo 


Deficit 


MOVIMENTO 


7:9921728 
83ó$62ô 


ESPECIFICAÇ.\0 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavvas 

Passageiros  

1  488 
138 
1.605 
1  302 
17 
3  264 

104,160 
5,889 
67,449 

4,100 
l82,0t;6 

18.096 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  SAN1'0  ANTONIO 


RECEITA 


Mercadorias — frete   

52:567|4oo 

Mercadorias — carí>a  e  descarga  . 

7:341$3oo 

PassQ^^^iros 

46:679$6oo 

2:o51|Ioo 

Encomendas 

ô:425|9oo 

7o4$9oo 

2:7ô5$85o 

Trens  e  veículos  especitiis .    .  . 

445$2oo 

24$9oo 

Armazéns  

13$4oo 

Adicionais    10  %  ■  

12:423$2oo 

DESPESA 


Pessoal   Iô:o5o$ooo 

  4:298$ooo 

Carga  e  descarga   97o$ooo 

MaleriaUmoveis  e   utensilios.    .    .  6o$ooo 

''     de  escrilorio   36ôS6o5 

"     de  serviço   1:Ô89$467 

"     de  iluminação   98$7oo 

Despesas  diversas  — luz    ....  742$7oo 

— alugueis.    .    .  66o$ooo 

"             "      — diversos.    .    .  26$ooo 


Salde 


MOVIMENTO 


Classe : 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavras 

10  015 

701,050 

-  60C 

24,006 

4.911 

141,985 

Telegramas  

4  041 

80.832 

Animais  

147 

35,400 

47.338 

3.248,883 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÀO  DE 
SANTANA 

Ciasse: 

RECEITA 

Merredorias  —frete   499$6oo 

—  ccrga  e  descarga    .  37|ooo 

Passageiros  4:o39$7oo 

Bagagens   44$4oo 

Encomendas   755$3oo 

Animais   53ã>9oo 

Telpêramas   164$5oo 

Trens  e  veicules  especiais.  ...  $ 

Rendas  diversas   l$3oo 

Armazenagens   5$ooo 

Adicionais    6o5$ooo 

Ad=valorem.   379$9oo  6:586$2oo 


DESPESA 


Pessoal ...   6:37o$ooo 

''   l:353$4oo 

Carga  e  descarga    13$5oo 

Maferia! — de  escrilorio   37$4oo 

"    —  de  serviço   3oo$15o 

"     —  de  iluminação  .-  .   .   .  233$928 

Despesas  diversas — Luz   $ 

"      —Alugueis  .  •  .    .  $ 

—  Diversos  .   .   .  $  |8:2o8$378 

Deficit   1:622$178 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMEBO 

TON  SIMPLES 

PALAVRAS 

Passageiros  

1 .278 

89,460 

Biiunsens  

15 

0,473 

Eiicoiuenrlas  

950 

31,506 

776 

13.384 

21 

7,300 

358 

23,393 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO  DE 
VARGEM  GRANDE 

Classe: 

Uu^CEITA 

Mercadorias— frele   4:543$2oo 

"        —  carga  e  descarga    .  I:2o4$7oo 

Passageiros   12:951$8oo 

Bagagens   495$ooo 

Encomendas   l:231$7oo 

Animais     571$7oo 

Telegramas   746$95o 

Trens  e  veículos  especipis   $ 

Rendas  diversas   l$2oo 

Armazenagens    24$7oo 

Adicionais  10    2:246$7oo 

Ad=valorem   2:34o$5oo  26:158$15o 

DESPESA 

Pessoal   7:87o$ooo 

  2:121$loo 

Carga   e  descarga   44$ooo 

Malerial  de  escrilorio   75$343 

de  serviço  ,  599$ôò3 

"       de  iluminação   332$43o 

Despesas    diversas— Luz   35o$ooo 

''              "       —Alugueis  ...  $ 

"             "       —  Diversas ....  $  11:592$736 

Saldo   14:7658414 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMERO 

TON.  SIMPLES 

P.il.AVEAS 

3  280 
147 
-  949 
2.050 
46 
7.271 

229,600 
.5,073 
28,705 

10.500 
303.147 

40.85Õ 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  SERRA 

Classe: 

RECEITA 

Mercadorias— frete   35 

Meri^ndcr  - "  — carrta  e  descarga  ^ 
Pass80'3Íros   .    •  * 

Encomendas   * 

Animeis   * 

Telegramas  •    •  * 

Trens  e  veículos  especiais.    .  | 

Rendas  diversas   ^ 

Armazenagens   * 

Adicioneis   [O  %    ■    .    •    •    •  Z  « 

Ad=valorem    í_ 


Pessoal  

Moveis  e  utensilios. 


DESPESA 

.   .  2:982$800 


12$662 


Malerial  de  escritório  .... 

"      "  serviço   151$216 

iluminação    .    .    .  129$420 

Despesas  diversas  — luz  ...  ^ 

"           "      — alugaeis   .  ^ 

..diversos    .  20$000  ^ 

Deficit  ^ 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavra 

388 

3.537 

Mer.-íi'U)riAS  

1   

RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  SÀO  MIGUEL 


RECEITA 

M..,;ndorias— frefe   12:979^700 

Mercadorias— car^a  e  descarga  2;257$200 

Passageiros   22-051$400 

Bagagens   1;572$400 

Eiiv'ornendfis   l:74Q3t;?nO 

Animais.   lóôSOOO 

Telegramas   1:624$200 

Trens  e  veículos  especiais  ...  $ 

Armazenagens   $ 

Adicionais  10  %   4:334$100 

Ad=:valorem   5:395$400 

DESPESA 

Pessoal   22:5071300 

  6:236$600 

Carga  e  desreron   2ô$700 

Moveis  e  ulensilios  

Material  de  escrilório  

»  serviço   I:512$924 

»  iluminação   513$700 

Despesas  diversas — luz   $ 

»    —alugueis.  .  .  5201000 

»   —diversos  .  .  .  39$000 

Saldo  

MOVIMENTO 


Classe: 


31:639$874 
202711726 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavras 

Passageiros  

Bagagens  

Encomendas  

Telegramas  

Animais  

5.388 
552 
1 .440 
5.937 
37 
11.659 

377,160 
18,902 
44,075 

8,200 
638,769 

123,708. 
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DtCElTA,  DESPESA  E  MOVIMENTO   DA  ESTACÃO 
DE  ENTRONCAMENTO 

CLASSE: 

UhCEi  TA 

Mercadorias — freie  

Mercódones — caiga  e  descaiga 

Ps:    ;  '^-c  

Bagagens  

Enr-omendas  

Animais  

Telegramas  

Trens  e  veículos  especiais  .  . 

Armazenagens  

Adicionais  10  %  

Ad=valorem  


DESPESA 

Pessoal  

"      provisório  .    .    .    •  • 
Material  de  escritório  .    .  • 
"        "  serviço-  .... 
"        "  illurninação .   .  . 

Carga  e  descarga  

Despesas  diversas — luz  .    ..  • 
"  "      — alugueis. 

"  "      — diversos  . . 

Deficit  


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavras 

2:5951000 
729$400 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$  5:524$400 
3:324$400 
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Rh;CElTA.  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA 
DE  ENG.o  PONTES 


ESTAÇÃO 
Classe: 


RECEITA 

Meicndorias — frete  ..... 

»          — carga  e  descarga 
Passageiros   2:í 


590$2nO 
30S300 


Bagpgens  

Encomendas  

Animai-s  

Telegramas  

Trens  e  veículos  espaciais 

Arnia?.enegens  

Adicioriaes  10  %  ...  . 
Ad=valorem  


Ô3$600 
1641600 
32$100 
27$650 


389$100 


DESPESA 


PeSbOt: 


Carga  e  descarga    .  . 
Maferial  de  escritório  . 
»        )>  serviço, 
>        »  iluminação 
Despesas  diversas — luz 

»             »      — alugueis 
»            »       — diversos 
Deficit  


4:747$600 
1:044$100 
$ 

351741 
2961400 
251$855 


4:185$350 


6:3751696 
2:1901346 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavras 

660 

46,200 

24 

0.612 

"132 

2,684 

892 

18.465  ■ 

4 

0,800 

122 

16,151 
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REcrMTA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  LAGE 

Classe: 

RECEITA 

Mer.'n<ionaR-  frelc   41:896$800 

Meicadoíias-  cai^o  e  descarga  SfôSiRZOO 

Pa??aeeiros   i  9:332$800 

Bafagens   895»;000 

Er  — mendeas   2;704S;600 

Aí. i.. .tis   247$100 

Teicerames   1 :642$600 

Trens  e  veículos  especiais.  .  395$000 
Rendes  diversas  ......  7-5400 

Ainiazenagens   52SI00 

Adicionais   \0  %   7.-183$900 

Ad=v,;Jorem   1 3:647$000  91:856$000 

DESPESA 

Pessoal   9:730$000 

  2:3871400 

C.3rga  e  descarga           .    .    .  i33$500 

Maierial — moveis  e  ufensilios  .  30$000 

"     —de  escritório.    .    .    .  1 76$392 

"     —  "  serviço  ....  1 :353$655 

"     —  "  iluminação.    .    .  1 1 0$368 

Despesas  diversas  — luz  .  -  .    .  40S$600 

—alugueis   .  440$G00 

—diversos.  53$000     I  4:999$915 

Saldo   76:856$085 

MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 


Tonel.  íimp. 


Passageiros . . 
Bagagens. . . . 
Encomendas. 
Telegranias . , 

.\niniais  

Mercailorias. 


3.590 
436 
1 .401 
3.820 
64 
26.472 


251.300 
i  5,508 
36,253 

12,600 
1 .467,928 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  MUTUlPE 


RECEITA 


Classe: 


Mercadorias— freie   44:909$800 

Mercadorias — carga  e  descarga.    .  5:4891500 

Passageiros   22:5A1$100 

Bagagens   I;b92i500 

Encomendas   2: 156$000 

Animais  .    .    ,   4221100 

Telegramas   2Í)01$950 

Trens  e  veículos  especifiis   .    .    .  5SÔ$100 

Pendas  diversas   52$600 

Armazenagens  .    9$200 

Adicionais  10%   8:015$100 

Ad-vaiorem   15:021$100  102:758$850 


DESPESA 

Pessoal'    14:5541700 

  3:7731600 

Carga  e  descarga   752$800 

Material  de  escritório   19Ô$74I 

"  serviço   1:518$965 

"        "  iluminação   I12$690 

Despesas  diversos — luz   278$3n0 

''        ''  —alugueis  .... 

"        "  — diversos .... 

Saldo  

MOVIMENTO 


85$000  21:814$796 


Ô0:924S054 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palamàs 

4.776 

299,320 

717 

20,948 

-  t.l41 

34,811 

3.746 

65.513 

99 

21,800 

28.660 

1.591,320 

RhCbií  TA,  DESPi^SA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  BARRA 


Classe: 


RECEITA 

M<°rrrtdonBS — frefe   $ 

»          — carga  e  descerca  $ 

Passageiros   $ 

Baeaôe: ,   $ 

Encoiíiciiuas   $ 

Animais   $ 

Telegramas   $ 

Trens  e  veículos  tspeciais    .    .  $ 

Amnazenagens   $ 

Adicionoes  \0  %   $ 

Ad=velorem   $ 

DESPESA 

Pessoal   4:7451000 

•     .....       ....  7^875800 

Carga  e  descarga   $ 

Material  de  escritório  ....  30$386 

»    serviço,     ....  I40$500 

»        >    iluminação    .    .    .  177$449 

Despesas  diversas — luz    _   .    ,  $ 

»             »       — alugueis     .  $ 

»            »       — diversos  .   .  55$000 

Deficit  

MOVIMENTO 


5:915$935 
5:915$935 


ESPEClFIC.^rÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavra* 

_ 

730 

13.006 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTACÃO 
DE  JEOUIRIÇÁ 

Classe: 

RECEITA 

Mercadorias— frele   28:441$7oo 

—  carga  e  descarga    .  3:o26$3oo 

Passageiros   25:332$2oo 

Bagagens   7-t7ÍP3oo 

Encomendas   l:4ol$7oo 

Animais   277$9oo 

Telegramas   1:288$7oo 

Trens  e  veicules  especiais   4"ò$<joo 

Armazenagens   5$5oo 

Adi  cionais  10    6:21/$3oo 

Ad=valorem   ô:723$7oo  75:956$loo 

DESPESA 

Pessoal   Io:ô39$658 

  2:755$5oo 

Carga   e  descarga   314$ooo 

Moveis  e  utensílios   3o$ooo 

Maierial  de  escritório.   1421568 

"       de  serviço   I:3o2l933 

"       de  iluminação   lo2l7o8 

Despesas    diversas— Luz   31385oo 

"              "      — Alugueis  .  .  ,  4oolooo 

—  Diversas....  33fooo  16:2331867 

Saldo   59:722S235 


iOVlMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMERO 

TQN.  SIMPLES 

PALAVRAS 

5.339 

373,730 

407 

11,587 

898 

23,245 

4.m 

71.213 

&2 

15,600 

27.512 

975,909 
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RECEITA,  b/tcjPESA  E  MOVIMENTO 
DE  AREIA 


RECEITA 

Mercndories — frete  

Mercadorie-^ — carga  e  descarga 

Paf9*!(^eiros  

Bagagens  

Encomendas  

Animais  

Telegramas  

Trens  e  veículos  especiais  .  .  . 

Rendas  diveises  

Armazenagens  

Adicionais  10  %  

Ad^vfilorem  

DESPESA 

Pessoal  

Carga  e  deS(.^arga  

Material  de  escrilório  

»        >  serviço  

»        »  iluminação  

Despesas  diversas — luz  .  ...  .  . 

»  »    — alugueis.  .  . 

»  »    — diversos  .  ..  . 

Saldo  


60:01  |.«S500 
1:952^700 
IZT^WOo 
l:05Z1liluO 
2:604$  100 
46i$200 
56!  $"00 

s 

24$800 
IÔ5$300 
8:542$400 
16:659$100 


15:190$600 
3:j^l5$600 
368$ 100 
IÔ6S349 
l:61l$319 
IIÔS;967 
4848600 


I09:193$9G0 


22:0688535 
67^5$565 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  nmp. 

Palavras 

3.106 

217,420 

Baffacens  

400 

14,815 

Encomendas  

1  ,5"7 

34,81 1 

3.472 

69  811 

121 

26,200 

22.822 

1.335,934 
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RECiáiTA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÀO  DE 
GE^!lPAPO 

Classe: 

RECEITA 

Mercedorios  —  frete   4;59ô3i5oo 

"        — carga  e   descarga    .  62ô$6oo 

PasstigeirOs  4:251$5oo 

Bagagens   lol$3oo 

F4icwi...:ndns   423$ono 

Animais   197$6oo 

Teleeramas   ?36$5oo 

Trens  e  veículos  especiais.  ...  $ 

Rendas  diversas   l$ooo 

Arm^izenagens   2floo 

Adicionais  %  l:oôl$ooo 

Ad=valorem  l:34o$9oo  12:862$ooo 


DESPESA 

Pessoa!  S;4^2$ôoo 

"   917$9oo 

Carga  e  descarga   I6$ooo 

Material —de  escritório   77$6  15 

"     —  de  serviço   31c$71o 

"     —  de  iluminação  ....  253$31ô 

Despesas  diversas — Luz.   $ 

"  "     — Alugueis  .   .   .  24o$ooo 

"  "      —  Diversos  .    .    .  $ 

Saldo  

MOVIMENTO 


7:268$343 
5:593$657 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMEBO 

TON  SIMPLES 

PALAVBAS 

1.102 

77,140 

73 

1,803 

Euuomenitas  

-264 

6,059 

902 

15.241- 

78 

13,400 

771.811 

452,013 
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RECCITA,  DRSPESA  E  MO\'lME!\TO  DA  ESTACÃO 
DE  ENG.°  FRANÇA 

Classi  : 

RECEITA 


Mercadorias — f'-  - 'p' 

6-9!3$9oo 

Mercuri doriâs — cciya  c  descarga 

5lô$3oo 

Passaô3Íros  . 

8:5q7S2oo 

Bíiô«gens  

Encomendas  

59ô$6oo 

Animais  

328$loo 

Trens  e  veículos  especiais. 

? 

Rendas  diversas  

3l$7oo 

Adicionais   10  %  •  

l:7ôoS4oo 

21:24o$o5o 


DESPESA 

Pessoal   5:43o$ooo 

"  h23.S$ôoo 

Carga  e  descarga  .'   26$4oo 

Material  de  escritório   Ô4$227 

"     de  serviço   683$112 

"     de  iluminação   269$7o8 

Despesas  diversas  — luz  _  .    .-   .    .  $ 

"             "     — alugueis.    .    .  36o$ooo 

"              "     — diversos  .    .    .  l2$ooo 

Saldo  

MOVIMENTO 


8:lol$247 
I3:13ô$8o3 


ESPECIFICAÇÃO 


Passageiros . 
Bagfageiís  . , 
Eucomendas 
Telegramas . 

Animais  

Mercadorias . 


Tnn.  simples 


1.891 

132,370 

93 

1,938 

231 

4,779 

1.459 

62 

17,000 

2.825 

146,779 
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RECEITA.  DESPFS.A  E  MOVIMENTO   DA  ESTAÇÃO 
DE  JOSÉ  MARCELINO 

CLASSE: 

RECEITA 

M  ,  ...  -irete   218:092$loo 

Mei.:^  u     V  — csrç-i  e  descarga  7:159$óoo 

PassoÇeirr.s  .    .    .  '   45.66óS9oo 

Bagagens.  3:122$7oo 

Encomendas   5:672$2oo 

Aniniais   SlZlloo 

Telegramns   l:51ô$4oo 

Trens  e  veículos  especiais.    .  $ 

Rendas  diversas   2$3oo 

Armazenagens   131$4oo 

Adicionais  10%   28:244$2oo 

Ad=vBlorem   51:521$òoo 

DESPESA 

Pessoal   15:52o$ooo 

"   4:445$2oo 

Carga  e  descarga   Ô64$ooo 

Material  moveis  e  utensílios.    .  608000 

Material  de  escritório  ....  418$Ô36 

"        "  serviço   2:o39S4òo 

"  illuminação.   .    .    .  Il2ô$937 

Despesas  diversas — luz  ....  4o2$9oo 

"            "     — alugueis.    .  575$ooo 

"            "      — diversos  .    ,  $ 

Saldo  

MOVIMENTO 


ESPEOIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  aimp. 

Palavra» 

6.597 
3.091 
■2.978 
5.300 
130 
105.701 

461,790 
31.922 
62,194 

27.7C0 
5.616,704 

BagasPiis  

Kucoiiieuilas  

131  753 
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53ECE1TA,  DESPESA  E  MOVÍMENTO  DA  ESTAÇÀO  DE 
ENG  "  ÁTILA 

ClassK 

RECEITA 


Mercadories  —  freie   244$7oo 

"       —carga  e  descarga    .  24$8oo 

Passageiros.  .   2:752$5oo 

Bagagens,   33$loo 

Encomendas   22ô$7oo 

Animais   635$6oo 

Telegramas   93S95o 

Trens  e  veicules  especiais.  ...  $ 

Armazenagens   2$4oo 

Adicionais  \0  %   422$7oo 

Ad=  valorem   269$  loo  4:óô7$55o 


DESPESA 

Pessoal  ...      .   4;7ô9$ooo 

"   ^   *l:156$3oo 

Carga  e  descarga   $ 

Maletial —de  escritório   63$319 

"    —  de  serviço   437$12o 

"    —  de  iluminação  ....  252$425 

Despesas  diversas — Luz.  -  ....  $ 

"            ■'      —Alugueis  ...  $ 

••      —Diversos-.   .    .  $          6:698$  164 

Deficit   2:olo$614 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMERO 

TON.  SmPLES 

PALAVR.ia 

5B0 

41,300 

12 

0,^65 

130 

2.44o 

977 

19.183 

81 

25,500 

124 

6,947 
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cb;ceita,  despesa  e  movimento  da  estação 
de  itaquara 

CLASSE: 

RECEITA 

Mercadorias — frele   117:222$ooo 

Mercbdorias — carga  e  descarga  3:6o2$8oo 

Passageiros   23.135$7oo 

Bagagens   l:6oô$7oo 

Encomendas   2:36o$ooo 

Animais   5o4$ooo 

Telegramas   2:574$8oo 

Trens  e  veículos  especiais  .    .  $ 

Sendas  diversas   12$5oo 

Armazenagens   7$ooo 

Adicionais  10%   1.5:oô8$9oo 

Ad=velorem   23:4ò1$7qo  1Ô9:578$1oo 

DESPESA 

Pessoal   15:lôo$ooo 

"   3:264$ooo 

Carga  e  descarga   85o$5oo 

Material  moveis  euiensilios.    .  3oJcoo 

Material  de  escrilorio  ....  251$6oo 

"        "  serviço   l:8o3$786 

"        "  illuminação.   .    .    .  475$5o2 

Despesas  diversas— luz.    ...  $ 

"            "      — alugueis.    .  55o$ooo 

"            "      — diversíjs.    ,  35$ooo  22:44o$38ô 

Saldo   167:137$712 

MOVIMENTO 


ESPECl^AÇÃO 

1  Numero 

Tonel  aimp. 

Palavras 

Píissag^eiros  

1 

4 . 224 

j  (iOO 

19.J.-J 

-1.S77  ■ 

34,6.  J2 

Telegramas  

3.042 

79.793 

Animsis  

'  70 

18,900 

72.0Í5 

3.482,547 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  JAGUÁQUARA 

Clcust: 

RECEITA 

Mercadorias— frete   321:833$7oo 

—  carga  e  descarga    .  13:331$5oo 

Passageiros   37:8òo$2oo 

Bagagens   2:8o2$3oo 

bncomendas   3:ô82$9oo 

Animais   43o$8oo 

Telegramas   3:745$loo 

Trens  e  veicules  especiais   $ 

Armazenagens   31453qo 

Adicionais  10    58;4oo$ògo 

Ad=va!orem   59:959$ loo  482:566$3ou 

DESPESA 

Pessoal   18;8o8$4oo 

  5:485$2oo 

Carga   e  descarga.  .-   j^:633$ooo 

Material  moveis  e  utensílios   6o$ooo 

Material  de  escritório  

''       de  serviço   2:1 

"       de  iluminação   149$!7I2 

Despesas    diversas — Luz  ......  .  .  574S9oo 

"              "      — Alugueis  ...  $ 

—  Diversas.....  4ó8ooo  29:389$545 

Saldo   453:1761755 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMERO 

TON.  SIMPLES 

P.^lLAVBAS 

5.599 

391,930 

939 

28,057 

2.043 

48,156 

5.335 

96. 560 

106 

15,700 

148.914 

7.641.547 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  CASCA 

Classe: 

RECEITA 

Mercadorias-frete   14:492$900 

"         — caroa  e  descarOa  9805S300 

Passageiros   .    -  2:748$900 

Bagagens   261$70O 

Encomendas   65ô|800 

Animais   21$100 

Telegramas   .  82$100 

Trens  e  veicules  especiais  .    .  $ 

Rendas  diversas   20$500 

Armazenagens   S 

Adicionais   10  ^   1;973$000 

Adlvabrêm    5:145$500  24:5Ô2$600 

DESPESA 

Pessoal   3:180$000 

  528$600 

Carga  e  descarga   23$000 

Material  de  escriiorio  ....  108$482 

"     —  "  serviço  ....  582$967 

"     —  "  iluminação.    .    ■  206$228 

Despesas  diversas— luz  .    .    .  15$000 

"           "      — alugueis   .  350$000 

—diversos.    .  20$000  5014$277 

Saldo.    ......  19:568$325 

MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 


Tonel.  3Ímp. 


Pa9sa;çeiro8. . 

Bagagens  

Encomenrlas. 
Telegramas. . 
Animais  .... 
Mercadorias. 


428 
118 
~  804 
491 
6 

7.461 


29.960 
5,617 
31,293 

1,100 
333,956 


5.774 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  CAATINGAS 

Clatse: 

RECEITA 

Mercadorias — frele   $ 

Mercadorias — cargo  e  descarga  $ 

Passageiros   69o$9oo 

Bagagens   $ 

Encomendas   $ 

Animais   24$4oo 

Telegramas   $ 

Trens  e  veículos  especiais  ...  $ 

Arn)azenegens   $ 

Adicionais  10  %   Ô2$5oo 

Ad=v8loreni   4$ooo  8ol|8t)o 

DESPESA 

Pessoal   3:lÔo$ooo 

  7ol|9oo 

Carga  e  descarga.'   $ 

Material  de  escritório   7W47 

5>  serviço   196$786 

»  iluminação   19o$457 

Despesas  diversas — luz  ......  $ 

■>             »    —alugueis.  .  .  $ 

;>    —diversos .  ,  .  2o$ooo  4:360$890 

Saldo   "5559$o% 

MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

PalacTO! 

188 

13,160 

718 

17.653 

2 

800 

RhiCEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  SANTA  ROSA 

Clcuse: 

RECEITA 


Mercadorias — frete   $ 

»  — Cflrga  e  descerga  J 

Passageiros   $ 

Bagagens   $ 

Encomendas   $ 

Animais   $ 

Telegramas   $ 

Trens  e  veículos  e.-íprcieis    .    .  $ 

Armazenagens   $ 

Adicionaes  10  %   $ 

Ad-valorem   $  $ 


DESPESA 

Pessoal   2:310$000 

  301  $900 

Carga  e  descarga   $ 

Material  de  escritório  ....  21$600 

"    serviço,     ....  95$534 

»        >   iluminação    .    .    .  128$340 

Despesas  diversas — luz    ...  $ 

»             »      — alugueis  $ 

•»            >       — diversos     .  $ 

Deficit  

MOVIMENTO 


2:Ô57$374 
2:Ô57$374 


ESPECIFICAÇÃO  j 

Numero 

Tonel.  simp'. 

Palavras 

KECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  BAIXÀO 

Clatie: 

RECEITA 


Mercadorias— frele   66:051$600 

—carga  e  descargo.    .  3:938$500 

Passageiros   ll:065$20O 

Bagagens   106$600 

Encomendas   7491300 

Animai-,  .    .    ,   3031000 

Telegramas   5Ô3$350 

Trens  e  veículos  especiais   ...  $ 

Pendas  diversas    1$300 

Armazenagens   531000 

Adicionais  10%   e:370$100 

Ad-vfilorem  .    ,   10:561$000  101:802$750 


DESPESA 

Pessc-ttl    5:809$400 

  ^  534$200 

Carg-í  a  descarga  . '   *  928$000 

Material  de  escrilorio   78$407 

"  serviço   l:001$94ô 

"        "  iluminação   381$Ô32 

X)espesas  diversas — luz   $ 

'*           —alugueis  ....  $ 

— dive.rsos   25ínC0  9:758$787 


Saldo   92:043$9tó 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Palavva» 

2  686 

l!;3,020 

Bagapreni  

t;!> 

2.ftC 

364 

8,457 

1  421 

23.980 

47 

9,i00 

25  3,54 

1.336,946 

_ 
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PECEITA,  DESPESA  E  MO\'IMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  JEQUIE' 

Classt: 

RECEITA 

Mercadorias— frete  1.556:529|9oo 

Mercadorias— carga  e  descarga    ■  17:579$4oo 

Passageiros  l96:962$9oo 

Bagagens   17:36o$5oo 

Encomendas   12:247$loo 

Animais   l:52ô$6oo 

Telegramas   2:744$l5o 

Trens  e  veículos  especiais.    .    •  5:29788oo 

Sendas  diversas   117$ôoo 

Armazenagens    55o$3oo 

Adicionais   10  %   lôl:ôô7S6oo 

Ad=vaiorem  29ò:452|8oo  2.289:o36$85o 

DESPESA 

Pessoal   37:998$8oo 

"   8:2oo$4oo 

Carga  e  descarga   l:8o2$5oo 

Material  de  escritório   9o$ooo 

"     moveis  e  utensílios  .    .    .  893$742 

"     de  serviço   5:793$762 

"     de  iluminação   983$941 

Despesas  diversas  — luz    ....  $ 

"              "     — alugueis.    .    .  l:44o$ooo 

»             "    — diversos  .    .    .  2oo$ooo  57:4o3$14.S 

Saldo   2.231 :635|7©5 

MOVIMENTO 


ESfEClFlCACÂO 

Numero 

Ton.  simples 

Palavras 

14.634 
2.702 
-2  854 
4.529 
180 
319.414 

1.023.580 
7£,455 
65,255 

41,200 
19.205,734 

76.275. 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DB  CORTA-MÃO 

Classt: 

RECEITA 


Mercadorias— frefe   l:o92$ooo 

Mercedorios— carga  e  descarga    .■  224$8oo 

Passagairos   5:983|6oo 

Bagagens    l6$9oo 

Encomendas   659$7oo 

Animais   6$ooo 

Telegramas   155l5oo 

Trens  e  veículos  especiais.    .    .  $ 

Rendas  diversas   3o$ooo 

Armazenagens   5$7oo 

Ad  icionais   10  %   674$7oo 

Ad=valorem   52^$9oo  7:373$6oo 

DESPESA 

Pessoal   5:595$ooo 

"     ............  »l:115$ôoo 

Carga  e  descarga   $ 

Material  de  escriiòrio   67$145 

"     de  serviço   5o4$517 

"     de  iluminação   29o$959 

Despesas  diversas  —  luz  -.    .    .    .  $ 

"             "     — alugueis.    .    .  $ 

"     —diversos  ...  $  7:593$42t 


Deficit   2l9$tt21 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Ton.  simples 

Palavras 

2  006 

140,420 

7 

Bncomendas  

5õ8 

Telegramas  

1.050 

21.542 

3 

0,700 

1.103 

65,944 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇAO 
DE  SÃO  FRANCISCO 

Classe: 

RECEITA 


Mercadorias — frele   $ 

'        —  carga  e  descarga    .  $ 

Passageiros   3:9o5$9oo 

Bagagens   $ 

Encomendas   $ 

Animais   $ 

Telegramas   $ 

Trens  e  veicules  especiais   $ 

Armazenagens   $ 

Adicionais  10  %   432$3oo 

Ad=.vaiorem   $  4:53ô$2oo 


DESPESA 

Pessoal   2;52oSooo 

  382$Ôoo 

Cor{o   e  descarga   $ 

Maíeriai  de  escritório   2ô$876 

"       de  serviço   114S731 

"       de  iluminação   184S315 

Despesas    diversas— Luz   $ 

"              "      —Alugueis  ...  $ 

"             "      —Diversas ....  $  3:23o$722 


Saldo   l:lo7$476 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

NUMERO 

TON.  SIMPLBS 

PALAVRAS 

1.2j9 

84,630 

860 

14.929. 
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RECEITA,  DESPESA  E  MOVIMENTO  DA  ESTAÇÃO 
DE  AMARGOSA 

Classe: 

RECEITA 

Mercadorias — frete  179:275$800 

—Carga  e  descarga.    .  11:3061200 

Passageiros   46:662$600 

Bagagens.    ;   5:1Ô9$500 

Encomendas   4:382$800 

Animois  .    .    ,    .-   3821600 

Telegramas   5:147$650 

Trens  e  veículos  especiais   .    .    .  797$500 

Rendas  diversas   184$700 

Armazenagens  .    26$300 

Adicionais  10%   25:394$200 

Ad-velorem   .     59:9381100  340é65$950 


DESPESA 


Pessoal 


Carga  e  descarga  .  

Material  moveis  e  utensílios 
Material  de  escritório  .... 

''        "  serviço  

"  "  iluminação  .  .  .  . 
Despesas  diversas — luz.  .".  . 

''  — alugueis  , 


-div 


23:1971400 
4:824$100 
5:265$100 
60$n00 
3991639 
2:178$367 
1I2$209 


Saldo 


115$60O  34:967$8]5 
Íê5Í7Í8ÍÍ35 


MOVIMENTO 


ESPECIFICAÇÃO 

Numero 

Tonel.  simp. 

Patavraa 

6.581 

460,670 

1.381 

44,974 

1.976 

51,401 

6.932 

113.708 

85 

15,800 

94.634 

5.759,140 

Anexos  da  3/  Divisão 

(  LOCOMOÇÃO  ) 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 

J.»  Divisão  —  Locomoção 
Despesa  teial  da  5.°  Divisão  no  ano  de  19S7 

{Q.  1) 


SECÇÕES 

PUSOAI. 

MÁTBBIAL 

D.  DIVBHSAS 

TOT  AI, 

Chefia  locomo- 
ção  

Escritório  ceu- 
tral  

Tração  .... 

24:1471400 

2.5;2P.')$980 
553:9095730 
302:544.$  150 

$ 

4:304S550 
494:106.9274 
272:0125019 

152S000 

435Í000 
40:017fI00 
16:547^700 

24:2995400 

30:0  055530 
!  .088:0335104 
59i:i03j869 

Soma;  .... 

905:857 .5260 

77C;422$843 

57:l5lí800 

1.733:4415903 

Particulares  .  . 
.  ivisões  .... 

1:7665600 
36:603$440 

3:0525100 
83. 291 $300 

í 
í 

4:8185700 
U9:894Ç740 

Soma  total  . 

944:237iS300 

856:7665243 

S7:!51Í800 

1.858:1551343 

3.*  Divisão  —  Locomsção 

(Q.  2)           Despesa  da  S.'  Divisão  durante  o  ano  de  1937 

SECÇÕES 

«SSOAL 

MATEBI-IL 

D.  DIVERSSA 

TOTAL 

Chefia  locomo- 

.Vscritorio  cen- 
tral   

Traç&o  .... 
Lub.  veículos  ■ 
Emb.  de  looo». 
Despesas  gerai» 

24:1475400 

25:2655980 
553:9098730 
300:9418570 
1:602$580 
$ 
.$ 

$ 

4:3045550 
494:1065274 
248:5745921 
!8:&53$963 
4:5838135 
$ 

152ÍO0O 

35(000 
S0:335ílU0 
l6:547í70U 
í 

9;682$000 

24:2995400 

30.005$53e 
1  078:351  $104 
566:0645191 
20:456$54J 
4:58o$1;íõ 
9:682.<000 

Soma  

905  :867$2eo 

770:4225843 

57:l51í800 

1.733:1415903 

(Q.  2)  — Sem  tacluir  M  desptías  para  outras  Divisões  e  Particulares. 
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ESTRADA    DE   FERRO   DE  NAZARÉ' 
3  °  Divisão  —  Locomoçfio 
(Q.  3)       Comparativo  da   despesa  com  a  do  ano  anterior 


BIBCBIUIHAÇÃO 

ANO 

DIFERENÇA 

1936 

1937 

Ohetia  locoino- 

24:185$00 

24:299$400 

1141400 

$ 

Escritorio  cen- 

tral   

25:63.53100 

30:005,í;530 

4;37O.$430 

$ 

Oficinas    .  .  . 

962:197!t537 

1,078:3511104 

116:153?557 

$ 

Tr.-i^jão  .... 

500:7  lOi  164 

566:064$191 

85:3541027 

S 

Lub.  veículos  . 

22:080$060 

20:4565543 

$ 

1:623$5!7 

Emb.  de  locos. 

3:853$830 

4:583$135 

729$305 

$ 

Despesas  gerais 

5:151$500 

9:6821000 

4;530$500 

$ 

Soma  .... 

1.543:8l3fl9l 

1. 733:44  lí903 

191:252$229 

1.623$517 

3."  Divisão  —  Locomóção 
(Q.  4)  Comparativo  da  despena  com  a  do  ano  anterior 


DISCBIMIITAÇÃO 

PESSOAL 

MATERIAL 

D.  DIVERSAS 

TOTAL 

!936   

1937  

Dif .  à  mais  em 
1937  

813:8335615 
905;857$260 

670:'Í69$27Õ 
770:422$843 

59:010$300 
57;  151  $800 

1.543:8135191 
1. 733:441  $903 

92:083$645 
f 

99:453$567 

$ 

191:487$2I2 

Dif.  á  menos,  em 
despesas  diver- 
sas em  l937 . . 

(Q.  4)  Sem  as  despêsas  de  outras  Divisões. 


1 
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ESTRADA   DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 

3.°  DIVISÃO -LOCOMOÇÃO 
(Q.  6)       Produção  da  Secção  de  Fundição  durante  o  ano  de  t9S7 


ANOS 

BRONZE 

CUSTO  POR 

PERRO 

CUSTO  POB 

QUANT. 

CUSTO 

QUILO 

QUANT. 

V  USTO 

1936.  .  . 

1937.  .  . 

11.496 
13.603 

27:719$040 
48:4253750 

2$411 

3.S5.V9 

22.066 

25  049,5 

•.^'■■:S37S740 

169.ÍS50 

1Í284 
1S324 

Diferença 
a  mais.. 

2.107 

20:706$710 

15148 

2.983,5 

j    4:832$  no 

$040 

3.°  DIVISÃO -LOCOMOÇÃO 
Numero  de  viagertí  e  percurso  dos  maquinislas  durante  o 
(Q.  6)  ano  de  19S7 


NOMES 

VIAGENS 

NÚMEROS 

PERCURSO 

112 

28.201 

113 

28.024 

107 

24.489 

129 

24.472 

118 

22.594 

93 

19.335 

274 

17.974 

103 

17.179 

62 

13.919 

253 

13.809 

428 

13.618 

)50 

11.133 

i:i8 

10.959 

19 

1 .706 

IS 

1.480 

2.117 

248.792 
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ESTRADA  DE  FERQO  DE  NAZARÉ' 

3."  DIVISÃO -LOCOMOÇÃO 
Q.  (7)  T  R  A  Ç  Ã  O 

Elevou-se  o  despesa  de  tração  á  Rs.  691:10S$869,  assim  disiríbuida: 


Inspetoria  e  auxiliares  . . 

Maquinistas  

íToguistas  

Graxeiros  

Limpadores  e  materiais. 
Material  lie  escritório  e 

Despesas  diversas.  

Depósitos  

Lenha,  empiUiações  .... 

lienha  

íjubrificantes  e  estopa  . . 


I7:867í000 
74:377$00O 
45:468$300 
40:354$  100 
28:762$900 
1:211  $350 
7:4201450 
39:986J804 
ll:4I5.1f250 
2l2:346$690 
20:753$717 


Abaslecimento  de  agua  e  conservação  de  bombas  e  caixas  d' agua: 

Bombeiros   44;205$000 

Conservação  de  bombas   8:095$630 

Contrato  de  fornecimentos   13;800$000 

Embuchamento  de  locus   4:583$135 

Lubrificação  de  veículos   20:456$543 

Total   591:'103f869 

ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 

Q.  (S)  3.''  DIVISÃO -LOCOMOÇÃO 

Comparativo  com  o  ano  anlerior   


DISCr.IMIN.tÇAO 


1936 


1937 


Inspetoria  e  aux.. 

Maquini.itas  

Foguistas  

Graxeiros  

Mat.  de  escrito,  etc. 
Linip.  e  asseio. .:. . 

Depósitos  

Lenha   

Empilhavões  lenha, 
Lubrií.  estopa  

BOMB.\S  E  CX.  DAG0A 


Bombeiriis  

Gonsei.  de  l-ouibas 

Contraluz   

Embii  'ii.  l  e  locos  . 
Sub.  de  veículos  .. . 
Despêsas  diversas. 


Soma. 


17:9405000 
59:944$  100 
37:r-'52.?300 
28:446i800 
3:4:i,5!55.<0 
3J:3fi8i5720 
41;Ct:7S524 

175:42»  >i>;322 
12,-260S340 

19:908$288 


3'í-7c,4S900 
1 1  :■*■->  <S38» 
21;50t'S00o 


500:7]0$164 


17.867SO0O 
74:377$000 
45:468$3uO 
4O:S54$lM0 
1:2 II $350 
23;762$900 
3í>:98()$804 
212.3:62690 
11:415.$250 
20:75.ií7i7 


44:205í000 

20.4,')6í543 
591:I03g869 


I4:432$900 
7:906$000 
ll:907$3oO 

% 

S 

$ 

36:920.?368 
S 

Eíjf429 


4'5í:  ..M33 
20:45t'J?43 
7-  Í2jí,-I50 


73S000 
í 
3 

$ 

2248240 
■605$820 
6801720 


3:359$650 
7.7C 

$ 


10S:a325225  18.468$520 
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ESTIÍADA  DE  FERPO  DE  NAZARÉ' 

3."  DIVISÃO  -  LOCOMOÇÃO 
{Q.  9)     Despesas  de  oUcinas  comparadas  com  as  do  ano  anterior 


DISCRIMINAÇÃO 

ANO 

DIIEHENÇA 

1936 

1937 

Menos 

Administracção, 

pesa,  maqui- 

nas, ferramen- 

tas, força,  luz 

e  coml)uslivel 

292:5911183 

35l:052$842 

58;46If659 

S 

Reparos  lie \vcos 

36i:729§266 

328;285í850 

S 

36:443$406 

Reparos  cie  car- 

ros e  vagues. 

225:47l$106 

245;401S192 

19:930$086 

$ 

Reparos  de  au- 

9:2605690 

7:826í020 

$ 

1:434$670 

Material  roiiau- 

te  conserva- 

ção de  carros 

70:145$292 

9S:585S6I0 

28:4401313 

* 

Material  enco- 

mendado, car- 

ros novos.  . . 

$ 

47:199?580 

47:199S580 

Despesas  gerais 

s 

9:682*000 

9:6825000 

f 

962:1975537 

1-.088:033Í104 

163;713S843 

37:879*076 

3.»  DIVISÃO  —  LOCOMOÇÃO 
(Q.  10)  Consumo  de  lenha  no  ano  de  1937 


1  LENHA 

C0N8.  POR 

PREÇO 

i    PERCUESO           M.  3 

VALOR 

LOCO  QUILOM. 

M  3 

1936 

299.730 

35.944 

175:4265322 

0,119 

4Í880 

1937 

311.853 

41.594 

2I2:346$690 

0,133 

.íílOõ 

A  mais.. 

12.123 

5.650 

36:920J368 

0,014 

$225 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
(Q  11)  3."  Divisão  —  Locomoção 

LiibriHcanles  e  Edôpa  consumidos  pelas  Locos  em  serviço 


1937 
ÓLEO  VALVE 

litros   3.748,75    Valor   ll;415S224 

ÓLEO  MOVIMENTO 

UtToi   3.34(150   Valer   7;422$025 

estôpa 

Quilos   «^'H    Valor   1;396S268 

Totai   20:233$517 


Por  quilómetro 
Litros  Valôr 


0,010 
0,010 


0$02g 
01042 


Oleo  minerai. 

Estopa  

Querozene  


  18:8371249 

  1;396S268 

  520$200 

Total......   20:753*717 

ÓLEO   MINERAL  Loco  quilómetro 


1936    6.916,75 

1937   7.095,25 


16á84$794 
18;837f249 


0,032 
0,020 


(Q.  12) 


3."  DIVISÃO  -  LOCOMOÇÃO 
Embvchamenio  dat  locoê 


ÓLEO 

GRAXA 

ESTÔPA 

ANOS 

LITHOS 

VALOR           QL3.  VALOR 

QUILOS 

VALOB 

1936  

1937  

1.549, 
1.814,5 
265,5 

3:062*300       5,  12$990 
3:761$243       —  » 
698$943       —  ? 

370,5 
393,5 
23, 

778$540 
821 $892 
42$352 

(Q.  13) 

BOMBAS  E  CAIXAS  D'AGITA 

BOMBEIROS 


:794Í900 
2o5f000 
4 10$ 100 
$ 


CONSERVAÇÃO 

1 1 :455S380 
8.095|;630 
? 

3:3595750 


CONTRATOS 

21:.500.|000 
13:800$000 
$ 

7:700ÍCO0 
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ESTRADA    DE   FERRO    DE  NAZARB' 

Q-  14  3."  DIVISÃO  -  LOCOMOÇÃO 

Preparação  das  Locomotivas 
Foram  iniciados  e  concluidos  ot  reparos  diversos  na»  locomoíir<u 
REPAROS  GERAIS: 

Locos:  20  -  24  —  22  -  25  —  27  e  Pedro  Cosm». 
REPAROS  GERAIS: 

Locos:  A  concluir,  15  —  16  e  21. 
REPAROS  PARCIAIS: 

Locos:  16  —  23  e  um  reparo  ext.  na  20. 

REPAROS  DE  CONSERVAÇÃO: 

Locos:  396  assim  diatribuidos: 
U— 6 

15—  16 

16-  9 

19-  11 

20 —  15  reparo  extraordinário. 

21 —  50  por  ter  tombado  no  quilomdtro  2A; 

em  Fevereiro  de  1937. 

22-  41 

•  23  -  44  * 
24-22 
■  35—18 

26-  44 

27-  5 

28-  46 

29-  57 

30-  12 

Tot»!   396 

Q  17  3.*  DIVISÃO-LOCOMOÇÃÔ 


Locomotivas  em  serviço  no  ano  de  1937 


TIPO 

QTS. 

Estado  de  eonserva{So 

BOM 

MAU 

EM  RBPABO 

Pacific  4,  6,  2 

3 

3 

Consolidation  2,  8,  C 

7 

4 

2 

/ 

Ten-V?heel  4,  6-0.. 

3 

1 

2 

Mogul  2,  8,  0  

2 

2 

Mikado  2,  8.  2  ... . 

1 

1 

1 

1 

Total  

17 

9 

5 

■  3 

—  144  — 


_  R3TRADA  DK  FERIDO  DE  NAZARÉ' 
(Q.  IS)      3."  DIVISÃO-LOCOMOÇÃO    —    Carros  em  serviço  em  1937 


CABROS 

SÉRIB 

QTE. 

ESTADO  DE 
BOM  REGULAR 

CONSERVAÇÃO 

MAU     EU  REPARO 

Especiais  .... 

Z 

3 

3 

1     Classe .... 

\ 

8 

6 

2 

2 

Mista  

B 

1 

1 

2."  Classe.  .  .  . 

B 

5 

2 

2 

1 

1 

Carros  Chefes.  . 

C 

11 

3 

5 

3 

2 

(Q.  19)  Vagòes  em  serviço  em  19S7 


VAGÕES 

SÉRIE 

QTE. 

ESTADO  DE 

CONSERVAÇÃO 

BOM 

REGULAR 

MAU     EM  RRPABO 

Vagões  fechados  ■  ■ 

M 

82 

35 

35 

!2  — 

N 

6 

6 

3  — 

Pranchas  .... 

L 

24 

5 

9 

10  - 

"      Lenha .  . 

K 

0 

- 

Carro  Caixão  .  •  . 

R 

1  — 

"     Tanque  .  • 

T 

íq.  m 

Repaios  gerais  da 

s  locomotivas 

K.  DAS 
.LOCOS 

PESSOAL 

MATERIAL 

RESTAURAÇÃO 

TOTAL 

15 
16 
20 
21 
22 
24 
25 
27 

1 1 :775S700 
9:863S800 
9:971  $900 
626Í800 
13;313$200 
16:6791700 
25:958íl00 
22:859j?800 

10:645S600 
8:I49$700 
6:655$300 
$ 

3:889.?800 
12:642$000 
19:1205200 
17:283.1;  100 

100S3I1 
$ 

665874 
53S102 
^  5:821$210 
1:6235755 
14:512S590 
7:095S115 

22:5215611 
18.-0l3$õ00 
16:6948074 
679S902 
23:024$210 
30:945:455 
59:590.Ç890 
47:238.1?015 

1  l:049íO00 

78;385S700 

29:272$957 

218:707$657 

(Q.  21)                   Reparos  parciais  das  locomotivas 

N.  DAS 

LOCOS 

PESSOAL 

MATERIAL 

RESTAURAÇÃO 

TOTAL 

16 
19 
23 
30 

9485800 
870$200 
562$700 
707.$900 

257$900 

341$?00 
985$700 
566$200 

$ 

66$874 
$ 
$ 

!:206S70!I 
1:278S374 
1:548S400 
1:274$  100 

3:089.1600 

2:151$Yoo' 

66$874 

5:3075574 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 


3."  DIVISÃO  -  LOCOMOÇÃO 
{Q.  23)  Reparo  de  Conservação  das  Locomotivas 


N.  DAS  LOCOMOTIVAS 

PESSOAL 

MATERIAL 

RESTAURAÇÃO 

TOTAL 

14 

1 .0/  /^RíO 

1 :490$500 

s 

3:067$900 

15 

2:350S200 

J0íí.'?jOU 

$ 

3:229:700 

ib 

1 .7  /  líí  lOO 

1 A  83$1U0 

5 

2;854í200 

19 

3:48o$9UO 

3:6973200 

S 

7: 178$ 100 

1  raOíisOUU 

479.'>  1 UU 

$ 

2:441  $600 

21  

8:3o  I  §3(0 

6:245SoU0 

s 

I4:546í600 

22  

5:309^000 

4:900.-;900 

s 

10.209S90U 

23 

J.OOUíiMUU 

$ 

I2;670$20u 

24  

4:330S50;) 

1  ;982;J81I0 

$ 

6:413J300 

25  

2:723$900 

2.144f500 

4:8685400 

26  

4;7&8$2(;o 

1:690S4(JL) 

6:3793164 

12:867$784 

27  

1 :644SõflO 

1:0765800 

i 

2:721  $301) 

28  

4.453:500 

3:595^600 

$ 

8:049*100 

29  

2;672s60a 

4:033§0U0 

482S645 

10:189$445 

30  

1:82IS5U0 

I:!ll$600 

S 

2:933$I00 

57:299S900 

40  108Í70  0 

6:862$029 

i04:270$629 

3.»  DIVISÃO  -  LOCOMOÇÃO 
24)   Materiais  consumido»  por  locos-quilomsíro'e  custo  em  réis,  no  ano  de  19S7 


DISCRIMINAÇÃO 

N. 

combustível 

LUBKIFI. 

ESTÔPA 

cust.  Eu  réis 

Locomotiva  

U 

0,085 

0,013 

0,001 

?473 

15 

0,!4I 

0,023 

O.oOl 

í790 

16 

0,147 

0,021 

0,00< 

3804 

19  ■ 

o.i-;o 

0,024 

0.001 

$840 

20 

0.176 

0.024 

0,1  01 

S940 

21 

0,!y8 

0.026 

0,002 

ÍG34 

22 

r,,I59 

0,023 

0,002 

,1878 

23 

0,135 

0,'"124 

0,001 

.S735 

24 

0,190 

0,029 

0,002 

)S082 

25 

0,122 

0.026 

0,002 

.';700 

26  • 

0,026 

0.022 

0,0'-.2 

í,50li 

27 

0,115 

0,02.=i 

0,0n2 

28 

r.l35 

0,001 

.S733 

29 

C,159 

U,'  2' 

0.1  ^2 

SS70 

30 

0,152 

0.0/' 

0.1 :02 

:  j059 

MÍDIAS 

t  oníbustiiel  

0,133 

$580 

Oleo  Vnive   

0.011 

$036 

Óleo  Moviijiontu  • 

0.009 

.$021 

Estopa  

2 

-  ! 

$004 

—  146  - 


ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
3.»  DIVISÃO  -  LOCOMOÇÃO 
(Q.  25)    Materiais  consumidos  pelas  Incomnlivaí  em  serviço  renumerado  neste  ano 


Lenha  N.  3.  ..94 
37,3 

Óleos  L°  s  

6.185,25 
Kstôpa  K.°  s. . . 
534, 

Qiierozdiíe  1.°  s. 
337,25 
Total  


100;896$370 


!6:416S653 


1:214$316 


457Í773 
208:9858117 


LOCOMOTIVA  EM  fiERViÇO  DA  ESTRADA 

Lenha  N.  3   Valor  

4,200  21:450S320 

Óleos  1.°  s  

910,  2:420$59S 

Estopa  K.  s  

8o,  181$952 

Querozêne  1."  s. 

46,  61S422 

Total   24:115X29» 

Total  G«ral..  233:100$407 


Anexos  da  4.°  Divisão 

(  VIA-PERMANENTE  ) 


ji 


ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
4.»  Divisão  —  Via-Permnnente 
(Q.  1)  Resumo  das  despesas  em  1937  comparadas  com  as  de  1936 


DBStQNAÇÃO 

1936 

1937 

DIFERENÇA 

1936  1937 

715:6545544 

752:8051690 

í        +  37:151Í!14(J 

390:882$987 

47I:513S889 

£  8O:630J(lO2 

24:56!  $100 

39:932í500 

$  15:371$400 

Soma  

1.131 :098$631 

1.264:252$079 

133:1 53 J448 

Serviços  para  ou- 
tras Divisões. . . 

430S400 

234$056 

—  196$344 

4.*  Divisão  —  Via-Permanente 

Distribuição  das  despesas  da  Via-Permanenfe  durante  1937  e  compor 
(Q.  2)  rativ9  com  as  de  1938 


DESIGNAÇÃO 

1936 

1937 

DIFERENÇAS 

Chefia  das  linhas  e 
escritório  central. 

66:2308012 

73:965$267 

7:735í255 

28.06 1Í526 

29:294$118 

l:232f592 

884:152í656 

1.034:4838945 

150331Í2S9 

56:806$817 

39:896$027 

I6.910í7go 

Obras  d'arte  

29.-795$726 

15:641$121 

I4:154$6Q5 

294$220 

907Í961 

+ 

6131741 

Construções  novas 

15:035J703 

11:6881721 

33468988 

Linha  telegráfica. . 

14:510$572 

14.571$214 

60SO42 

Ofiein.;s  

■  23:413$79» 

30:601  $705 

7:I87$906 

$ 

S 

$ 

12:797$tí00 

13202$000 

404Í400 

Soma   

1.131:0988631 

1.264.252$079 

133:153$448 

Serviços  para  ou- 
tras divisões.  . . . 

430$400 

234$056 

196S344 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
(Q.  S)  4."  Divisão  —  Via  Permanente 

Despêsas  da  Via-Permanente  em  1937,  por  mêses,  comparadas  com  as 

de  me 


DIFERENÇAS 

UCÊSES 

1936 

1937 

A  mais 

A  menos 

=  

Janeiro  .  .  . 

81:989$985 

96:627$  169 

14:637$184 

S 

Fevereiro.  . 

83.523S863 

95:396*557 

11:8721694 

3 

Março  .  .  . 

103:880$615 

9l:627í361 

$ 

12:253$254 

Abril  .... 

80:152$521 

119:555*360 

39:402$839 

$ 

Maio  .... 

76:526$840 

93:597$46S 

17:0705628 

$ 

Junlio.  .  .  . 

99:342$562 

109:164$691 

9:8225129 

% 

JuIIio.  .  .  . 

85:5C6$447 

114;495$612 

28:9891 !  (35 

$ 

Agosto.  .  . 

118:953$494 

127:028$  169 

8:074$675 

% 

Betembre .  . 

89;060$688 

n2:884f325 

23:8231637 

í 

Cíutubre  .  . 

117.197$073 

120:539í342 

3:342$269 

% 

Novembro  . 

91:622$877 

93;088$483 

1;465§606 

% 

Dezembro  . 

103:341.1656 

90:2478542 

$ 

13:094$124 

Soma.   .  . 

1  131:0981631 

1.264:2525079 

158:5001826 

25:3471378 

Despêsas  efetuadas  a  mais  em  1937   133:153|448 


(Q-  4) 


m  as  de  1936 


i.*  Chefia  das  Linhas 
a)  Pessoal. . . 
b  )  Material  pa 
c)  Material  riiv 
d  )  Despesas  d 

Soma 

S.o  Inspetorias 

a )  Pessoal  . . . 
b  )  Material  cie 

c )  Materiais 
d  )  Despesas 

Soma. 

S.°  Linha 

a)  Pessoal .... 
b  )  Trilhos  e  a 
c  )  Dormentes 

d )  Materiais  il 
e  )  Ferramenta 
I )  Despesas  di 

Soma 

4.0  EdiHcios 

a )  Pessoal 


1  FESSOII, 

matehial 

D.  DIVZBSAB 

TOTAL 

 f... 

 $  .. 

-:  1.136$112 
$ 

+  23986 ii 
-r  209.>832 

 «... 

^  457S200 

 s... 

-  71 $332 

-r  3íi476 

t  6; 149*700 



 $... 



+  85OS0O0 

....  $ 

+  7:735í255 

 $  .. 



 s... 

1 51:1513098 



-  4:652£986 

-  82:6778491 
r  24:3725494 

-  6:19iSÊ08 

 $ 





 «... 

....$... 
t  2:9723800 

+    1 :232$592 
 5 

■  ...'.'.'.'.'.s'.'.'. 





 $... 

 $... 

+  160:3315218 

liMrada  úe  Ferro  de  Naizaró 

4.'  riivihSo  -  Vin  rcrm.nfnM- 

(Q.  4;                                     Quiidro  geral  ds  Dialnbuiçao  de  l>»pesa«       Viu-PeminiiPDte  em  1937  c  M-u  CurnpantiTo  001 

□  aa  de  IMS 

NO  US  t93â 

A.NO  DE  1937 

DIPKRKNÇAS 

Ckt'ía  A*  UrAw  Jf.  Canlro/ 

a)  P«.~al  

bl  Material  par»  ncrilario  

c)  MaUrUI  diveraoa  

e4466t9l8 

b29t7U 
74«331 

 8.  . 



. .. 

65:003S.i30   í.  . 

 S...  2tf4SI63 

 »  .. 

 «... 

 8.-. 

1.1368112 

 8... 

^  2301611 

I  209>B32 

 8... 

 «... 

 «  .. 

d  1  Deipaaaa  diraraaa  

I.«  /iwpaforiaa 

27.M7«aOO 

 »... 

6108330 
3I47S 

4638000 

 »... 

 «... 

K23080I2 

•  S... 

 8  ■ 

,-  8. . . 

27«>H200 



 «... 

5388^18 
 »  .. 

&-aÍ2j7ÕÓ 

 »  .. 

73M8826I 
 «... 

'  4978200 

 «. 

 «  .. 

-  71(332 
r  3J47Í 

t6;l49>700 

 «... 

r  T:73912U 

d  )  Maledala  .llr.rao  

S5:2A9859I 
a63:»3l»»92 
7:9978481 

B»II8326 

 »■.. 

S35.W8600 
 8  .. 

 8... 

348  6141 483 
32:3991945 

8901000 
 «  - 

 8  .. 

^".!'!8'" 

.  4:6528086 
82«778491 
24-372)494 

-f  890)000 

-h  1:2328902 

« )  F«tr«mantaa  

a  1  Pauoal  

el  Deaiiaiaa  dKimi!.'! !  .  :!!".'!| 

 i... 

18:2011720 

 8... 

26SS28a7 

l'#7ÍlÍ«> 

 J... 

 8... 

3:9748300 

ISt:ie38«8e 

 8... 

 8... 

 8... 

I6â32$410 

 8... 

 8.. 

12:0108112 

 8  .. 

11.-9988917 

4»I8>000 

 ;  • 

9'3Í7487ÓÓ 

.0344S3IH! 

 «... 

 «... 

■  6  2648570 

 ». .. 

-  6:191»^ 

 )... 

1.SM3MB0 

....)... 
t2>972)8D0 

 «... 

 «... 

1 9:100)400 

 «... 

 «... 

+  180:381)218 

 «. .. 

 «... 

 «... 

tf.»  Obrar  ÍArU 

a)  Paaao-.l  

b  )  Maiaríar   

18:1971394 
 I.-. 

9:171(732 

56:8061817 

9998000 
 8... 

IU236882I 

39:890)021 

17:1988394 

 )  .. 

tlJUBJM» 

 1... 

-  lodiioiTgo 

a)  P..«oal  

h)  Material   

c)  Duvesaa  ill.enaa  

I4M0I» 

 8... 

I48R20 
 8... 

2:4G6}C00 

 8... 

 «... 

 8-.. 

28:7958726 

 8... 

'"!1.8... 

1678900 

 8.. 

7404U6I 
 8... 

4:4498300 



 *  .. 

 1... 

I9«4I)I2I 

 «... 

 «... 

t  218900 

 í... 

 «... 

 «... 

+  501)841 
 «... 

tl»73«80O 

 «... 

 )  .. 

 «... 

 «  .. 

-  I4:1M«605 
 «... 

 «.  : 

 «... 

Soma  

a)  Praíoal  

8:1111300 
 8..- 

4:6311003 

 «... 

2:3938400 

 8... 

 »... 

8M9(S00 
 «... 

 »... 

 «... 

2:2688221 

 s... 

STtiÕÒÒ 

9071901 
 «... 

t  7381200 

 «... 

 «... 

 «... 

.  1S3)400 

4-  613)741 

 «... 

 «... 

 (  .. 

Soma  

atum» 
 »... 

 1... 

«eisr> 
...  .«..1 

I»I3M7IU 

I4M18000 
 8... 



1 1 1.KS172 

4  801)000 

;:::::J::: 

-  3-346)962 

«).nia>— khmí^. ...... rfta^ 

Boma  

(Mriaaa  d<  1'  f>nua«>lr 

r'y.yt.'.'. 

93ajil4 

::;;::!.:: 

"..I*P!r|-""iilim 

22'jllt4» 
 «... 

8001149 

14:910U72 

30«I3Í8H> 

 >  .. 

3(08095 

I4:97li2l 

1 7.-5018400 

-  140)294 

10.  Dmpmttã  dúanoa 

 «... 

 $... 

 8... 

 1  .. 

,  4021000 

1  

!!'.!'.!8-!! 

12:7971000 

Z3'.4I38799 

 1... 

 8... 

 8... 

 » ... 

 í... 

 »... 

328«800 

1  8- 

1  3o«oino 
i  , 

 «... 

 «... 

-  173)200 

f  7:187)906 

j  8-- 

 1... 

1  «... 

1  ;:::::!:;: 

-  4018400 

 «... 

 «... 

SofBR  

I2:79I««« 

i 

I3;202«000 

t  404)4oO 

7l5:6Mf544  a9aj»2r4ft7 

S4>S€lfl(lo 

\  

I.I3I:W*8|« 

1  !■ 

792:80S|6W  471-91381489 

r  39  9328500 

1  264  252107 

If  44:487<736 

't76«66)6l9 

r  I4272820O 

•  I3):I93)448 
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ESTRADA   DE   FERRO   DE  NAZARÉ' 
4  »  Divisão  —  Via-Ppraiaiiente 


Quadro  geral  discrintinaUio  da  consena0o  de  edifiàos 

(Q.  5) 


DESIGNAÇÃO 

PESSOAI. 

MATEBIAIi 

D.  DIVXBSAS 

TOTAL 

}.°  Est.  Alexandre  Bit- 

52fs200 

1:399Í34C 

986íOCO 

2;9l4?540 

S 

2538826 

150í(  00 

3735826 

v'.°  Bio   Fundo  .... 

366í4C0 

233S954 

1:2P6$CC0 

1 :895S354 

4.°  Taiting"a  

s 

1C$320 

lo;  COO 

2l>$320 

f>.'*  Çautana  

46*347 

9CÍCC0 

1365347 

3;3l4J7ro 

844í(89 

150J0C0 

4-.'n>8$789 

7."  São  Mig;uel  .... 

392Í0C0 

4oeS!36 

75$C0O 

8735136 

8.°  Entroncamento..  . 

f 

24Í708 

$ 

245-708 

9."  Eng.  Pontes.   .  .  . 

321S5G0 

97S474 

s 

41t>074 

lO  Lao'e  

72íOCO 

$ 

$ 

72.fC00 

]1  Mutuípe  

$ 

J3S875 

25$000 

.-.^'.■875 

J9  Barra 

5 

1638296 

2l3«COO 

3765296 

l3  Jecjuiriçá 

81Í200 

1225429 

s 

2035'C29 

l4  Areia  

ÇtfCtO 

37 $033 

18$000 

151.5033 

l5  Genipapo  .  .    .  . 

24^1L0 

OÍ5C0 

$ 

275500 

l5  Eug^.  Franca.  ,  .  . 

61  SOCO 

S 

147S0(0 

2075CC0 

17  José  Marcelino..  . 

$ 

er.$-ípo 

32J!  75 

27Í$C0O 

3325400 

l8  Ponto  Obrigado.  . 

í 

40ÍCC0 

725075 

iccècoo 

4fS3tO 

$ 

1455360 

20  Ja g^uaíju ara  .  .  .  ■. 

21  Caatino"as  .  .  .  .  • 

s 

7s3eo 

s 

462SC00 

7.'S3e0 

s 

254sCt;0 

71fKC0 

22  Jequlé."  

2;74Í'«ÇC0 

1:722S705 

93l$CC0 

5:4035605 

285íetO 

245?428 

516$!  00 

1:0475028 

24  São  Francisco...  . 

24SI  OU 

3Cíe65 

$ 

545665 

25  Amargosa  .... 

153S400 

4tí2.^8 

12CSC00 

3215658 

26  Abarracam.  klm.39 

14^357 

345$C0C1 

35P5357 

27  Abarracam.  klm.  45 

92$715 

5- 

2CCS00O 

025715 

28  Abarracam.  klm.77 

g  ■ 

1218750 

3215750 

29  Aljarracam.klm.147 

366;  eco 

4COÍ0OO 

7965000 

1885409 

mal  klm.  11  

122J4C9 

s 

31  Ed.  da  administraç. 

861  seco 

878; 559 

600ÍCOO 

2:358;  559 

32  Forno  da  fundição 

2:218í2C0 

583?414 

í 

2.8015614 

33  Vala  da  Locomoção 

852S'Ê6 

222f 000 

2:925$  166 

34  Deposito  da  loco- 

331S2I  0 

183íC55 

cotcoo 

fi04$255 

35  Barracão  de  mer- 

36  Edifícios  diversos. 

2:679í000 

2:307$538 

213  7f0 

5:2005238 

2:255; 395 

356S841 

1:504$  oco 

4:1165236 

ó7  Edifícios  do  almo- 

S 

9Í250 

$ 

95250 

18:9221410 

ll:898$9l7 

9:0748700 

39:8965027 
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ESTCADA   DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
4."  Divisão    -  Via-Ponrianente 
Quadro  geral  da  conservação  de  obras  d'arte  e  caixas  d'agua. 


(Q-  6) 


DESIGNAÇÃO 

PESSOAL 

MATERIAL 

D-  Diversas 

TOTAL 

Obbas  d' arte 

Ponte  do  quilônie- 

S 

1S246 

$ 

1$246 

Ponte  do  quilóme- 
tro 108  

$ 

1S246 

1$246 

Ponte  do  quilóme- 
tro 121-124   

$ 

S 

900$000 

900$000 

Ponte  do  quilóme- 
tro 125  

$ 

2668715 

480$000 

7461715 

Ponte  do  quilóme- 

225J342 

1  .'400$000 

1:882$  142 

Pontestliversas  . . . 

S 

3:657*771 

1:600$000 

5:257$771 

Oirador  estação 

702$200 

6:o84ík501 

65$300 

6,-8õ2$001 

959$000 

10:236$821 

4:445$300 

15:64I$]21 

Caixas  d'aqua 

Caixa   d'agua  kil. 

29  

Caixa  d'aguaJ. 

55$I00 
n2$800 

174$480 
565Í581 

í 
S 

229$580 
678$381 

167$900 

740Í061 

$ 

907S961 
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ESTPADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 
4."  Divisão  —  Via-Permanente 
Discriminação  dos  Serviços  executa-los  nos    ediHcios,  eiras  d^arte 
(Q.  7)  caixas  d'agna 

DISCRIMINAÇÃO 

Edijicios: 

Asseifi  e  pintura  no  edifício  da  Administração. 
Reparos  no  Escriplorio  da  Locomoção, 
i.    nos  dei  ósilos  ''í^  Locon  oção: 

>  e  reteliif.nieiito  ro  bíiiiacão  de  nieicndorias. 

>  na  EstaçHO  Alexandre  Bittencourt. 

>  no  depósito  ('o  Almoxarifado. 

>  na  Estação  de  Onlia. 

.     .       .         .    Bio  Fundo. 

>  >  >  >  Taitinga. 
»  >  »  »  Santana. 
»    »       >         >  Serra. 

>  >        .        >   São  Mignel. 

>  »        »        do  Entroncamento. 

>  >       >        de  Eng.  Pontes. 
.    >       .        .  Lage. 

>  >        >         >  Mutuipe: 

>  »        >         >  Barra. 

>  »        >        >  Jequiriçá. 

>  »        >        >  Areia. 

>  >  >  >  Genipapo.  » 
»     »    ■    >        >    Eng.  Franca. 

>  >       >        »   José  Marcelino. 

>  >       >        >    Ponto  Obrigado. 

>  »       »       >  Itaquara. 

>  »        >         »  Jaguaquara. 
»    >       »        >  CaatiEgas. 

>  >        »        >  Jequié 

>  »        >        ->    Corta  Mão. 

>  »       >         »    São  Francisco. 
»    »       >        >  Amargosa. 

>  no  abarracamenfo  do  quilómetro  39. 

a  <■  ..  45. 

u  «       «  «       u  ^^ 

"    '<         "  "         „  147. 

«    "         "  u         u  U-ramal. 

Pequenos  reparos  em  diversos  edifícios. 

Obra)  d'arte 

Pintura  da  ponte  do  quilómetro  2; 
"        <i      u  "  93. 

Reparo  «  "  "  "  10?. 
Pintura   "      "     „       "  121. 

«       «     "       "  124. 
Reparo    "       «     «        "  6-rama). 

"      no  girador  de  Areia; 
Caixa  d'Agua 

Reparos  na  caiia  d'agna  do  quilómetro  29. 
u       »      >•        »        "         "  159. 
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ESTRADA  DE  FEDRO  DE  NAZARÉ' 
4.'  Divisão  —  Via-Permanente 
(Q.  8)  Quadro  geral  das  construções  novas 


DESIGNAÇÃO 

PESSOAL 

MATSBIAL 

D.  DIVEBSAS 

TOTAIi 

Bdi}iciot 

1  W.  C  Estação 
I^age  

534.Ç300 

508$605 

354.'ÍO0O 

1:396$905 

2  Ponto   do  Sani- 

1:7945800 

589$217 

5 

2.384$017 

3  Cosinha  Estação 

1:2035900 

372$ 158 

85S00O 

l:6òl$058 

3:5335000 

1 :439$98o 

439Í000 

5:441  $980 

Obras  d^Arte 

1  'Passaçem  de  Ga- 
do no  kilm.  241 . . 

5:057$500 

355$921 

132Í00O 

5.545$421 

5:0573500 

355$921 

132S0O0 

5:545$42I 

Caixa  d  Agna 
N.  11 

Divertot 

Cano  de  esgôto  ein 
frente  no  portão 
das  oUcinas  .  .  . 

259$000 

442$320 

$ 

701 $320 

Soma  

j  2591000 

442S320 

$ 

701 $320 

Soma  total.  . 

8:849$500 

1 

j  2:263$22I 

5711000 

11:688S;721 

I 
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l'oTRADA  DE  FERUO  DE  NAZARÉ' 
4,"  Divisão  —  Via-Parmanente 
Despêsas  eieixtada»  com  o  serviço  de  Iranporle  e  lastro 

(Q.  9) 


MESES 

1936 

1937 

DIFEBBNÇAB 

2.2o  1  í8of> 

O. Q/1  1  C  1 

t 

139$3oo 

1 D 1 9^U0 

_ 

33$3oo 

1 :966liCoo 

Z.o4<£-pOOO 

t 

876$2oo 

Ablil  

1 :7?0í4ou 

3:252S5oo 

t 

1:462$  loo 

2:034J9oo 

3:oo6$9oo 

t 

972ÍOOO 

1 :887?4oo 

J:lo^3»ooo 

t 

1 :294f6oo 

Julho  .-. 

2:037$831 

^:3£5S£oo 

t 

1:3285669 

2:173íooo 

2:642$9oo 

t 

469$9oo 

1:881  Í700 

2:671Sooo 

t 

789?3oo 

Ouhibro  

■2:294$513 

3:169S6oo 

t 

875S087 

Noveuibni  

1 :172$5oo 

2.-9o253oo 

t 

929í8oo 

Dezembro  

2;28lS4oo 

2:937$  loo 

655$7oo 

24:684S144 

34:442S5oo 

t  9:758Í356 

1 


TUBEO 

NOVEMBBO 

DEZEMBRO 

1 

TOTAL 

Confirallvii  cem 

1936 

DIVEBINÇAS 

1 .80  /  i^UUU 

1 :408í500 

1 1 :240í  500 

8:294f500 

+  2:946$000 

$ 

$ 

$ 

295$500 

525$000 

—  22$9500 

$ 

1 

S 

780$000 

!:774$0CO 

-  994$000 

$ 

$ 

$ 

1 :855$000 

9385000 

+  90$7000 

166  $300 

2;748$900 

2:746$400 

25:632$500 

1:266$  100 

+  24:505$40(} 

1425900 

4:105S900 

4:154$900 

39:932$500 

12:797$600 

+  27:1345500 

presente  relatório, 


Estrada  de  F«rro  de  Nazaré 

*  •  Divliâo  -  Vu-Periuaa#nM 
^10^  dínnminoliiw  dat  Dupttai  <íit«r«M  tm  !0S7 


st;*»  I  «'Woo 

170.000  1          «  250W» 

EOIOOO  I  33et500 

«MIMO  1    22341900  '  1:9811000 


21»S00  MJOOO  I  I 

2WÍ00O  I  50|C(!0|  SQtOOO 

I      I  9351900  > 

3:3041400  1  4.077)COO  1:6188900 


601000 
l«38;9C0 


43441900  l    5:342}IOO  2:33ú».)00 


OBSECVAÇÔES:  As  imporlunOos  conjlanle  dosle  quodio,  se  ochom  derinbuUdi 


hliomjo 
631000 


iffitaoo 

l:4S8H0O 


l:867f000  ,  1:408/500 


CmnOnia 

]  1930 

11:2408500  I  8:294i500 

295*900  '  5251000  ' 

780ÍO0O  I  I:n45000 

1 18998000  I  9388000 

28:6328500  1  1:266(100 


-  2II9500 

-  9948000 
+  9087000 
4-  34:5058400 


4:1058900 


39l932(500  1  12:7718600 


+  37:13485») 


n  MIulos  do  preseiile  relatório. 
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ESTRADA  DE  FERRO  DE  NAZARÉ' 


4.»  Divisáo  —  Via-Permanente 
Quadrj  Geral  da  Conservação  das  Linhas 

(Q.  11) 


HESI3 

PESSOAL 

MATK.il  AL 

D  DITEBSAS 

47:9oo$9oo 

3o:858$137 

123$ooo 

78;882$o37 

4^:749$8oo 

Sl:3o9$313 

7o85ooo 

76:767$113 

49:589f8oO 

23:965$727 

64$ooo 

73:619?527 

Abril  

49:739í8oo 

54:423$o95 

847$5oo 

Io5:oloS;95 

49:591  $7oo 

26:332$o4l 

281$5oo 

76:2o5$241 

Junho  

48:551  $8oo 

4o;o69$355 

619S5  o 

89:24o$6S5 

Julb»  

51:32!|loo 

43:66o$o61 

80S000 

93:o61$16I 

49:475$  1  oo 

Ih 

58:254$o56 

6l4$ooo 

lo8:514$156 

SeterMbrn  

48:I72$5oo 

426:675368 

538$5oo 

91:3783388 

49:534$7oo 

47:o47$387 

332$ooo 

E6.914$o87 

4Ç':I67$70o 

52;8o6$5í:6 

$ 

74:974$296 

DezembrO  

48:149$9oo 

19:o27$oo9 

74o$ooo 

67:916$9o9 

Soma  

í85:944$8oo 

443:591$l45 

4;948$ooo 

l.o34:483$945 

í  Í)() 


ai  o-o  —  w  ft^: 

a>     »c    CÃ        '.D  :o  c 

í*a=       ííEr  tf^ifytfj,  í/v  ç 

for--^»ocn  O  —  ro  c 
oocorociGO  —  cot^ror 


-  to      ó     CD  cTí  X  ic"  r:  b 


I  I 


:  O)  : 


D  ■ 


.    o  ló  oi  r-  cj  c  c^-i  — '  o  lO 

e©  -5^  -.r,  .-yj-  'yh      </r  '^^Z".'  'A'  '/^  ■  ~  "  " 
C;  CO  ^  00  I 
o  C-  —  'C 


^      o  o  lO  C;  CO  ^  00  r~  ( 

i"-  9í  X  ^  o  lO 
X         o  o  30     cNi'  o 


(D  O 


«f»  C©  *tO  v/?  % 


00  cn  p  r-  "<r  CO  òo  o  :^ 


o  cri  i  I 
os  X  TT  í 
o  —  -r  m 

—  —  ro  c 


X  — ■  X  X'  in  lo  c 

?í  ^  lO  c 


I  i  I 


I  1 


r"i  'O  X  u")  r—  IO  >c  1-^  t—  'C  o  oi 
roh-coi-^Xí-v.-ic-.c^iocnio 


-*oioocMcoCT)(Droco  —  oo*r 


o  p 


3  El,  S  <  S ^  OD  o  ^; 


< 

o 

2 
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ESTRADA    DE    FERRO   DE  NAZARÉ' 
4.'  DIVISAO  -  VIA-PERMANENTE 
ripo  de  trilhos  em  Ioda  exteruão  da  linha 


DESIGNAÇÃO 

TIPOS  UE  TRILHOS 

Total 

QUILOS 

18,100 

20,00 

QtriLOS 

22,00 

QPILOS 

25,00 

Linha  Tron 
Ramal  

0,000-0,500 

120,850-195,114 

0,000-26,548 

0,500rl  20,650 
195,114-250,965 

SOMA 

KMS- 

0,500 

KMS. 
74,464 

KMS. 

26,548 

EMS. 

185,001 

EMS. 

286,513 

4."  DIVISÃO  -  VIA-PERMANENTE 
Número  de  descarilamerUos  por  mês  tm  19S7 

(Q-  14) 


MÊSES 

QUANTIDADE 

Média  Mensal 

Janeiro  

17 

Fevereiro  

11 

Março  

10 

Abril  

18 

9 

5 

18 

27 

Setembro  

15 

Outubro  

4 

Novembro  

11 

Dezembro  

4 

139 

11,5 
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ESTRÀDA   DE   FERRO   DE  NAZARB* 
4.*  Divisão  —  Via-Pennanent» 

Rêeonstrução 


DESIGNAÇÃO 

1936 

1937 

DIFERENÇA 

A  UAIS 

A  HBNOS 

Reconstruç&o  do  Ramal 

21:167$454 

47:5041319 

26:336$865 

$ 

Reconstrução  da  Linha- 

139:4711423 

178:4775538 

39:006$115 

$ 

SOMA  

160:638$877 

225:9811857 

65:343$780 

1 

4.*  Divisão  —  Via-Permanente 

Reconstrução 


PBSSOAL         MATERIAL      D.  DlVailSOS 


Romal 

Janeiro  

Março  

Abril  

Máio  

Junho  

Julho  

Agosto  

Setembro  

Outubro   . . 

Novembro  

Soma  

LINHA  TRONCO  ATÉ 
O  KLM.  N.  119 

Janeiro  

fevereiro  

Março  

Abril  

Máio  

Junho   

Julho  

Agfosto  

Setembro  

Outubro  

Novembro  

Dezembro  

Soma  


2:3475600 
? 

582$ooo 
$ 

415$5oo 
623$ooo 
6235000 
5981500 
67o$5oo 
565$5oo 


11:171$179 
2:o6o$9oo 
9:3715572 
4:39o5457 
13:789$4ll 
$ 

395f2oo 
$ 
$ 
$ 


6:325$6oo 


41:1785719 


135:187579 
2o:6o9|oo 
99:535572 
43:904557 
l42:o49511 
6:23o5oo 
l:ol8$oo 
5985S0O 
57o5$oo 
5655$oo 


47:5o4Í319 


3:o79íloo 
5:36o$7oo 
4:485$9oo 
3:75785oo 
3:925$9oo 
477tooo 
786$ooo 
78IÍ5TO 
762ÍOOO 
3:37o$9oo 
5:447j2oo 
5:9o4$2oo 


19:9858955 
2:9!3$974 
17:2275875 
15:626$o5o 

S 

$ 

s 
f 

I9$821 
l5:49o$4o2 
44:863Í848 
23:o51$213 


38:137$9oo  139:179$138 


60S000 
25tooo 
3o$ooo 
6o$ooo 
895$5oo 


S 

2oSooo 
4oSooo 
3oSooo 


23;l25$o55 
8:2998674 
21:743$775 
19:443$55o 
4:821  $4oo 
477S000 
786$ooo 
78IS5oo 
781 $821 
18:88!  S3o2 
5:351$o48 
28:9855413 


l:16oS5oo 


178:7755348 


RSTRADA  D 
4.»  Divisa 
R, 


DESiaNAÇÃO 

Tirefondí 

Kmmai  até  Novembro  .... 

4.300 

Unha  tronco-de  Janeiro  a  De- 
zembro   

13.000 

17.300 

Resignação 

Calça- 

Nivela- 

Sancas 

mento 

mento 

eontt. 

Samal  —  até  No- 

vembro .... 

7.450 

4.870 

2.20(1 

Unha  Tronco  — 

de  Janeiro  a  De- 

xembro  .... 

100.000 
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